M ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್‌ 
ಚುಕ್ಷ ಗುರುತಿಲದ ಪೆ, ಸಂಖೆ 476 
ರೆ fe ಜ್‌ ಲ 
ಸದಸ್ನರ ಹೆಸರು ಶ್ರೀ ಕ್ರ 


ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 16.12. 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು :  ಮಾನ್ನ ಜಲಸಂಪನೂಲ ಸಚಿವರು 


HN NN 


ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್‌ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಜಲ ಸಂಪ ಲ ಇಲಾಖ (ಭಾರಿ ತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ನೀರಾವರಿ)ಯ 
ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖಾ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಬರುವ 4 ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮಗಳ ಕಛೇರಿ. ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ 
ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮಗಳು ಯಾವುವು; ಹುದ್ದೆ ಹಾಗೂ ವಿಳಾಸಗಳ ನಿಗಮವಾರು ವಿವರಗಳು ಈ 
ಅವುಗಳ ಕಛೇರಿ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಹುದ್ದೆ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ: 

ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ "ಯಾವುವು; ಈ 
ನಿಗಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾತಿಯಾದ 


ರೀ೦ದ್ರ/ 


ಕಾರ್ಪೋರೇಟ್‌ 


ಕಚೇರಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ: ರ ಕಚೇರಿ 


ಹೆಸರು 


ಹುದ್ದೆಗಳು ಯಾವುವು; ಕಾರ್ಯ 
ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಹುದ್ದೆಗಳು ಯಾವುವು; 
ಕೊರತೆಯನ್ನು ಯಾವಾಗ 
ತುಂಬಲಾಗುವುದು; (ನಿಗಮವಾರು 
ಹುದ್ದೆವಾರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿವುದು) 


ಕಛೇರಿ 


ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ 
ನಿಯಮಿತ, ಕೇಂದ್ರ 
ಕಚೇರಿ, ವಿಜಯ 
ಕಾಂಫ್ಲೆಕ್ಸ್‌, 

ಶ್ರೀನಗರ ಕ್ರಾಸ್‌, 
ಹಳಿಯಾಳ ರಸ್ತೆ, 
ಧಾರವಾಡ-580 
003. 


ಸೆ 


1 


ಡಾ॥ ಬಿ.ಆರ್‌. 
ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ 
ವೀಧಿ, 
'ಬೆಂಗಳೂರು- 


$ 
ಸತ 


ಜಲಮಾಹಿತಿ 
ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ, 
ಆನಂದರಾವ್‌ 


೨60009 


ನಹ್ಯಾನ್‌ ವತ್ನತ್ಸಕಹ್ಮ !- 

| | ಜಲ ನಿಗಮ | ನಿರ್ದೇಶಕರು | ಜಲ ನಿಗಮ |] 
| ನಿಯಮಿತ | ನಿಯಮಿತ, ಕ 
| 4148, ನೆಲ! | 
| | ಮಹಡಿ 
ಎಂಬಸಿ 
ಸ್‌ಕ್ಟೇರ್‌, 
ಇನ್ನಂಟಿ ರಸ್ತೆ 
ಬೆಂಗಳೂರು 
— 560 001. 
ನರಾ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಹುದ್ದೆಗಳ 


ಮೆಂಜೂರಾತಿಯಾದ ಹಾಗೂ 


ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
ನಿರ್ವಹಿಸದೇ ಇರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಯಾವುವು; ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆದ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಮತ್ತು ಅವರ ವಿಳಾಸ 
ಯಾವುದೆ; (ವರ್ಷವಾರು, ನಿಗಮವಾರು, 
ವಿಭಾಗವಾರು ಕಾಮಗಾರಿವಾರು ಮತ್ತು 
ಗುತ್ತಿಗೆದದಾರರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು 
ಒದಗಿಸುವುದು) 

ಕ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅ ಷ್ರಾನವಾಗದೇ 
ಇರಲು ಕಾರಣವೇನು; 


ರಾಟ್‌ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮದಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ವಾರಾಹಿ 
ಬಲದಂಡೆ ಯೋಜನಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪೈಕಿ, ವಾರಾಹಿ ಬಲದಂಡೆ 
ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಲಾ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 18.725 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗಿನ 
ನಾಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.. 


'ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ 
ಬಲದಂಡೆ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಯು 
ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ; ಕಾಮಗಾರಿ 
ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ಯಾವಾಗ 
ಕರೆಯಲಾಗುವುದು? : 


ವಾರಾಹಿ ಬಲದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಪರಿಷ್ಕೃತ ನಾಲಾ ಪಥ ಸ.18.419 
ಕ.ಮೀ.ರಿಂದ 27.23 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗಿನ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರವಾದ 
ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದು, ಪರಿಶೀಲನಾ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. |” 
ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು ನಿಯಮಾನುಸಾರ 
ಟೆಂಡರ್‌ ಆಹ್ನಾನಿಸಲಾಗುವುದು. 


ಜಸಂಇ 227 ಎಂಎಲ್‌ಎ 2021 4 


(ಗೋವಿಂದ ಎಲ್‌ ಕಾರಜೋಳ) 
ಜಲಸಂ ಲ ಸಚಿವರು 


3 
ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯ: 437(476)ಕೆ 
ಅಮಬಂಧ-1 
ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗ ಯಮಿತ 
(ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಹುದ್ದೆಗಳು) 


೩ 
ಹುದ್ದೆಯ ಹೆಸರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ 
ಸಂ 
f 


ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 


ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ 
ನಿರ್ದೇಶಕರು | 
ನಿರ್ದೇಶಕರುತಾಂತ್ರಿ | 1 |" 0 OOO 1 


:|ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ | R 
ಅಭಿಯಂತರರು Mi ಳು 


ಸಹಾಯಕ 
| ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ 

ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ 

ಮುಖ್ಯ KX 4 
: | ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು 
[16 | ಮುಖ್ಯಲೆಕ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು 
| ಸಾರ್ವಜನಿಕ 
ಸಂಪರ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು | 
Fras ರ್‌ ] 


ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌” | 


12 | ಲೆಕ್ಕ ಅಧೀತ್ಮಕರು 


by 


ಕೃಷ್ಣಾ ಭಾಗ್ಯ ಜಲ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ 


(ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಹುದ್ದೆಗಳು) 


ಕಾರ್ಯ 
ಮಂಜೂರಾದ ಹುದೆಗಳ 
ಇ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ 


ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 


ಪ್ರಧಾ 


3} ಸಹಾ ಆಡಳತಾಧಿಕಾರಿಗಳು 
WS ohn ENE nl 


2 


ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್‌ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ 
ಇಂಜಿನೀಯರ್‌ 


; 


< 


| ಮಂಜೂರಾದ 


ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ 
ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 3 


ಹುದೆಗಳ ಸಂಖೆ 
ಎ p) 


ಸಾಂಪ್ಯಕ ಸಹಾಯಕರು 


ಹುದ್ದೆಯ ಹೆಸರು 


ವ್ಯವಸ್ಥಾ; ಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು 
ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಿಯೋಜನೆ ಮೇಲೆ 


ರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು-ತಾಂತ್ರಿಕ/ ಮಾಡುವ ಹುದೆಗಳು 
ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು-ತಾಂತ್ರಿಕ ಹರ್ತಿ 


೨: ಭರ್ತಿಮಾಡುವ ಹುದ್ದೆ: 
ಸಮಿ ಆಂ ಹ 


ಸ 


mal 


¥4¥ 


WE © ಅ! 


ದರ್ಜ ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರ 


| ಕಾರ್ಯ 
ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ 


1 


ಹ ಕರು 
ಘಃ y - ಭಹಿಮ : 


ನನ 4 ಫ 
FX 
xs 
ಫಿ 
ne re pe 4 -_ 
ಇಸ? ಸ 3% y ~ ಮೆ ₹. 
ನ pe ಮ ) 
NC) 4. ber 
ತ್ನ ) 
; ' 


9; 
ತರ್ನಾಟಿಕ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ವಿಯಮಿತ ' 


ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕನೀವನಿವಿ ನೊಂದಾಯಿತ ಈಜೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು 


| ಖಾಲಿ 
ಹುದ್ದೆಗಳ 
_ \ ಸಂಖ್ಯೆ 
FHSS | 
3 [ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ Hk £30 
| ಅಭಿಯಂತರರು y ವ p 


ಕಾರ್ಯನಿರ್ಷಹಿಸುತ್ತಿರುವ 
ಹುದ್ದೆಗಳ ಸ೦ಖ್ಯೆ 


ವ್ಯ 


[ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ 


; | ಅಭಿಯಂತರರು k 
7 [ಸಾಯಕ ಅಭಿಹವತನರು 


EE 


ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ಡೇಶಕರು, ಕನೀನಿನಿ.. ಕೇಂದು 


| ಮಂಜೂರಾದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ 
rn 
3 ಸಂಖ್ಯೆ ' 
ETT ES OES EE ES 
ET TN NS SE 
3 


'ಧ್ರಢಪ'ದರ್ಷಿ ಸಹಾಯಕರು 


ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ 


[ರ vs 
NC ES 


we 


| 


ಚೆ 
ಸಂ 


ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜಿ ಲೆಕ್ಕ 
ಸಹಾಯಕರು 

11 
12 

13 
14 
15 
"16 


| ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ 


| ಹಾವೈಸಳ್‌ ಬಪಳ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 


ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜಿ ಲೆಕ್ಕ 
BE ಸಹಾಯಕರು 
'| 12 |ಶೀಘಲಿಪಿಗಾರರು | 
| 13 |ಬೆರಳಚ್ಚಗಾರು | 
[1 |ವಾಹನಚಜಾಕ್‌ | 

15 |ಸಿಪಯಿ.ಇ | 
[16 |ಕಾವಲುಗಾರು | 


ನಿಹರ್‌ ನೀರಾವರಿ (ಉತ್ತರ ವಲಯ 


ಕಾರ್ಯನಿವಸುತ್ತಿಕುವ' ಖಾಲಿ 
ಹುದ್ದೆಗಳ'ಸ೦ಪ್ಯ ' I gt 


4 ಸಹಾಯಕ 
"| ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ 


ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನೀಯರ್‌ 


ಸಣಾಯನ ಅಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರ 

ಮಾವಾ 
| ಇಂಜಿನೀಯರ್‌ 

ಕಾಣಾ 


IT) 
ಗಾ Ee | 
a. 


ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 


TT] 
WLC 
[5ಾಕಾರರ 


ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಸಹಾಯಕರು 


ME NE 
2” | ಕರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರು 
ಸ್ನೇಬಲ್‌ 


We TESS Pee: 


ಅಟೆಂಡೆಂಟ್‌ 


|8| ಜೌಕದಾರ ' 


ಬಂಗ್ಗ್ಲೋ ಚೌಕಿದಾರ 


KE 


\ SO CE ESS. KRG 
| | 
| | | ಸ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ 
| ys ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 


1 
) 
[El 
se — 


1” 


f ಹ್ಹಿ ್‌ Fs § ELT. 1 
' ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ನೀರಾವಕಿಗಳ' ಯೋಜನಾ ವಲಯ, ತಲಬುರಗಿ 


| ' ಮಂಜೂರಾದ ಗಾರ್ಮುನಿರ್ವಹಿಸುತಿರುವ? 


WN cS 
ಪರಿಶೋಧನಾಧಿಕಾರಿಗಳು 
ಲೆಕ್ಕಾ ಅಧೀಫ್ಮಕರು 


| 


Ko 


ಮಂಜೂರಾದ | ಖಾಲಿ 
ಕಸಂ | ಹುದ್ದೆಗಳವಿವರ ಹುದ್ದೆಗಳ | ಕಾಮೂನ ಹುದ್ದೆಗಳ | 
ಸಂಖೆ | 8 ಸಂಖೆ; 
ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜಿ ಸಹಾಯಕರು | 38 


ತ್‌ = 
ತಾ 

BE 

ಾ್‌ ee pr 
Wee 

ed ಹಾ 
| ಸರ್ವೇಯರ್‌ a | 


(ಅನುರೇಖಕರು)' 


| 
ಮಿನ ಮಾತರ್‌ 
| ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ಮಲಪ್ರಭಾ ಯೋಜನಾ ವಲಯ, ಧಾರವಾಡ 


ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ 
ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 


— 
ಇಂಜಿಕೇಯರ 
UU 
i ಇಂಜಿನೀಯರ 
BSL 


ನಿದಭೂ. ಮಾವಕರು” S$ 
COTE Ee We HRT 


"ಪಠ ಅಧೀಕಕರು 
ಅಧೀಕ್ಷಕರು 


3] ವಿದ್ಯುತ್‌ ಪ್ರವಾಹಕರು 
WN ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜಿ ಸಹಾಯಕರು 
Ba ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜಿ ಸಹಾಯಕರು 


ಸಾಯಕ PERE BETS 
ಸಹಾಯಕ ' : 


17 


ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಆೆಕ್ಕ 
ಸಾಯನ 


೧ 


ಪ್ರ.ದ.ಕ೦. ನಿ 


|1U — 
| ಮಂಜೂರಾದ | a | ಖಾಲಿ 
| ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತಿರುವ | ಹುದ್ದೆಗಳ 


ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ ಹುದ್ದೆಗಳ | 
J ಎ | ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | ಸಂಖ್ಯೆ | 
ಎ! ಸಂಖ್ಯೆ 
10 60 


—— 


ಹಕದ ಕಾನ್ಸಟೇಬಲ್‌ 
(ಹವಾಲ್ಮಾರ್ರ 
್‌ ಕಾನ್ನಟೇಬಲ್‌ 


; KE NE | 
ನ ಇಂಡನಿಯರ್‌, ಸರಾಪರ ಕೇಂದ್ರ ವಲಯ, ಮುನಿರಾ 


'# 


"ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ 


ಹುದ್ದೆ 


ಅಭಿಯಂತರರು 
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ 


ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ 
ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 


12 ಸಹಾಯಕಕೆಮಿಕಲ್‌ 
ಇಂಜಿನೀಯರ್‌ 


| 
16 |ಪ್ರಥಮದರ್ಜಿ ಕಂದಾಯ | ek 
ಮಾಪಕರು | 8 RE CE Be Fe 
7 4 ಪ್ರಥಮ ದಡಿ? ಲೆಕ್ಕ ಒ pe or ಸಷ. # 
ಸಹಾಯಕರು 


' | ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜಿ ಲೆಕ್ಕ 


ಗ್ಗ 


ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ | ಹುದ್ದೆಗ 
bias R: ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಛ 
ಸಂಖ್ಯೆ 
1 
2 


al ET. 
| 


ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ | ಹುದ್ದೆಗ | 


ಪು.ಸಂ ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ 


N 


ಕರು 


ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ: 


ಸಕ್ತಿಧೀನಾಧಿಕಾರಿಗಳು 


ef 
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ಇ 

| ಜ ಸಂಖ್ಯೆ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಂಖ್ಯೆ 
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ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಡೇಕಾದ ಹುಡ್ಡೆಗಳ ವವರ 


| - ಮಂಜೂರಾಡ್‌`Tಾಯಣನಿರ್ವಜಸುತರು 
ಸ್‌ ಸ ie) 
g | ಸಭಯ ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹುಡ್ಡೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 
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Un 
/ 


ಫಾರ್ಡನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿ 
ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 


ಆಕ್ಕತಿ ರಚನಾಕಾರ 


ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಉಗ್ರಾಣಪಾಲಕ 


f 


7 ಾಪಲುಗಾರ 1. ಸ್ಲೀಪರ್‌... fs es Tn RE 
rT ENS NO SPT SE ee: 


[reed on 


sl ಸ ಮನಕ 
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; 
ke 
ht 
hs 
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ಕೃಷ್ಣಾ ಭಾಗ್ಯ ಜಲ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ 
ನಿಗಮದಿಂದ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಸ್ಪಾಧೀನ / ಭೂ ಪರಿಹಾರ / ಇತರೆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಟೆಂಡರ್‌ ಕರಾರಿನನ್ನಂತು ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ನೀಡಲಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ 


ಟೆಂಡರ್‌ 
ಕರಾರಿನನ್ನಯ ಅವಧಿ 
ವಿಸ್ತರಣೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು 


ಅಂದಾಜು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು & 
ಮೊತ್ತ 
3 


MA SES LE 
Grouting the Body, 
Upstream treatment , 
reaming and redrilling of 
the porous holes 
Foundation holes of the 
Almatti Dam.(Rehabllitation 
and Improvement Works to 
Almatti Dam Under World 
Bank aided DRIP 
program. Package -1) 


Time extension is 
approved vice CE 
Office ltr No. 2496 
Dt:- 14-10-2019 
from 3-10-2018 to 
31-3-2020. 


Mis Ferro Concretet 2207 
2248 construction pvt ” 03.06.2016 02.10.2018 
itd,Indore. 


ನ M/S Koya & 
Company 97.3 
107.26 Constructions Ltd 30.05.2019 


26/02/2013 25/02/2014 
09/11/2015 08/05/2016 
ke alore 
Construction.of East Canal 


) ‘ND Waddr R/o 
38.26 Wajjal 27.93 07/07/2014 06/07/2014 


21/05/2014 20/05/2015 

161.73 31/10/2014 30/10/2015 
Except 750 mts remaing 
work is completed. Notice 


Sri. Mallikarjun N 
Madari R/o 12.96 27-09-2013 26/06/2014 31/05/2015 k 
Muddebihal R 


12.34 03/07/2019 02/04/2020 31/12/2020 


ndೆer progress 
12.85 03/07/2019 02/04/2020 31/12/2020 - Under progress 
12.81 03/07/2019 02/04/2020 31/12/2020 pl Under progress 


Physically work is 
completed 


tst Time extension 
is approved from 


TURNKEY BASIS. 30.11.2020 to 


29.11.2021 


Design, supply erection 
etc Balalce 
electromechanical works of 


Construction of’ 110 KV 
transmission line to CLIS 


ND Waddr R/o 
Wajjal 


i D RN Infrastructure, 
and Eng & Contractors 
under Hubli 


linig 


ಪ R 
@ ೫ 


Construction 
Dystributory-13A of East 
canal under CLIS from Km 
10.00 to 25.725 including 
structures (Indent-3466) 


Modernization of 
distibutoy network of 
ALBC from Dy-1 to5 & 
additional dy @ 10.71km & 
at 12.60km including 
laterals - and structures 
(Package-l) (Indent-14960) 


Modernization of 
distibutory network of 
ALBC from Dy-6 to 15 & 
additional dy @ 4.80km 
including laterals and 
structures (Package-ll) 
(Indent-14961) 
Modermization of 
distibutoy network of 
ALBC from Dy-16 to 29 
including laterals and 
structures(Package-lll) 
(Indent-14962) 


Udayasivakumar 


Udayasivakumar 


ಬ ] 
| KX | ಈ | \ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 
| | ಕಾಮಗಾರಿ | ವ Ig i; | 
lu NS | | ಟೆಂಡರ್‌ i 
ಕ್ರ ಬ Ne ಅಂದಾಜು |ಗುತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು &| ಗುತಿಗೆ |ಗುತಿಗೆ ವಹಿಸದ | ಹೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲ | | } \ 
Kj ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು kd ಈ Wh po > WU ಎ | ಕರಾರಿನನ್ನಯ ಅವಧಿ | 
m .: ರ PN [4 
ಸಂ ಮೂತ್ತ ವಿಳಾಸ ಮೂತ್ತ | ದಿನಾಂಕ | ೨ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿದ | Pr p ಅರ್ಥಿಕ | ಕೆ 
| | ಅವಧಿ j | | 
| | | 
| } 
ASN 2 ER, 
Survey, Investigation, | | 
Design, Supply, Erection, | 


Testing and 
Commissioning of required 
number Vertical Turbine 
pumps coupled to HT 
Motor at proposed 
Nagarbetta Lift Head work 
Viz., intake channel, pump 
house, manifold, along with 
electrical panel, soft 
starter, capacitor, 110 KV 
power transformer, HT 
cabling,110 KV. Sub-station 
and 110 KV power line, MS 
raising main, valves and 
construction of delivery 
chamber, supply of spares 
pants and tools including © 
& M for five years for 
Nagarbetta LIS head works 
on turnkey basis (indent- 
14135) 


| | | 
| / 
| 
| | 
| 
Intake canal out of 800mt 
so far 500mt remaing 
under progress. Forebay, 
Sri K Le wea 
ಚಾ A ising main, Deliver 
verdes 49.39 | 15/03/2018 | 14/08/2019 | 31-07-2020 (1st) | 4313 [chamber completed. 
Hospet Pump & motors errected. 
Transmission line work 
under progress,Sub- 
Station & Bay work Under 
Completed 


Design, Supply,Installation, 

Testing & Commissioning, M/s Nefafim 

Operation, Irrigation India Pvt Work completed & CC 
Maintainance,Training  & Ltd. Megha 1055/07-01- 06.09.2015 2nd TE-31/10/2016 Issued on 25-03-2017 & 5 
Transfor ‘of | Ramthal Engineering & 2014 I 3rd TE-31.03.2017 years maintainance period 
(Maroly lind Stage . (West Insfastructures.Ltd,( * Running 

Side Area 11700 Ha.) J,V) S-2 Hydrabad 


Design, Supply, Installation, 
Testing &Commissioning, 
Operation, 


M/s Jain Irrigation Work. completed & CC 


Maintainance, Training ‘& System Ltd. Issued on 25-03-2017 &5 
Transfor::.: of .: : Ramthal Jalaganv years maintainance period 
(Marol) ‘lind Stage (East Maharastra Running ' 


1068/07-01- : 2nd TE-31/10/2016 
Re 2014 lc 3rd TE-31.03.2017 


1544114-03- 
13.12.2013 
53.75 ink 0- | 1510.2019 83 [Physically work completed 


A Total Length - 17.080 Km 
TE approved Completed - 16.965 Km 

7.52 08.3.2019 07.12.2019 31.3.2021 6.80 Balance - 0.115 Km 
Work.nearing completion 
' Total Length -11.210 Km 

TE approved Completed - 9.230 Km 

ಪನಿಯ | ಶಾಲಿ 30.3.2021 4.88 [Balance - 1.980 Km 

TE proposal up to kr br 
4.11 10.2.2020 09.11.2020 31.3.2022 1.54 ಭಳ pa 
P Balance - 5.340 Km 
submitted 


Total Length - 16.290 Km 
Completed - 14.090 Km 
TE Approved Balance - 2.200 Km 
4.23 28.6. .3. 4 - 
i 40 ks 30.3.2021 ed, Work nearing completion 
* except Lat 4 (2.20 Km). 


Side Area 12300 Ha.) 


‘Construction. of east -main 
canal from KM 40.00 to 
51.82 of RMLIS of 1st 


Work heldup due to Land 


Sri H.R. Chinchali Acquisition problem 


Construction of 
Kudalsangam . . Adivihal 
bridge across Mallaprabha 


KNR Construction 
“Limited 


Construction Distributary-3, 
Distributay4 and its 
Laterals of. Malghan west 
canal including Lining and 


Sri Jayasheel 
Narayan Shetty, Cl-| 
Contractor 


Construction Distributary-5 
and its Lateral , Minor-1 of 
Malghan west canal 
Lining and 


Sri Shivaling D 
Hammini, Cl-l 
Contractor 


Construction Distributary-8 
and its Laterals of Malghan 
west canal from km 0.00 to 


Sri Shivaling D 
Hamnmini, Cl-1 
Contractor 


Construction of Minor-3, 
Minor-4, Distributary-9 of 
Malghan west canal 
Lining and 


Sri Jayasheel 
Narayan Shetty, Cl-| 
Contractor 


Construction cf Distributary 


10, Lateral-1, Laterai-2,| 

Latera!-3, Latera-4 of 

| ,, |Maighan west cana! 

| ಗ Lining and 

i structures (indent 
No 14328) 

Construction Minor- 5 , 

Distributary-11, 12, 13 and 

its . Laterals of Malghan 

22 |west canal including Lining 


and structures(Indent 


Construction Distributary- 
14, Distributary-15 and its 
Lateral, Minor-6 Minor-7 of 


Malghan. west canal 
including Lining and 
structures (indent 


No.14333) 
Filling up of Kudagi MI 
Tank Connecting Canal 
network. under Minor-1 of 
Distributary-5, Talewad MI 
Tank under Minor-2 of 
Disftibutary-5, Managuli MI 
Tank. under Minor-1 of 


3 of Minor-6, Ukkali MI 
Tank-2 under Sub-Minor-6 
of Distrbutary-15 ° of 
K Managuli Branch Canal 
underMulwad LIS Stage - 
IW in: Basavana Bagewadi 
Tq of Vijayapur Dist : (.No 
13561) 
off Canal 
structures, Intake channel, 
Raising mains, Pumping 
Maintenance for five years 
on Turnkey basis - 


Construction 
28 


Main Canal 
110.00 To Km 130.000 
(Excluding Km 123.00 To 
Km 125.00 Of Aqueduct 
Reach) Under Mulwad Lift 
Irrigation Scheme Ukp 
Stage Ill {Indent No 10106) 


5.45 


| ಕಾಮಗಾರಿ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು &| ಗುತ್ತಿಗೆ |ಗುತ್ತಿಗೆ ವಹಿಸಿದ | ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲ 
| 
ವಿಳಾಸ | ಮೊತ್ತ | ದಿನಾಂಕ |೨ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿದ | 
| ಅವಧಿ | 
| 
| 
Sn Gopal Nayak, C-| 04.6.2019 03.3.2020 


| Contractor 


Sri M.N.Madari, C-| 
Contractor 


24.5.2019 23.2.2020 


Sri Dhanasing 
Kheeru Rathod, C1-l 
Contarctor 


Shri. N.S.Pujari 
Class | Contractor 
R/O Khilri Hatti 


25.04.2017 


Shri. N.V.Kulkarni 
Class | Contractor 7.45 23.01.2018 
R/O Vijayapur 
Shri. S.D.Hammini 
Class -1 Contractor 4.51 22.02.2018 


R/O Ghtaprabha 


21.11.2018 
[4 
410.17 09.11.2012 08.03.2016 


. 45.51 05.01.2017 05.12.2017 


M/s MEGHA 
Engineering and 
infrastructures Ltd. 
HYDERABAD. 


M/s Raghava 
Constructions of 
Hydrabad 


TE Approved 
02.12.2019 01.9.2020 30.9.2021 


24.01.2018 upto 31.05.2020 - 
22.10.2018 upto 31.03.2019 


ಪಸ್ತತ ಹತ | 

ಟೆಂಡರ್‌ 
ಕರಾರಿನನ್ನಯ ಅವ: < | 
ವಿಸ್ತರಣೆ ಅರ್ಥಿಕ ಭೌತಿಕ | 


| 
Total Length - 12.995 Km 
Completed - 10.855 Km 
Balance - 2.140 Km 
Work nearing completion 
except Lat 3 (1.840 Km). 


TE Approved 
31.3.2021 


3.94 


Total Length - 17.060 Km 
TE Approved 
30.3.2021. 


Work nearing completion 


Total Length - 17.110 Km 
Completed - 16.320 Km 


upto 31.03.2019 


5th EOT Aprd vide 
CE Ltr No 3971 dt 
21.01.2019 


410.17 |and 


3rd EOT Aprd vide 
CE Ltr No 1930 dt 
30.08.2019 


| | ಕಾಮಗಾರಿ 4 | 
| ತ್ರೆ ಅಂದಾಜು ಗುತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು al ಗುತಿಗೆ |ಗುತಿಗೆ ವಹಿಸಿದ | ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸೇ ಟಂಡರ್‌ | 
ಖಿ: wk ಗಳ ಹೆಸರು a! Shue [sl | ಪಃ ಗುತ್ತಿ; ವಹಿಸಿದ | ಪೂರ್ಣಗೂಳಿಸಲ ಜದ ವು | 
೧ ಕಾಮಗಾರಿ ಇ py ನ | & ಕರಾರಿನನಯ ಅ | ನ 
ಸಂ, | ಮೊತ್ತ ಏಳಾಸ ಮೊತ್ತ ದಿನಾಂಕ 2 ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿದ ಳೆ ಕ | &. | 
_ 5 ಸರಣೆ ಅರ್ಥಿ | / 3) 
| ಅವಧಿ ಜ್‌ 
| 
| 


| | 
Construction Of Bijapur] | | 2 ಮಾನ 
Main Canal From Km I Out of 50 No's structures, | 
160.00 To 180.00 M/s Amrutha 3rd EOT Aprd ce Nos #8 SOMES 
(Including One Aqueduct] 46.94 | Construction Pvt Ltd] 48.4 | 22042017 | 21.03.2018 | videCELtrNo 43.37 |2NS BURLSRE ARE; 
And Cd Works) (Indent No Bengaloru 4500 dt 14.02.2020 pending due to Farmer ಸನಕ 
11963) ( dೇmanding land! 

acquisition payment. 


Construction Of Bijapur 

Main Canal From Km 

180.00 To 193.00 

(Including 2: Aqueducts M/s Aditya 
And Cd Works) (Indent No] 41.01 construction 44.40 25.04.2017 24.03.2018 
11964) ; Company 
Construction of Takkalaki 

Branch Canal from km 0.00 

yf Stage (Indent No Sri, Mallikarjun N 

p 32.71 Madari of 
i » | ; Muddebhihal 


| 
of ML! Stage-lll (Indent No 
14283) 


Out of 35 No's structures, 
29 Nos structures are 
completed. 1No is under 
progress and 5No's are 
pending due to farmer are 
demanding land aquisition 
payment. 


3rd EOT Aprd vide 
CE Ltr No 1883 Dt 
28.08.2020 


Out of 115 No's structures, 
110 Nos are Completed. 
3Nos structures are under 
progress and 2Nos 
structures are pending 
due to Farmer are 
demanding - land 
acquisition payments. 

And ‘Some formers are 
demanding for Additional 
SP/ICTC 


Ist EOT approved 
vide CE Ltr no 
4437 dt 13.02.2020 


Out of 68 No's ‘structures, 
65 Nos are Completed. 
Nos structures are 
pending due to Farmer are 
demanding land 
acquisition payments. 

And Some .formers are 
demanding for Additional 
SP/CTC i 


Ist EOT approved 
vide CE Ltr no 
4404 dt 11.02.2020 


Sri, N.S.Pujari of 


Muddebhihal 


13.56 20.12.2018 19.11.2019 


31.07.2020 


Construction of tail ‘end 


Out of 35 No's structures, 
29 Nos structures’ ‘are 
completed. 1No is under 
progress and 5No's are 
pending due to farmer are 
demanding land aquisition 
payments. 


Ist EOT approved 


{aking @ Ch: 193.000 KM 
ing © vide CE Ltr no 


of - Bijapur . Main. Canal 
under Mulawad LIS Stage- 
WW ( Including 2 Nos 
Aqueduct) >: (Indent'® No- 


Sri, Mallikarjun. N. 
Madari of 
Muddebhihal 


20.15 01.05.2019 


12.6.2019 
48.78 27-12-2016 26-11-2017 


20.93 18.1.2016 15.12.2017 


46.58 28/12/2016 2711112017 


‘Yalagutti Lis Head Works 
On Turnkey Basis 


Mis B. R. Patil 
Engineers And 
Contractors 
Rajashile Building 
Ashok Nagar Nipani 


2nd EOT Aprd 
vide CE Ltr no 750 
dt 13.07.2021 from 
13.06.2021 to 
12.12.2021 


Work under progress. Sub 
station work is under 
progress.” 


46.41 Work is nearing 
f completion 


Aqueducts along with the 
portion 


17.40 


11.12.2020 


Construction of Bijapur 
Main Canal frm Km 
56.000 to 70.000 including 
structures under MLI Stage 
Ill. (indent No 9713) 


Ms DRN 
Infrastructure Pvt Ltd 
- Hubballi 


7th T.Ex granted 
upto 31-12- 
2021 


Construction of Huvin 
Hipparagi Branch canal 
from 1161 Km to Ch: 
12.42 Km and Km 18.48 to 


20.00 including Aqueduct 3rd Time extension 


is granted upto 
31.12.2020 


Mis S.V.Bandi 


Stage-lll (E Proc. Indent:- 
9743) 
Construction of Huvina 
Hipparagi Branch Canal 
including structure from km 
40.00 to 6388 under 
MLliStage-lll. (Indent No 


ಮ _ for 
6th Time extension 


is granted upto 
31-10-2020 


M/s Amrutha 


Constructions 


ಗ್‌ x 7 yg 7 ಪನ್‌ | 
! | | | | | ಕಾಮಗಾರಿ I ಹ್‌ | 
ke | ಗ | ALS ಟೆಂಡರ್‌ | 
[5 | ಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು | ಅ೦ದಾಜು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು &| ಗುತ್ತಿಗೆ |ಗುತ್ತಿಗೆ ವಹಿಸಿದ | ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲ RR | | 
| ಸಂ. Wig ಸ್‌ ಹೊತ ವಿಳಾಸ | ಮೊತ | ದಿನಾಂಕ | ೨ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿದ | ಕರೌರಿನನ್ನಯ ಅವಧಿ | | ನಃ | 
po | a ಸಭ ವಿಸರಣೆ ಭಿ 4 dk 
|} | | We - | | 
| | 
| } | | 
| iSurvey, Investigation, ್ಠ | 
| design, drawing aಗಲ| 
| - construction of Tidagundi M/s ; C.C submitted for 
| {branch canal from Km 270 Shankar 4th Tims Extension 
| 38 5 ) r ್ಟ ankarnarayana fk approval, 
km to 17.43 Km under ML! ೩49.38 Constructions Pvt. 260.29 LAY 11.10.2018 | granted upto 31-03] 278.88 Work completed on 31-03- 
| Stage-lll on Turnkey basis Ltd 3 2021 
(Indent No 9976/CALL-2) 
Construction of Sankanal 
Branch Canal from Km 2nd Time Earth work 30.00Km / 
0.00. to .36.281 including M/s SGC-SSCIL- 36.281 Km 
39 60.45 66.32 2510712019 4106/1202 i f 
structures under ML! Stage GIL(W) 24 Freese Lining 28.50 km/ 36.281 
Ill. (indent no. 14066) “pi 1 completed 


Construction of Tidagundi 
Branch Canal from km 40 
to km 56 under MLl Stage- 
Il (indent No 16681) 


Earth work 13.00Km / 
16.00 Km 
Lining 11.00 km/ 16.00 


M/s Aditya 2nd Time 
63.84 Constructions 59.38 28/11/2019 27110/2020 | Extension granted 
Belaganvi upto 31/12/2021 
M/s JNS-ACPL (JV) 33.20 03/07/2019 01/02/2021 


'S Patil 17/10/2018 
5.71 


: 2nd Time 
.| Shri Gopal Naik 06/06/2018 | 05/03/2019 | Extension granted 
upto 05-03-2020 
‘3nd Time 
124.83 | Shri G.Shankar 18.01.2016 | 17.07.2017 gension ts 
Amrutha 
y Constructions Put. : 
579.10 | Lg. - Pratibha | 52363 | 21092017 | 20.09.2019 
industries, Lid., (J.V) 


granted upto. - 
Sri.Sharangouda 


31.03.2019 
Siddareddy 


Tidagundi lift irrigation 
scheme on turnkey basis 
(Indent No 14870) 


1st Time Extension 
granted upto 
31/05/2021 


10.10 Shri Somanagowda 


18/01/2018 


Filling up ‘of Taranal MI 


Tank by connecting Dy 
No.21 of Huvina Hipparagi 


Construction of 4th (B 
Tum Key” tender. 
(E Proc. Indent:-9691) 


) Lift 


2nd Time 
Extension is 


work nearing completion 


|- 


Work completed upto 9.60 
Km and trail run done. 
Balance work of 400 mtr 
excavation completed and 
lining work dealyed due to 


of Sonthi Main Canal from 
5:00 to 10.00 Km 


4 
46 


rain. 


‘Work completed upto 6.64 
Km and trail run done. 
Balance work of 1.36 Km 
excavation completed and 
lining & structure works 
dealyed due to rain. 


Tompteted upto 
15.75 Km and trail run 
done. 2.25 Km work 
pending due to land 
problem 


Package work of Constrn. 
of Sonthi Main Canal from 
10.00 to 18.00 Km 


Sri.Sharangouda 
Siddareddy 


of Sonthi Branch Canal 
from 12.00 to 18.10 Km 


Package work of Constrn. 
of Yargol Minor Canal from 
0.00 to 10.00 Km of Sonthi 
LIS 


Upgradation of Gates : ; 
provided for Yadgir ] G.Shanakar , Class | 5044  15.082018 14.09.19 31.12.2021 - Work completed 
1 contractor 
Barrage (New Scheme 
Upgradation of Gates > 
51 [provided for Joladadag- | _700 | S-Shanakar ,Clsss | 0203 15082018 | 1409.19 31.05.2022 53.396 |Work in progress 


Work of 9.00 Km 
completed out of 9.746 
km. Work in progress 


Gudur Barrage. (New 1 contractor 
Scheme) 


p 
8 te 


2೦ | 
ಕಾಮಗಾರಿ Hodes 
_ RT ಅಂದಾಜು |ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು &| ಗುತ್ತಿಗೆ |ಗುತ್ತಿಗೆ ವಹಿಸಿದ |ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲ N 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ಕ ಕ PN | ಕರಾರಿನನ್ನಯ ಅವಧಿ 
ಮೊತ್ತ ವಿಳಾಸ | ಮೊ ದಿನಾಂಕ ೨ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿದ ಜು 
> ವಿಸರಣೆ 
ಅವಧಿ 


Filling up of 35 MI/ZP tanks 
in Yadgir district 


+ 1 
iPH1, PH2 & switchyarc | 
construction works | 
330.290 |completed. Laying 0° pipe | 
works and Electrical works 
is in progress at site 


Yargol tank pressure main 
commissioned 
successfully. In Gravity 
main line Thanagundi tank 
work completed and 
45.443 26.12.2017 25.06.19 31.12.2021 38.240 Yeddahalli, Bandalli and 
- Yadgir tank work nearing 
§ completion. Ashnal tank 
work will not be taken up 
due to source of water. 


' Road Bridge work under 
Progress. Balance 900 mtr 
28.270 30/10/2013 29.09.2014 31.03.2017 Earth work-excavaltion’ & 
Lining completed. 
19.03.2015 
& Work phsycally ‘completed 
31197 | pply.Agrmnt| 1802-2016 ಸ & Final Bill to be Paid 
25.07.2019 \ 


Mis Larsen and 
Toubro Limited 


351.900 15.03.2018 14.03.2020 31.12.2021 


from Bhima River utilising 
Existing Infrastructure of 
Sonthi LIS (NABARD) 


M/s Amrutha 
construction pvt.ltd. 
Bangalore 


Sri.S.\\V. Bandi 


Sri.Shivaling.D. 
Hamminni, 
Belagavi. 


Sri.Amaragundappa 
Meti, 
Lingasugur. 


arth Lining 
Structures. (INDENT 
No.11471/Call-4) 


6.00KM EWE & 4.70 Km 
lining: completed. Out of 25 
26.782 27.09.2017 26-08-2018 30.03.2021 Structures, 47 cos 
completed. "ಸ 

piers given & 170 Piers 
15.12.2016 & - upto ‘pier cap level 
25,07 2019 14-06-2018 30.09.2021 30.354 completed . & Trough 
‘ casting 137 ‘slabs of 2055 
mtrs completed and 16 Tie 
| Beams complete, balance 

work is in progress. 


Mis. Mycon 
Construction Ltd, 
Bengaluru. 


Sri.Amaragundappa 
Meti, 
Lingasugur. 


9.96 on Turn Key Basis) 


Constructions India 
Pvt. Ltd 


Construction of Distributary 
No.23 from 11.157 to 17.00 
km (1.No.16511) 


km, (1.No.16512) 


29.761 |.15.03.2018 14.02.2019 30.03.2021 27.350 sf Structures, 
« completed & balance work 
under progress. 
4 Out of 205 piers, 204 piers 
completed. Out of 2 
abutments 1 completed. 
139.777 10/03/2018 19.09.2019 31.12.2021 127.103 203 Trough completed. 
Out of 10 structures, 9 
Completed. 
KM Lining completed. 
K ? All 34 structures 
CC Lining completed. 
28.675 15/07/2019 14.06.2020 31.03.2021 27.339 All 32 Structures 
completed. 
Construction of Distributary 
No.23 from 24.00 to 28.337 i 
62 jy p P Venkoba Yadav | 8.962 | 15/07/2019 | 14.06.2020 31.05.2021 620 [Ok compisted.and: Fmal 


Out of 5.843 KM, 5.843 
25.476 15/07/2019 14.06.2020 31.03.2021 24.188 

completed. 

Bill Paid. 


km (1.No.16513) 


| i | | 
I | H ME | | 
ತ | | ಟಿಂಡರ್‌ 
ಕ್ರ ಅ 4 ; ಅಂದಾಜು (ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ೬] ಗುತಿಗೆ !ಗುತಿಗೆ ವಹಿಸದ ಹೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲ 
Se ನಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು . ಘ್‌ SE | ಕರಾರಿನನ್ನಯ ಅವ 
ಸಂ. ಮೊತ್ತ [ ವಿಳಾಸ ಮೊತ್ತ ದಿನಾಂಕ ೨ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿದ fs ಅರ್ಥಿಕ | ಭೌತಿಕ 
Ww | | ನರ್‌ 
| ) 
p- ಕ ಗಾ | 
| {Construction of Wadavattij | 1 
| | Branch Distributory From} | 
| 10.00 to 15780 Km of 
| NRBC D 9A) includin 
| Lining sk Sl 15.00Km yet to tackle & 
(INDENT No.5098) | Siddayya banking work in 220Kv 
63 i 7.50 B.Hawaidar. SM} 7.234 28.07.2014 28.07.2015 31.12.2020 6.592 lines from 1005 to 
Constructions. with i 


encountered. Out of 21 
structures 21 completed. 


Wadavatti Branch Distry. 
from 15.78 to 20.00 Km 
including Earthwork, Lining 
and Structures. (INDENT 
No.5528/CALL-2). 


04.03.2014 & 
04.08.2018 


03.03.15, 31.08.15 
26-01-2015 30.03.2021 


from 20.00 to 28.77 Km 


27.01.2014 & 


Raju V Mahindrakar 21.05.2018 


and. Structures. (INDENT 
No.5529).. 


S. Mallikarjun Patil 


Ms AKR 
Constructions Pvt | 138.56 | 01.03.2014 | 05122016 20.06.2020 ‘| 9834 
Ltd. Hyderabad 
ಕ್‌ RoYe | 26-10-2019 to 25- | 
ONSEN | nk 10-2020 vide CE 
Company Belagum “ | 2610/2017 | 25/10/2019 
wists | eterNo.1823 
construction JV ep sR 


30-04-2020 to 31- 
03-2021 vide CE 
letter No. 
1272dated: 05-11- 
2020. 


G Shankar 31-10-2018 


18/01/2021 to 
30/06/2021 vide Irt 
18/07/2019 | 17/02/2021 No 2731 dtd 20-03- 
y 18/01/2021 to 
30/06/2021 vide irt 
18/07/2019 | 17/02/2021 No 2730 dtd 20-03- 
2021 


Sri. Setty Vijay 
Rustin SR 23/03/2015 | 21/03/2016 | Upto 31-12-2019 
(Arow 
Constructions) 
Sri. Setty Vijay 9/30/2016 
Kumar 27.08 & Upto 30-05-2017 
Ar (224% | 23/03/2015 | 21/03/2016 
Constructions) 
19.06 
24.00 MN Madari () 18.69 | 18-1-2016 | 17-12-2016 
% 


and Upto 28-02- 


G Shankar 40.78 Work is under progress, 


42.38 


Approval to EFl proposal 
submitted to MD office 
23 ಂ 


.55 i 


Earth work Completed, 
300mm Lining and 2 

383 Structures are to be 
completed 


idi , of 
Mechanically operated 4 
Vertical Lift Gates of size 
9.700 mir X 8.30 mtr with 
rope drum hoisting 45.00 
arrangement for Kallur (B) i 
Barrage across Bhima river 
on Turnkey ‘basis in 
Jewargi taluk of 
Kalaburagi District - 


Providing 37 Nos. of 
Mechanically operated 
Vertical Lift Gates of size 
(700M X738&40mXx 
7.3m) with rope drum 
hoisting arrangement for 
Ghattaraga Barrage across 
river Bhima on Turnkey 
basis 


Work under progress 


45.50 G Shankar 


submitted to MD office 
vide Central office Ltr. 


Construction of Nagathan 
Branch Canal_ from Km 
1000 to 2000 of 


2020 


Construction of Nagathan 
Branch Canal from Km 
40.00 to 50.00 


Yet to be approved, 
Proposal submitted 
by Sub Division 


Ks T ಮ 
| 23 ಪ್ರಸುತ ಹಂತ 
| 4 | ಕಾಮಗಾರಿ | ಡರ — 
| 3 RR ಅಂದಾಜು (ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು &| ಗುತ್ತಿಗೆ | ಗುತಿಗೆ ವಹಿಸಿದ | ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲ| eg § i | + 
3 ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು WN ಮ 2 (-s 3 | 5 | ಕರಾರಿನನಯ ಅವಧಿ | pa | 
ಸಂ. ತ್ತ ವಿಳಾಸ ಮೊತ್ತ ದಿನಾಂಕ ೨ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿದ RM ಣೆ | ಅರ್ಥಿಕ y | 
ಅವಧಿ i | | "| \ 
| H | 
| | | \ 
ವ _ ಚ 
| Work Physicaiiy} 
| completed, but contractor} 
of 25.02.15-30.06.15, | expired during the work| 
to ಗ್ಗ R k 9.64 01.07.15-30.09.17 and fina! will be submitted 
74 |. ಈ ್ಕ .02. , k % 
including CC lining and SR Kavpalaguced (-34.11%) ಪೂ ಪಾ 01.10.17-31.12.18, ೪ after attending the minor 
structures. 01.01.19-15.08.19 work, letter written to 
contractor for attending 
minor works. 
Work physically 


Construction of tail off of 
Dy-59 from Indi Railway 
Station to Kallahalla (Km 
32.52 to 46.00)of ILC 


completed, final bill will be 
submitted after minor 
5.87 works attended by 
contractor, letter written to 
contractor for attending 
minor works. 


N.S.Pujari 24.06.18-31.03.20 


24.07.17 23.06.18 
(202) 24.07.17 20.06.18 


Construction of tail off of 
Dy-59 from Indi Railway 
Station to Kallahalla (Km 
4600 to 5632) of 
ILC(INDENT NO.12018 


Sahyadri 
constructions 


21.06.18-31.03.19, 
01.04.19-31.07.19 


Work completed. Final bill 
submitted to CAO office. 


Work Completed. and 
maintainance... “is under 


Filling up of 9 MI tanks 


under Anachi Lift Inigation Mis B.R.Patil ES NE 

RAK ಈ 40.16 28.09.15 to upto May 2022. (5 years 
77 [|Scheme..» Engineers and 28.09.13 27.09.15 . PEE ಫಿ \ 

( From Bheema River near Contragtore (+15%) 31.05.17 * | maintainance). Final bill 


will be ‘submitted after 
completion. of. maintaince 
period. 


Anachi Village) 


Design, manufacturing, £ Ma 
Supply, . - Installation, | | ork completed on 
pA & 1st Time Extn - 30.09.2016 and is under 
fi ಘ್‌ k i From 24-08-2015 th , 

.\Maintenance ‘of Phase-| Ms Mechartonics |, 39 46/4) | to 23-08-2016 5". year Maintenance 
of SCADA based Systems Pvt. Ltd., 758% 24/02/2014 | 23/08/2015 2nd Time Extn - Period. ended on 
Automation and GIS Pune ” \ 29:09.2021.Updation of 
tem for NLBC & HBC From 24.08.2016 7 

sys em Tor k to 30.06.20117 Gls & INMIS will 
| completed By 03.10.2022 


.. manufacturing, 
Supply, . ,... Installation, 
Operation & 
Maintenance of Phase-ll 
of : SCADA based 
Automation and GIS 
for 


out of 4203 Gates, 
3973 gates supplied, 
12514 gates installed, 
and 1332 gates 
commissioned and 
balance work. ‘is in 
progress 


TE from 21-02-2021 
to 20-02-2022 
accorded by CE 
vide ltr no 4326 dt 
29-03-2021 


M/S Medha Servo 
drives pvt ltd, 
‘Hyderabad 


1123.25 


.0 
1050.00 1(4)7.00% 


20/10/2026 


Ist Time Extn - 


From13-02-2017 to 2 
12-06-2017 Work Physically completed 
MIs. M i K re pS ER 
K egha 2nd Time Extn . Trial Run will be made 
Engineering & From 13-06--2017 to 


soon . after the 
commissioning ‘of 220KV 
line. 


Infrastructures 
Limited, 
HYDERABAD 


692.13 13-02-2014 12-02-2017 02-11-2017 .3RD 626.19 
Time Extn - From 03 
11-2017 to 30-06- 


2018 4Th Time Extn 
- From 01-07-2018 to 
31-03-2019 


Ist Time Extn - 
386.45 13.09.2013 12.09.2016 | From13-09-2016 to 
31-03-2017 


Work Physically completed 
. Trial Run will be made 
saon after the 
commissioning of 220KV 
line 


Koppal LIS scheme on 
turney key basis. 


Mis. Sri G.Shankar, 
GS-IVRCL (JV), 
Udapi 


y 
| pe ಸ್‌ | ಪ್‌ 
ik | | i | | ಕಾಮಗಾರಿ 
| | | R | | | ಟೆಂಡರ್‌ 
ಕ್ರ TE PE ಹೆಸರು ೩! ಗುತ್ತಿಗೆ |ಗುತ್ತಿಗೆ ವಹಿಸಿದ | ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲ PS 
n ಇೌಮಗಾರಿ ಸರು | ರಾರಿನನ ಶವ | 
ಸಂ. | ಮೊತ್ತ ವಿಳಾಸ ಮೊತ್ತ | ದಿನಾಂಕ ೨ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿದ 8 ಧ ಅರ್ಥಿಕ ಭೌತಿಕ 
| | ಅವಧ ao 
Hd 7 ವ _ ಸ ಮ ಮ ಸ 
i i s 
\ | | | | | 
| 
Ist Time Extn - . ; 
From 12-06-2019 to Wek We. Se 
12-12-2019 completed. CEIG 
) inspection is also 
| Construction of 220 KV 2nd Time Extn.~ completed, waiting for 
power transmission line MisPYVE Pron 13-14-2019 clearance. Soon after the 
82 work for Koppal Lift 46.27 Constructions, 59.04 13.10.2017 11.6.2019 |to31-03-2020 3RD| ‘52.37 4 i 
Irrigation Scheme. Bangalore Time Extn - From bi ಭು 
tid cre Rs 
06-2021 4Th Time re Np 
Extn - From 01-07- i 
2021 to 31-10-2021 
Package work of 
construction of 
alternate alignment 
ಆ of tail end 


distributory from 
17.56 to 21.94 km 
under East branch 
canal of Rampur LIS 


lst Time Extn - 
27.93 | 13.03.2018 12.9.19 {From 13-09-2019to| 24.84 
30-06-2020 K 

207.00 | 7.4.2017 | 06.04.2019 | 31-03-2020 3RD 
Time Extn - From 

01-04-2020 to 31- 
03-2021 4Th Time 
Extn - From 01-04- 

2021 to 30-09-2021 


615.59 | 9.1.2020 | 17.11.2021 


Modernisation of Main 
Time Extn - From 
07422020 31- pupil 
8379/0) 711212019 | 0611212020 ce ce | 7050 [out of 95 Kms. Balance 
vide tr no 3203 dt WE WU OE RI 
26-11-2020 during the canal closure 
for the vear 2022 
Out of 518.95Km length, 
190.00 Km length has been 
828.40/(+)| 23/07/2021 | 22/01/2023 NIL 308.83 [completed, Balance work 
ಸ under progress during OFF 
period of Canal 


M/s L&T 
Co.Pvt.Ltd.R/o 


Package 1 - (Block a - 
12000 Ha) “Design, supply, 
installation, ‘testing and 
commissioning operation 
land i maintainance, * 

Consulting Engineers 
scheme Package — 1 Limited, (V-M/s FPI 
(Block- A-12000 Ha) on Pvt.td) Plot No.34, 
turnkey basis.”, 552.19 2nd Floor, Phase-2, 

f Institutional Area, 
Sector-44, 

GURGAON.122003 

HARYAN STATE 


enovation 


sanction for construction 0 
substation and 
transmission line has been 
to 


Extension 


MS D Y uppar and 
Sons, Bengaluru 


Km and to 


structures 


repairs 


Extension enovatin and 
Modermisation of Distributaries 
from 1 to 15 and its laterals 
including structures of NRBC 
Canal system | 


M/S ND Waddar 
andco 
Lingasagur 


WwW 
* © 
| 
3 
tl 
ಪ್ರ 
| 
p 
4 
eL 
| 


ಟೆಂಡರ್‌ | | | 


| I 
| | 
{ 
¥ ಅಂದಾಜು [ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು &| ಗುತಿಗೆ [ಗುಶಿನೆ ವಹಿಸಿದ | ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲ : 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು | = ತ | ಕರಾರಿನನಯ ಅವಧಿ ' i ” 4 
ಸಂ. ಮೊತ ವಿಳಾಸ ಮೊತ್ತ | ದಿನಾಂಕ | ೨ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿದ | ಇ | ಆರ್ಥಿಕ ಚಾ | 
ಈ | | ವಿಸರಣೆ | | J t- 
| | ಅವಧಿ \ - | 
| \ 
| | | 
್‌ F] ಾ್‌ಾಾ: [| a 
Improvements | | | 
reconstruction of road from } | 
| 


Amareshgouda.8.Pat ] | | | 
10.00 1 . 9.54 4.1.2021 3.1.2022 NIL 242 |Work under progress 


88 |Julagudda cross to 
khairawadagi village of 
iingasugur taluk. | 
| 
| 
ಕೇಬಲ್‌ ಅಳವಡಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ 
ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು. ಮತ್ತು ಬೀದಿ i ಅಣ 
KM ಅಳವಡಿಸುವುದು 121.60 Wp Hd | 10221 | 18022014 | 17022016 | 30092021 | 8008 ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
(ಇಂಡೆಂಟ್‌ ನಂ.200) | 
Hol ಮಹಾವೀರ ಇಲೇಕೋ |" Mone polo check survey 
ಉಪ ಕೇಂದ್ರ .ಸಂಖ್ಯೆ2? ರ| 20.46 ಮೆಕ್ಕಾನಿಕಲ್‌ ಪ್ರ © | 2681 | 22072019 | 21.07.2020 21.11.2021 1183 | completed testing to be 
ಳೆ " done by CPR. 
|ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ N 
91 |ಕಾಮಗಾರಿಗಳು. (ಇಂಡೆಂಟ್‌ ನಂ. 31.01.2020 153.23 


DRN Infrastructre | 159.86 | 29.11.2013 |} 31.03.2017 


23.36 9/412017 8/4/2019 08/02/2021 
ವಿರೇಶಕುಮಾರ 164 
 `ಎಂ.ೆಬ್ಬಾಳ - 9/41/2017 08/05/2018 31/03/2020 5.42 


12500 ಮಿ. ಉದ್ದದ ಡಿಐ. 
ರೈಸಿಂಗ ಮೇನ (ರಾ ವಾಟರ) 
ಪಪ ಲೈನ ಪೈಕಿ ಎಲ್ಲಾ ಉದ್ದಕ್ಕೆ 
ಪೈಪಲ್ಯನ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ. 9 ಸಂಖ್ಯೆ 
14.72 28/01/2020 271112021 ಮೇ-2021 12.02 |ಇ.ಎಲ್‌.ಎಸ್‌.ಆರ್‌ ಗಳ ಪೈಕಿ 8 
ಸಂಖ್ಯೆ ಇ.ಎಲ್‌.ಎಸ್‌.ಆರ್‌ ಕೆಲಸ 
ಮುಗಿದಿದೆ. ಹಾಗೂ 2 ಎಂ.ಬಿ.ಟಿ 
' ಗಳ ಪೈಕಿ 1 ಎಂ.ಿಟಿ ಯ 
ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. 


LL 


ನೆಟವರ್ಕ, ಎಸ್‌.ಟಿ.ಪಿ ಕಾಮಗಾರಿ, 
ವಿದ್ಯುತ್‌ ಪೂರೈಕೆ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಗಾರ್ಡ್‌ನಿಂಗ 
ಮತ್ತು ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚುವ ಕೆಲಸ 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


20.17 


ಡಿ.ಆಯ್‌ ರೈಜಿಂಗ ಮೇಸ ಪೈಪ 
ಲೈನ ಕೆಲಸ (3029 ಮೀ) & 
ಪಂಪಹೌಸ್‌ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. 
ಪುಟ್‌ ಬ್ರಿಜ್‌ ಹ್ಯಾಂಡ ರೇಲಿಂಣ್‌ 
& ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ 
ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಬಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಪಂಪಿಂಗ ಅಳವಡಿಸುವ ಕೆಲಸ 
ಮುಗಿದಿದೆ. 


(2) R 
4). ಕೆಂಗಲ್‌ಕಡಪಟ್ಟಿ. (4) 
ಬಿಸನಾಳಕೊಪ್ಪ ಭಾಗ-1 


ಜಲಮೂಲದಿಂದ 
ಬಹುಹಳ್ಳಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ 
ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. ( 
ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 524/2018-19 ) 


ಶಿವನಗೌಡ ಬಿ. ಪಾಟೀಲ 


| ಇ) 


ಎಚ ಅನ ತಸ ಸೆದಸ್ಯಂದ ಈ: ಕೆ. ಪಳ ಉಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತು ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 476 ಕೈ ಅನುಬಂಧ-5 
: ನಿತ್ಯತ್ನರಯ್ಯ ಜಲ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ 


ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ 


5 ಮತ್ತು ಡ್ಯ | 448. - 23.02.2017 (As 
ಫೋರ್‌. ಬೇ ಪಂಪ್‌ ಹೌಸ್‌. ಇಟಟ Ge, 18 ನಂ.3, ಎಂ.ಎಸ್‌ 04-03-2014 ions Pyt | per agreement) 


ರೈಸಿಂಗ್‌ ಮೈನ್ಸ್‌, ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಕಫಾಟಗಳು, ಆಂಕರ್‌ / ಥ್ರಸ್ಟ್‌ ಬ್ಲಾಕ್‌, td-(J 31.05.2021(As 
ಸರ್ಜ್‌ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಸಿವಿಲ್‌ ಕೆಲಸಗಳ! ಸಮೀಕ್ಷೆ, ತನಿಖೆ, ವಿನ್ಯಾಸ § ( per approved 
ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ 220 ಕೆಎಗಕೆಎ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಪ್ರಸರಣಾ "ಕೇಂದ್ರಗಳ f ತ್ರ EOT) 
ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸಿವಿಲ್‌ ಇಮಗಾರಗ ! 

ಹೇಮಾವತಿ ನದಿ. ತು ್ರು ರೈಲ್ವೆ: 


ಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಕರಗಳ ಸೂ ಕಾಯ 
-ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌- 


ನು ವಿತ | 
ನಿರ್ಮಾಣ, ಇಂಟೆಕ್‌ ಫೋರ್‌ ಬೇ, Wn ಹೌಸ್‌, ಇಟಿ ಸ್ಪೇನ್‌, 


ತನಿಖೆ, ಎನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ 220 ಕೆವಿಗಿಕೆವಿ ಎದ್ಯುತ್‌ ಪ್ರಸರೆಣಾ: 
ಕೇಂದ್ರಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸಿವಿಲ್‌ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, ಸಕ್ಷಮ 
ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ 'ಪರಿಸರ' ಅನುಮತಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಶಾಸನಬದ್ಧ 
ಅನುಮತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದ ಟರ್ನ ಕೀ ಅಧಾರದಲ್ಲ 
ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನಯಡಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ' 
ನಂತರ 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲಾದ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳು : 


ನಃ "ಮತ್ತು 7 
ನಿರ್ಮಾಣ, ಇಂಟಿಕ್‌ ಘೋರ್‌ ಬೇ, ಪಂಪ್‌ ಹೌಸ್‌, ಇಒಟಿ ಕೇನ್‌, 


/ ತೆಸ್ಟ್‌ ಭ್ಲಾಕ್‌ಗಳು, ಸರ್ಜ್‌ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಸಿವಿಲ್‌ ಕೆಲಸಗೆಳ 
ಸಮೀಕ್ಷೆ, ತನಿಖೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ 220 ಕೆವಿಗಕೆವಿ ವಿದ್ಯುತ್‌ 
ಪ್ರಸರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸಿಎಲ್‌ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, 
2208.ವಿ ಲಲೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಸಕ್ಷಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪರಿಸರ ಅನುಮತಿ 
ಮತ್ತು ಇತರ ಶಾಸನದ್ಧ ಅನುಮತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು. ಒಟ್ಟು 
ಮೊತ್ತದ ಟರ್ನ ಕೀ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನಯಡಿ 
ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾರಚಣೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ 
ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲಾದ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಕರಗಳ ಪೂರೈಕಿ 
ಕಾರ್ಯಚರಣೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-3 


ಎಂ.ಎಸ್‌ ರೈಸಿಂಗ್‌ ಮೈನ್ಸ್‌, ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಕವಾಟಗಳು (ವಾಲ್ಸ್‌), ಆಂಕರ್‌ 
/ ಥೆಸ್ಟ್‌ ಬ್ಲಾಕ್‌, ಸರ್ಜ್‌ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಸಿವಿಲ್‌ ಕೆಲಸಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ, 


ಎಂ.ಎಸ್‌ ರೈಸಿಂಗ್‌ ಮೈನ್ಸ್‌ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಕವಾಟಗಳು (ವಾಲ್ಸ್‌), ಆಂಕರ್‌ 


42013-14 
04-03-2014 


14 


03-03-2014 


TA0B- 


ID.n0.15/01-586-51- 


02, 


Ganesh: Nagar, 


Gyani colony, 


Ms Megha 


Engincefing and’ 
Infrastructure Ltd: | 
IVRCL (IV), 
#10, ist Flee. 3r8 


Bijapur-586103 


23022017 (As 


23.02.2017 (As 
per agreement) 
31.05.2021(As 


per approved 
EOT) 


per agreement) 
31.05.2021(As 
per approved 
EOT) 


| 


ಇವನ್‌ ಪರಸರ ಸವನ್ನಾ ನ್‌ ಫ್‌ 
ಡೈವರ್ಷನ್‌ ವಿಯರ್‌ -2 ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಎತ್ತಿನಹೆ ಇಳೆ ಟ್ರಿಬ್ಯುಟರಿ-1. ಎಂಖರ-| ಯ 


6 ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕರೆಹೊಳಿ ಹಳ್ಳ ವಿಯರ್‌-? ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಹೊಂಗಡ ಹಳ್ಳ" 
ಇಂಟೇಕ್‌ ಫೋರ್‌ ಬೇ, ಜಾಕ್‌ ವೆಲ್‌ ಕಂ ಪಂಪ್‌ ಹೌಸ್‌ 4 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ 

ಡಿಸಿ-5, ಇಒಟಿ ಕ್ರೇನ್‌, ಎಂ.ಎಸ್‌ ರೈಸಿಂಗ್‌! ಮೈನ್ಸ್‌, ಎಲ್ಲಾ 'ರೀತಿಯ 
ಕವಾಟಗಳು, ಆಂಕರ್‌ / ತಸ್ಟ್‌ ಬ್ಲಾಕ್‌ಗಳು, ಸರ್ಜ್‌' ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ 


ಸಿವಿಲ್‌ ಕೆಲಸಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ, ತನೆಖೆ, ಏನ್ಕಾಸೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ 46 
ಕೆಎಗಕೆವಿ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಪ್ರಸರಣಾ ಕೇಲದ್ರಗಳ ನಿ ಣಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸಿಭಿಲ್ಫ್‌| 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಸೇತುವೆ! ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, ಸಕ್ಷಮ 
ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿದಿದ ಪರಿಸರ ಅನುಮತಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಜನದ 
ಅನುಮತಿಗಳನ್ನು ಓಟ್ಟು 


| 
| 
[| 
\ 
| 
| 


35 


PIPES Mis GVPR 
03-03-2014 ; Engineers Ltd,- 
HCCLid.,V) 
#8-2-203/82/A, Plot 
No. 739-A, Road 
No. 37, Jubilee 
Hills, Hyderabad- 
5003 


ಶೇ.76 03-03-2014 } 23.02.2017 (As 


ರಷ್ಟು per agreement) 
ಭಾಗಶಃ 31.05.2021(As 
ಪೂರ್ಣಗ per approved 
ಂಡಿರುತ್ತ EOT) 
ದೆ, 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಸರು: ಸ ಇನ್‌ ಮಿ p, ಖಯ, ಕಾಸ ತ್ತು: 
ಡೈವರ್ಷನ್‌ ವಿಯರ್‌ 3 ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ರಿ, ವಿಯರ್‌-4 ಅಡ್ಡಲಾಗಿ 


ಕಾಡುಮನೆ ಹೊಳೆ-!, ವಿಯರ್‌-5 ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಾಡುಮನೆ ಹೊಳೆ--2 
ಇಂಟೇಕ್‌ ಘೋರ್‌ ಬೇ , ಜಾಕ್‌ ವೆಲ್‌ ಕಂ ಪಂಪ್‌ ಹೌಸ್‌ 4 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲ, 


ಡಿಸಿ-5, ಇಒಟಿ ಕ್ರೇನ್‌, ಎಂಎಸ್‌ ರೈಸಿಂಗ್‌ ಮೈನ್ಸ್‌ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ. ] 


ಕವಾಟಗಳು, ಆಂಕರ್‌ / ತ್ರಸ್ಟ್‌ ಬ್ಲಾಕ್‌ಗಳು, ಸರ್ಜ್‌ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಗಳು, 
ಸಿವಿಲ್‌ ಕೆಲಸಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ, ತನಿಖೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ 66 
ಕೆಎ/6.6ಕೆವ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಪ್ರಸರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ 


ಸಿವಿಲ್‌ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, ಸಕ್ಷಮ 


ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪರಿಸರ ಅನುಮತಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಶಾಸನದ್ಧ 
ಅನುಮತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದೆ ಟರ್ನ ಕೀ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ 
ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನಯಡಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಿದ 
ನಂತರ 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲಾದ ಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು 
ಪರಿಕರಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಕಾರ್ಯಚರಣೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-5 


ನಹೂ 


pe 


66 ಕೆವಿ 1ವಿದ್ಯುತ್‌ 


ಸಬ್‌ ಸ್ಟೇಷನ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 


04-03-2014 


21 
06/03/2018 


10.07.2017 


22.02.2017(As 
per agreement) 
| 31.05,2021(As 
per approved 
EOT) 


A 09.3.2018(As per 


agreement) 
31.05.2019(As 


per approved 
EOT) 


05.09.2018(As 
per agreement) 
31.05,2021(As 


per approved 
EOT) 


#8-2-293/82/A, Plot 
No. 739A, Road 
No. 37, Jubilee 
Hills, Hyderabad- 
500033 


| 
| 
} 
| 
| 
| 
| 
| 


ತ್ತಿನಹೊಳೆ': ಯೋಜ ಬರುತ್ತಾ; ಕಾಲು: `ಚೈ.0.0೦ ರಿಂದ LS ಕರ್ಮಿ] ೨6 : 20.12. SR k 21.12.17 19.06.2019(As 
ಮತ್ತು 29.14 ರಂದ 31.00 ಕಿಮೀ ಠವೆರೆಗೆ ಮಳ ಒಡ್ಡು karanarayahs per agreement) 
ನಿರ್ಮಾಣ. . ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಲೈನಿಂಗ್‌ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಡಿ, ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ. ಟಫ್‌, ]  '' ಹೊರ ions 19.06.2021 (As 
ಅಕ್ಷಾಡಕ್ಸ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ -ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-1 : i} 'S6-IN8- ue:20.12.18 ivate Limited per approved 
yi 4th floor, # 7 _ EOT) 
| | Ws, Vee Residency Road ; 
! | i sk {old no. 9) Raja 
: | : | Ram Mohan Roy 
i Road 
ತ್ರನಹೊಳಯೆನೇಜನೆ ತ್ನ] NA FNS RET AST ke Pu 0208 01.06.2019 {As 
ಕಿಮೀ ರವೆರೆಗೆ'ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಒಡ್ಡು ನಿರ್ಮಾಣ ಸ್‌ ಲೈನಿಂಗ್‌ "|, ' 02.0118 | i : per agreement) 
ಜೊತೆಗೆ ಸಿಡಿ, ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಟಫ್‌ ಅಕ್ಷಾಡಕ್ಸ್‌ ನಿಮಾ RR 31.03.2021 (As 
i | | per approved 
| ್ಣ EOT) 
ಲಃ ಗನ ೨ 4 4 ಿೀ $ . 
ಣ್ಣು | 


£7400 ಕಂಡ24ರ ¥ 2027 19.06.201%(As 

ಣ್ಯ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಲೈನಿಂಗ್‌ 12. per agreement) 
i jij 19.06.2021 (As 
| per approved 
| k ಸಿರು EOT) 


09.03.2015 07.09.2020(As 
ಗ್ರಾಡಕ್ಸ್‌ ಕಿಮೀ ನಿರ್ಮಾಣ, 


ರ ್ಲ per agreement) 
ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಒಡ್ಡು ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಫೈನಿಂಗ್‌ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಡಿ, Constructions 30.06.2021 (As 


ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಟ್ರಫ್‌ ಅಕ್ಸಾಡಕ್ಸ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ -ಪ್ಯಾಕೇಜ ' | Private Limited per approved 
: 4th floor, # 7 ? EOT) 
Residency Road 
(old no. 9 ) Raja 
Ram Mohan Roy 
Road 
Bangalore 560025 


12 


ಕಿಮೀ ರವರಗೆ ಮಣ್ಣು ಆ, Ak ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಂ ಉಂಕ್ರೀಟ್‌" ಪೈನಿಂಗ್‌ 
ಜೊತೆಗೆ ಸಿಡಿ, ಆರ್‌:ಸಿ.ಸಿ ಟ್ರಫ್‌ ಅಕ್ಟಾಡಕ್ಸ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-4 


| ಎತ್ತಿ ಹೂಳ ಯೋಜನೆಯ ನರುತ್ತಾ ್ಸಾ ಶಾಲು: 49.5 ನಷ ಕ] 
| $ಮೀ ರವೆರೆಗೆ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಒಡ್ಡು ನಿರ್ಮಾಣ, : ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌" "ಲೈನಿಂಗ್‌ 


ಜೊತೆಗೆ ಸಿಡಿ; ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಟ್ರಫ್‌ ಅಕ್ಟಾಡಕ್ಸ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-5 


ATE 
22.03.18 


Sarala Kan W 
6-3-1186/5/A, and: | 
Floor, Amogh. 


Plaza, Begumpet. | 
Hyderabad: $60016 | 


“86.18 


ಶೇ.62 


| 02.01.18... 


22.03.18 


01.07.2019(As 


| per agreement) 
| 01.07.2021 (As 


per approved 
EOT) 


21.09.2019(As 
per agreement) 
21.06.2021 (As 
per approved 
EOT) 


Wy 
೫ 


| oo EY, 


“14” ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ" ಯೋಜ 73 ಗುರುತ್ತಾ ಕಾಲು ಬೈ.55.00 ರಿಂದ AIT : 80/17-18 ] Ms. Amntha 22.03.18 21.03.2020(As 
ಕಿಮೀ ರವೆರೆಗೆ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಒಡ್ಡು ph We ಲೈನಿಂಗ್‌" "|: 22.03.18 | Construction Pvt. per agreement) 
ಜೊತೆಗೆ ಸಿಡಿ, ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಟ್ರಫ್‌ ಅಕ್ಟಾಡಕ್ಸ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ-ವ್ಯಾಕೇಜ್‌-6” | | Lid | 21.03.2021 (As 
i \ Bp 8 No. 384/A, per approved 
| £4 Sindhura EOT) 
| 
| Block, Bangalore56 
0094 
5 ನಧನ ಹಾಮ್‌ ಸಹ ಇಮ್‌ ಚೈ ಕರದ WIE ———ATR TE ET ROO TSE | 21052000As 
ಕಿಮೀ ರವೆರೆಗೆ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಒಡ್ಡು ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಲೈನಿಂಗ್‌ 1: 22.03.18 : | Shankaranarayana ರಷ್ಟು per agreement) 
ಜೊತೆಗೆ ಸಿಡಿ, ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಟ್ರಫ್‌ ಅಕ್ಟಾಡಕ್ಸ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-7 "| Constructions ಭಾಗಶಃ 21.93.2021 {As 
| Private Limited ಪೂರ್ಣಗ per approved 
| 4th floor, # 7 ಂಡಿರುತ್ತ EOT) 
| Residency Road ದೆ.ಉಳಿದ 
| (old no. 9) Raja ಭಾಗಶಃ 
i Ram Mohan Roy ಕಾಮಗಾರಿ 
: Road ಗಳು 
Bangalore $60025 ಪ್ರಗತಿಯ 


. ಲಂ ಬೃ.30. 
Ki ರವೆರೆಗೆ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಓಮ ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಪ್ರಸ್‌ 
ಜೊತೆಗೆ ಸಿಡಿ, ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಟ್ರಫ್‌ ಅಕ್ಷಾಡಕ್ಸ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-8 


3 ವ ಸಿ8೨ : ; 
ಕಮೀ ರವರಗೆ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಒಡ್ಡು ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಾಲ ಕ್ರೀಟ್‌ ಲೈನಿಂಗ್‌ 22.03.18 


ಜೊತೆಗೆ ಸಿಡಿ, ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಟ್ರಫ್‌ ಅಕ್ಟಾಡಕ್ಸ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-9 ,,. 


Second ಗ 9/1, 
Richmond Road 
Bangalore 560025 


IVROL (Ws: 


02, 
Ganesh Nagar, 
Gyani colony, 
Bijapur-586103 


D.no. 15/01-586-51-| 


TSE 19:06.2019(As 


THR 21.03.2020(As 


per agreement) 
21.03.2021 (As 


per approved 
EOT) 


ent) 
21.03.2021 (As 


per approved 
EOT) 


SOTTO TTT [ 0 Y F 21.03.2019(As 
ಆ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಲೈನಿಂಗ್‌ } 220318 Shankaranarayana per agreement) 
ಜೊತೆಗೆ ಸಿಡಿ, ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಟ್ರಫ್‌ ಅಕ್ಷಾಡಕ್ಸ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-10 | Constructions 21.12.2019 (As 
i Private Limited per approved 
4th floor, # 7 EOT) 

Residency Road 

(old no. 9 } Raja 

Ram Mohan Roy 

Road 
Bangalore 560025 


NES Mis PLR Projects | 8: ್ಥ HTH | 0705200(As 


ರವರೆಗೆ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ | ¥ 08/03/19 Pvt Ltd per agreement) 
ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್‌ ಪೇವರ್‌| ಬಳಸಿ ಸಿ.ಸಿ ಲೈನಿಂಗ್‌ ,ಅಡ್ನ: ಮೋರಿಗಳು! Inwinex Towers, 
ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಲಾಲುವೆ ಯ್ಯ Plot No. 130, 3rd 
A floor, unit No. 3-B, 
Road No. 2, 
| Banjara Hills , 
\ Hyderabad 


f 
| 
| 
| 


20 


21 


ಎತ್ತಿನಹೆ ತ್ವಾ ಮ i TES 
120.00 ರವರೆಗೆ (ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್‌: ಪೇವರ್‌.. 


ಬಳಸಿ ಸಿ.ಸಿ ಲೈನಿಂಗ್‌ ,ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 116.760 ರಿಂದ 
$.ಮೀ 118.340 & ಕಿ.ಮೀ 118.830 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 120.00 ರವರೆಗಿನ: 
ಮೇಲ್ಲಾಲುವೆ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ*ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-16 


ಎತ್ತಿನೆಹೊಳಿ ೦ 
127.00 ರವರೆಗೆ (ಮಣ್ಣು ಅ 
ಬಳಸಿ ಸಿ.ಸಿ ಲೈನಿಂಗ್‌ ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಗಾಲುವೆ 
ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-17 


08/03/19 


EUS 
08/03/19 


MR SNC PUETD 
Residency Road + 


Bijapur-586103 


08103.2019 


07.03.2021(As 
per agreement) 


07.03.2021 


, 


22 


23 


— 


ವ್ರಾನಷ ಘ್‌ ಮಕ ನಹ ಕಾಲಾಷೆ ಮೇ 270 ಕನಂನ್‌ 
137.620 ರವರೆಗೆ (ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಣ, ಮೆಕ್ಕಾನಿಕಛ್‌. ಪೇವಕ 4 
ಬಳಸಿ ಸಿ.ಸಿ ಲೈನಿಂಗ್‌ ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 134.980 ರಿಂಠೆ a 
ಕಿ.ಮೀ 137.620 ರವರೆಗಿನ ಮೇಲ್ಲಾಳುವೆ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ನಿರ್ಮಣ್ರ, ಕ್ರ 


ಕಾಮಗಾರಿ -ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್‌-18 


170.287 ರಿಂದ 177.270 ಮತ್ತು 182. 220 ದ 182.500 ರನನಗ #; 


(ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ. ವರ್‌ ಬಳಸಿ ಸಿ.ಸಿ. 


ಲೈನಿಂಗ್‌ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ) ಘಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 177. 2%. 
ರಿಂದ 182.220 ವರೆಗೆ ಮೇಲ್ಯಾಲವೆ ಫಷ ಕಾಮಗಾರಿ-ಫ್ಯಾಕೇಜ್‌-41 KS 


wy ಧಾ § rE) ಫ ನ ಸತು 
NTE TM BSR 
12/03/2018 | India Ltd. 
: 851 D Block, 15th 
cross, sahnkar 
Nagar 
Bangalore-560092 


08.03.2019 


07.03.2021 


4th floor, # " 
Residency Road 
(old no. 9) Raja 
Ram Mohan Roy 
Road 
Bangalore 560025 


11.03.2020 (As 
per Agreement) 
11.03.2021 (As 
per approved 
EOT) 


:} 11.03.2020 (As 
| per Agreement) 
11.03.2021 (As 
per approved 
EOT) 


182.500 ರಿಂದ 182.530 ಮತ್ತು 8.ಮೀ 183. 210 ರಿಂದ 198. ಹಂ. 
(ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಕಾನಿಕಲ್‌ ಪೇವರ್‌ ಬಳಸಿ ಸಿಸಿ 
ಲೈನಿಂಗ್‌ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ) ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 182. 530 
ರಿಂದ 183. 20 ವರೆಗೆ ಮೇಲ್ಗಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-12 


18.02.2020(As 
per Agreement) 
31.03.2021 (As 
per approved 
EOT) 


199. 620 ರವರೆಗಿನ (ಮಣ್ಣು key. ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಕಾನಿಕಲ್‌. . 
ಪೇವರ್‌ ಬಳಸಿ ಸಿ.ಸಿ ಲೈನಿಂಗ್‌ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ) ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 199. 620 ರಿಂದ 201.880 ವರೆಗೆ ಬೃಹತ್‌ 
ಮೇಲ್ಲಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ~ಫ್ಯಾಕೇಜ್‌-1 


i 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
{ 


ಕ್ಯೂಮೆಕ್ಸ್‌ ನೀರಿನ ಒಳಹರಿವು ಒಳಗೊಂಡಂತ-2 ಸೇಜ್‌-2 


| 
| 
¥ 
| 
| 
| 


Ltd. 4th floor, # 7 
Residency Road 
(old no. 9) Raja 


M/s G. Shankar- 


16/02/2018 ‘| IVNRCLGV), 
D.no.15/01-586-S1- 


02, 
Ganesh Nagar, 
Gyani colony, 

Bijapur-586103 


17.02.2018 


16.02.2018 


16.02.2020(As 
per Agreement) 
31.03.2021 (As 


per approved 
EOT) 


15.02.2020 (As 
per Agreement) 
15.02.2021 (As 
per approved 
EOT) 


77 ಎತ್ತನಷಾಳ ಯೋಜನೆಯಡಿ $.ಮೀ210.090 ರಿಂದ 27 ಕಢಕೆ? ANTE” Mis G. Shankar : 11.03.2020 (As 
ರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಏರಿ 12/03/2018 IVRCL Ww, per agreement). 
ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಕಾನಿಕಲ್‌ ಪೇವರ್‌ ಬಳಸಿ ಸಿಸಿ ಲೈನಿಂಗ್‌ ಮತ್ತು ಆಡ್ಡ. | D.no.15/0%-586-51- 11.03.2021 (As 
ಮೋರಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 219.420 ರಂದ per approved 
EOT) 


221.740 ವರೆಗೆ ಮೇಲ್ಲಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-13 ¥ 


757 ಷನ್‌ ಹನನಸಹಕ ಮಾ ನಂದ ವರ್‌ NETS THis SNEPHETD |. 


್ರಿ : | 3010.2020(As 
ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಏರಿ 31/10/2018 4th floor, #7. per agreement). 
ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಕಾನಿಕಲ್‌ ಪೇವರ್‌ ಬಳಸಿ ಸಿ.ಸಿ ಲೈನಿಂಗ್‌ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡ Residency Road 31.10.2021 (As 


(old no: 9) Raja per approved 


ಮೋರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ)-ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-14 
EOT) 


N ಹ 


A p , . ಮೆಕಾನಿಕಲ್‌ ಪೇವಕ್‌ 1 iM 
ಬಳಸಿ ಸಿ.ಸಿ ಲೈನಿಂಗ್‌ ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 137.620 ರಿಠದ' 
ಕಿ.ಮೀ 139.510 ರವರೆಗಿನ ಮೇಲ್ಲಾಲುವೆ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ನಿರ್ಮಾಣ iy 
ಕಾಮಗಾರಿ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-19 


Mis Ocean 
constructions 
Private limited 
Private limited #15 
17-893/ 3-3, Zuhra, 


43532 07-03-2021 (As 
per Agreement) 


08/03/19 


ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಡ ಗುಕುತ್ತಾ ಕಾಲುವ 1-1 5U2018-19 Ms G. Shankar- | 226.07 43532 07-03-2021 (As 
146.000 ರವರೆಗೆ (ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಏರಿ ನಿಮ ಭೇ, ಮೆಕ್ಕಾನಿಕಲ್‌ ಪೇವರ್‌ ' 08/03/19 IVRCL (WV), per Agreement) 
ಬಳಸಿ ಸಿ.ಸಿ ಲೈನಿಂಗ್‌ ,ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 140.700 ರಿಂದ D.no.15/01-586-51- 
ಕಿ.ಮೀ 142.110 ರವರೆಗಿನ ಬೃಹತ್‌ ಮೇಲ್ಲಾಲು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) 02, 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ -ವ್ಯಕೇಜ್‌-20 Ganesh Nagar, 

Gyani colony, 


Bijapur-586103 


ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜ ತ್ವಾ ಕಿ.ಮೀ ರ ರಿಂದ | 
156.000 ರವರೆಗೆ (ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಕಾನಿಕಲ್‌ ಪೇವರ್‌ 
ಬಳಸಿ ಸಿಸಿ ಲೈನಿಂಗ್‌ ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-21 


07-03-2021 (As 
per Agreement) 


07-03-2021 (As 
per Agreement) 


ಬಳಸಿ ಸಿ.ಸಿ ಲೈನಿಂಗ್‌.ಅಡ್ನ ಮೋರಿಗಳು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 
157350 ರಿಂದ 157.980 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಮೇಲ್ಲಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಕಾಮಗಾರಿ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ -22 


KEB NC Colony, 
Dam Rosd , Hospet 
583201 


ಕಾಮಗಾರಿ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌--23 


ಕಾಮಗಾರಿ -ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-24 


22/2019-20 


23.12.2019. 


19-02-2018 


Mys.Sarala project 
works pvt itd 

Mus V.LShetty & 
company (JV) 

6-3-1186/5/A, 3rd 
Floor, Amogh 

Plaza, Begumpet, 

Hyderabad $60016 


Mis. D.Y Uppar & 
Son 
# 148/6-1, Sh 
Cross, RMV 
Extension, 

Sadashivanagar,Ba 
ngalore 
560080 


03.2015 07.03.2021 


30.10.2019 29.10.2021 


ಕ ಪನನನಹನವ ನನ್‌ ರಾಘ ಫೀಡರ್‌ | OT NRSNEMEN. TT 012022 


ಕಾಲುವೆ (ಉದ್ದ 52.89 ಕಿ.ಮೀ) ಹಾಗೂ ಏತ ಘಟಕಗಳು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ 08-03-2019 ASE 
(ಉದ್ದ 12.06.ಕ.ಮೀ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 4h floor, # 7 
Residency Road 


(old no. 9) Rajs 


Mis URejesh 09.07.2021 


ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುತ್ತಾ ಕಾಲುವೆಯ ಕಿ.ಮೀ 249,15 ರಿಂದ 22.01.2020 


255. 00 ವರೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ -ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌- 25 


KDH-SCPL WV) 
Ansintha Nilaya", 


| 


Uppinakudru, 
Kundapura taluk, 
Udupi District - 
576230 
ವನ್‌ ಹೋಜನಡಡಿ'ಸರುತ್ತಾ ಕಾಲುವೆಯ ಕಿ.ಮೀ 2358ರ ಕಂದ ) Sadgu (? [ACN 
258.97 ವರೆಗೆ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಐರಿ ನಿರ್ಮಾಣ , ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್‌ ಪೇವರ್‌ 23.42.2019 inf 
ಬಳಸಿ ಸಿಸಿ ಲೈನಿಂಣ್‌, ಅಡ್ಡ ಮೊರಿಗಳು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-26 


08.09.2021 


$.ಮೀ ಯಿಂದ 1710 ಕಿ.ಮೀ, ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಎಂ.ಎಸ್‌ ಪೈಪುಗಳ 


ಏತರಣೆ, ಅಳವಡಿಕೆ, ಪರೀಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುಭಿಕೆ ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 1.7101 


ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 38.00 ವರೆಗೆ ಗುರುತ್ಸಾ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಅಡ್ಡ ಮೋರಿ ಕೆಲಸಗಳು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಮಧುಗಿರಿ 


) 


ತ್ನ | 
ಕಿ. ಮೀ. 38.00 ಯಿಂದ 120.488 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ee ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌- ಖಖ) 


ಫೀಡರ್‌ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ನನರ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌. 


10207/2019 
Inwinex Towers, 
Plot No. 130, 3rd | 
floor, unit No. 3-B, 
Road No. 2, 
Banjara Hills , 
Hyderabad 


Mk Megha ಸ Erp) 
07/09/2019 Engineering Ltd, 
#10, ist Floor, 3rd 
Main, 16th Cross, 
GD Park extension, 
Vyalikaval,Bangalo 
re560003 
Hyderabad 


ತಲವಾಹೊೂನರ್ನ 


ಕಿಮೀ pate 81.60 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆಎಂ. ಎಸ್‌ ಪೈಮಗಳ ಎತರಣೆ.. 
ಅಳವಡಿಕೆ, ಪರೀಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ದಪಡಿಸುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ಅಡ್ಡ ಮೋರಿ 
ಕೆಲಸಗಳು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಫೀಡರ್‌ 'ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ | 


ಜಚೆಣಜಜ: 3,10,2019 


SNCUV) 
4th floo,# 7 
| Residency Road 
(old no. 9} Raja | 
Ram Mohan Roy 


Road 
Bangalore 560025 


"22.12.2021 


} 
j 
} 
j 
| 
| 


ಮಣಿ, 'ಮಷಸನರ್ಠ 
ವಯರ್‌ 1 - ಫೋರ್‌ ದೇ ಪಂ 
ಹೌಸ್‌, ಇಸ ಕನ್‌, ಸಾಕ 
ಮೈನ್ಸ್‌ ಎಲ್ಲರೀತಿಯ. 
a 
ಕಾರ್ಯಗಳು, ಸಿಎಲ್‌] ಕೆಲಸಗಳ 
pega wade. 


೫20 ಕವಗಳ ಎದ್ಮುತ್‌ ಪ್ರಸರಣಾ ಕೇಂದ್ರ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, ಸಕ್ಷಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ 
ಪರಿಸರ ಅನುಮತಿ ಮಸ್ತು. ಇತರ: ಶಾಸನಬ 
ರ್ನ ಕೀ ದಲ್ಲ ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ 
ಯೋಜನಯಡಿ 
ಬಾ 
poem at 
ಪರಿಕರಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಕಾರ್ಯಚರಣೆ 


ರಾ, ಸಮತ್ಣ'ತನಪೆಗ ನನಾ ಬು 
ವಿತರಣಾ ತೊಟ್ಟ (ಡಿಸ-4) ನಿರ್ಮಾಣ, ಇಂಟೆಕ್‌ 


3-3-201 


29022007 


{ 


ದೊತೆಗೆ ಸಿಡಿ, ಆರ್‌ 'ಟ್ರಥ್‌ ಅಜ್ಞಾಡಕ್ಸ್‌ | 
ನಿರ್ಮಾಣ-ಖ್ಯಾಕೇಡ್‌-.3 


E77] ಷಭಸ ನಾಗೂರ 


oe ನ್‌ ET 
ಪ್‌” ಕ್‌; ಗ) ಗೂಂಡಿರುಸವೆ 
7 FREE 


ನೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವೆ 


NA RN 
FT ರ್‌ 
STA 77062021 WN 


Ra T0302 ರವರಗೆ ii 


SRR THIN 


ಕಿಮೀ 182530 ರಿಂದ 183.210 ವರೆಗೆ ; 
kl ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ kit 


08319 


D.n0.15/01-586-51-02, 
Ganga? 


112/208 


ಸಷ ಹಾ ಸಹಾ 
ಕಿಮೀ 137.620 ರಿಂದ 140.700 ರವರೆಗೆ 
(ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್‌ 
[ಫೇವರ್‌ ಬಳಸಿ ಸಿಸಿ ಲೈನಿಂಗ್‌ ,ಅಡ್ಡ 
ನೋರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 137.620 ರಿರಡ 
ಕಿ.ಮೀ 139.510 ರವರೆಗಿನ ಮೇಲಸ್ಗಿಲುವೆ 
ಓಳಗೊಂಟಂಕೆ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಂಮಗಾರಿ 
ೈಪ್ಯಾಕೀಜ್‌-.19 


IVRCL GV), 
D.n0.15/01-586-3102, 
Ganesh Nagar, Gyani 
soloty, Bijapur- 
386103 


M/s G. Shankar- 
IVRCL (OV), 
D.no.1$/01-586-$1-02, 
Genesh Nagtr, Gyani 
586803 


4th floor, # 7 Residency 

ond (old no. 9) Raja 

Ram Mohan Roy Rond 
Bangalore $60025 


Mis Octan 
constrictions Private 
limited 
Private limited #1517. 
893/ 3-3, ulna, 2nd 
cross, Shivbag, Kadar, 
Mangalore $75002 


1) 
15.02.2020 


08.03.2519 | 
02-03-202: 


1 
i 
ee 
A RE ಹಿ 
j 


ia EXCESS p 


ET ETI SS un 


ದ 


RT 7 ಷಾ 


ER TTS ~~ 


a 


ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಏರಿ ನಿ 
ಫೇವರ್‌ ಬಳಸಿ ಸಿಸಿ 


ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ನಿಮಾಗಣ ಕಾಮಗಾರಿ- 


ಪ್ಯಾಕೀಡ್‌-23 


ಹಾ ಮೋನ 


Bಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಡಿಯ .ಜಿ.ಹಳ್ಳ ೩ 


ರಾಮನಗರ ಫೀಡರ್‌ 


ಕಿ.ಮೀ) ಹಾಗೂ! ಏತ ಘಟಕಗಳು 
ಒಳಗೊಂಡಂತೆ (ಆದ್ದ 12.06.8.ಮೀ) 


ಹಮ 2090 009/2435 | 


| 
n 
| 
‘ 
| 


07-03-2021 


20-12-2019 
19-12-2021 


23-12-2019- 
22-12-2021 


19 02.2018 
18.08.2019 


[ಕಾಲುವೆಯ ಕಿ.ಮೀ 249.15 ರಿರಿದ 255.00 
ವರೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಉಮಗಾರಿ -ಪ್ಯಾಕೀಜ್‌.- 25 


ನಾಳ ಮೊಸರ ಗುಹಾ 
ಕಾಲುವೆಯ ಕಿ.ಮೀ 255.00 ರಿಂದ 29897 


! “10.07.2019 -' 


09.07 2001 | 


| 
| 
i 
| 
1 


03:{0,2019 4 
02.10.2021 


Sm TS 
CN 2 


ಬ 


2] 


| 
| 
| 
| 


6% 


ಮಾನ್ಯ ಸಿನ ನಿನನ್‌ ಸನ್ನದ ಫತೆ ಸಾ ಹರತಾಳ ಸಾವ 


| 
277201718 Coes ಸದನ WEEE TTS ET ತನ ನಾರದ ವ್‌] 
018  [¢ iors Pre. L | Peep ay bald 98:೦3.20216ವರೆಗೆ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದವರಿಂದ 


ಸತ್ಯಾಂ ಬ ನರ ನನನ ನಂನನನಿವಷ್ದಾ ಬ್ಯ ನ ದೊರೆತಿರುತ್ತದೆ. 
| shea. 14 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರಿತ್ತವೆ. 7 ಪುಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. 2) ಎರಡನೆ ಕಾಛಾಪಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ದಿ: : 


09,03.202!ರಿಂದ ದಿ09.01.2022 ರವರೆಗೆ 


[eT i ತನನನ ಸಾರ RTS 
d:17 052019 ‘f ki; pees poe ಪಟ ಆದಲ್ಲಿ 1516 ಹಮ ಸಿದಿಎಲ್‌ ವರೆಗೆ Foe 16 1202ರವರೆಗೆ 
PRE I Wf feiee- 'ಒಟ್ಟು'39 ಡಿ ಕಾಘುಗಾರಿಗಳ್ಲ 2 ey 
ಸಾರುವ ಮತ್ತು 24 ಟಸ್‌ ಗಳಲ್ಲಿ 
ಟಫ್‌ ಸಣ್‌" ಮುಗಿದಿದ್ದು 
ೊದಲನ ಧಿವಿಸರಣ್ಮ;!7.05.20218೦ದ' 
16.05.2022ರವರೆಗೆ 


ಸಿದ್ದು, 7447 ಕಿಮೀ ಸಿಬಿ.ಎಲ್‌ ವರೆಗೆ ತಯಪರುತ್ಸದೆ. ಹಾಗೂ ಒಟ್ಟು 28] 15.80.2011 ವರೆಗೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ 8 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 5 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ, 5 ಸಿಡಿ 
; ಬಟಿಗೇಷನ್‌ ಮೆಜಲ್ಲ್‌ ನಲ್ಲಿ ಕೈವಿಡಲಗಿದ್ದು, 10 ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಿಡಿ ಗಳನ್ನು 

ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ: 


303.2018 ವರೆಗೆ 
3ನೇ ಕಾಲವರಿ, ವಿಸ್ತರಣೆ/0104.2018 ರಿಂದ 
032020 
4ನೇ ಕಾಲವರಧಿ, ವಿಸ್ತರಣೆ;1.04.2020ರಿಂದ 
30.06.202) ಪರೆಗೆ 
5ನೇ ಕಾಲವಧಿ, ಏಸ್ತರಣೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ದಿ೦1೦7 2021 
ಶಿಂದೆ 31.03.2022 ರೆಗೆ 


| Blu 


5ನೇ ಕಲವಲ್ಲಿ. ಎಸ್ತರಣಿ01೦1.2019 ರಂದ 
31.10.2019 ವರೆಗೆ 


6ನೇ ಕಾಲವಧಿ, ಎಸ್ಥರಣೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ. 


Wc 


project affected ares and Providing ದಿಃ10.09.20200೦ದ 31.03.20226ವರೆಗೆ 
additional facility by improving ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ. 
Infrastructure under Sathkoli and 
Doddinstals Hamlets of Kusuburu 
village in NR Pura Taluk under the 
Jurisdiction of UBP Package . 
[= NT OR os 
ಬ CSRSYIRETTON Bod NET 
ರೆಗೆ 
2ನೇ ಕಾಲವ, ಏಸ್ತರಣೆ;0104,2015 ರಿಂದ 
30.1.2018 ಪರೆಗೆ 
3ನೇ ಕಾಲವಧಿ, ವಿಸ್ತರಣೆ/01.12 2018 ರಿಂದ 
305.2019ವರೆಗೆ 
4ನೇ ಕಾಲವಧಿ, ವಿಸ್ತರಣೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ. 
ke) 29001718 R ಧಿ 7 ನಂದ 
De17 03.2018 ಸ 1505202 ವರೆಗೆ 
' ಖಲಿ ಶತಬೆ. 2ನೇ ಕಾಲವಧಿ, ವಿಸ್ತರಣೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ದಗ.05.2021 
* ಕಾಡುಗರಿಯ ಮೈಸ್‌: ಘಂರೀ: ಹೌಸ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಈಗಾಗಲೇ ರಿಂದ 315.2022 ವಜೆಗೆ ಪರಿಕೀಲಣೆಯಲ್ಲಿದೆ. 
A ಸಂಖ್‌ಕೆಮ್‌ ಪಂಖ್‌ ಖಳಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 8 ಮುಗಿದಿದ್ದು, 
ಬಾ ಇಲುದೆ 4 ಸೆಂಪ್‌ಳಮ್‌ ಬಂಬ್‌ ಹೌಸ್‌ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 2406 $ಮೀ 
ಎಂ.ಎಸ್‌ ಪೈಟ್‌ ಹಾಗೂ 4 ನೋ ಎಟ್‌ಡಿಸಿ.ಇ ನೈಬ್‌ (ಲೇಯಿಂಗ್‌) 
ಅಳವಡಿ 
* ಹಾಸಗೆ ದೋಲಿಚಲ್‌ ಲಭ್ಯವಿರುವ 806 ಜಿ ಪ್ರದೇಕದಲ್ಲಿ ಜನಿ 
ನೀಲಾಟರಿಓದಗಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 8 ಉಮೆಗಾರಿ ್ರಗೆತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 
ನಸ ನಾರಾ ಎಕರ ಸದ BEINN 56] ತನಡಲತಡ ಇವನಿನಿಸ್ಸಗ ಪಾ ERT 
p) Dud:23 12.2020 22.06.2021 | ವಿಂದ 22.12.2021 ರವರೆಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ 
(06 ತಿಂಗಳು); 
H [1 
\ 
} 
| 
j 
| 
| 
| 
| | 
Kl p | ‘ 


Ny 


| | rn NN 
ಷರಾ 


ಣಮನಾಡ ನನ್ನತ ಅವಧ ನರ 03.7020 ರಂದ 


'  ಸ್ವಯಂಕಾರ್ಯಗತಯೊೋಜನೆಯದ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 1405202 ವರೆಗೆ 
* ಮೈನ್‌ ಪಂಪ್‌ ಹೌಸ್‌" ಹುಗೂ'09. ಸಂಪ್ರೆ ಸಂಪ್‌ಕಮ್‌ ಪಂಷ್‌ ಹೌಸ್‌ 2ನೇ ಕಾಲವಧಿ, ವಿಸ್ತರಣೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ದಿ:15.05.2021 
ರಿಂಐ 3೬5.2022 ವರೆಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ 


ERE NN RTT ಮಾನದ ೯ ಕಾಲವ ನಾಗ 55 ರಂದ 


1250 ೬.ಮೀ ಕಾಲುವೆ ಅಗತ್ಯ ಜಾಗೂ 97: ಸಂಖ್ಯೆ ಸಿಡಿ. 31032021 ವರೆಗೆ 
ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. - 2ನೇ ಕಾಲವಧಿ, ಎಸ್ತರಣಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ದ:01೦42021 
* ದಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ: ರಿಂದ 303.2022 ವರೆಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ 


MEET LSE BES NE 


09.1.2920 ರಿಂದ 31122022 ವರೆಗೆ 


ನಾನ್ನನ್‌ ನರಾವ್‌ ಕವಗ ಆವಾಗ 


ಒಟ್ಟು 


5ಕ.ಮೀ ಸಿಬಿ.ಎಲ್‌ ವರೆಗೆ ತಲುಪಿರುತ್ತದೆ. 3.15 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಲೈನಿಂಗ್‌ 06.03.2018 ವರೆಗೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಯು ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಒಟ್ಟು 12 ಸಿಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ $ 2ನೇ ಕಾಲವರ್ಲಿ, ಏಸ್ತರಣೆ;07,06,2018 ರಿಂದ 
1 : * 'ಹೊರ್ಣಗೊಂಡಿಡುತ್ತದೆ. 30.09.2019 ವರೆಗೆ 
3ನೇ ಕಾಲವಧಿ, ವಿಸ್ತರಣೆ 10.2019 ರಿಂದ 
34032021 


ರಿಂದ 31.03.2022 ವರೆಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ. 


30.04:208ವರೆಗೆ 
2ನೇ ಕಾಲನಧಿ, ಎಸ್ತರಣೆ;0195.2018 ರಿಂದ 
30.092018 ವರೆಗೆ 
3ನೇ ಕಾಲವರಿ, ವಿಸ್ತರಣೆ;01 10.2018 ರಿಂದ 
30.09.2021 
4ನೇ ಕಾಲವಲ್ಲ, ವಿಸ್ತರಣೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ದಿ.10 2019 
ರಿಂದ 31122020 ವರೆಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ 
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| 
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| 
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'ಕಾಲವಧಿ, ವಿಸ್ತರಣೆ 30.04.2020 


ವಧ ಪಸರ ನರದ 
30.09.2022 ವರೆಗೆ 
2ನೇ ಕಾಲವಧಿ, ಎಸ್ಥರಣೆ/0110.2020 ರಿಂದ 
31.03.2024 ವರೆಗೆ 
'5ನೇ ಕವಲಿ, ಏ್ತರಣ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ದಿ;01042021 
ರಿಂಡ 31032022 ರವರೆಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ. 


d:22.02.201840 
22.06.2019) | 


ವಧ I ನಡ 
3೬102020 ವರೆಗೆ 
2ನೇ ಕಾಲವಧಿ:ಎಸ್ಥೆ;01112020 ರಿಂದ 
31.08.2021 ವರೆಗೆ 
3ನೇ ಕಾಲವಧ್ಲಿ, ವಸ್ಥರೆಣೆ; ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ದಿ:1.೦9.2021 
ರಿಂದ 31.03.2022 ರವರೆಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ. 


“Re oS STIRS T08 ನಡ 


| (8k21.12.201: 3112-2020 ವರೆಗೆ 

| 'ಅ205. 2ನೇ ಕಾಲವಧಿ, ವಿಸ್ತರಣೆ ಪ್ರಸ್ವಾವನೆ ದಿ: ೧1,012021 

| ರಿಂದ 31.12.2022 ವರೆಗೆ 
ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ. 


ಮ ದಿ: ೨12020 ಕಂಡು 
ಕಂದೆ 03.0202) 11) ಮೊದಲನೆಯ ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸರ್ಕಿ ೧04೦12020 
j ರಿಂದೆ 03.01.2021 ರವರೆಗೆ 
: | ಪ್ರಾಕಾರದವರಿಂದ ಅನುಮೋಜನೆ ದೊರೆತಿರುತ್ತದೆ. 2) 
| | ಎರಡನೆ ಕಾಲವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ. ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ದಿ:04.01.2021 


| | ರಿಂದ 3112.202; ರವರೆಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ. 
ರ [3 
ಗಳ್ಸಗೇರುತ್ತದೆ 8 0103.2021 ರಂದು ಸೇಕಾಗಿರುತ್ತಃ 
ಎರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು $7 ಸಿಡಿ" 1) ಒಂದನೇ ಕಾಲಾವಧಿ ಎಸ್ತರಣೆ: 0103.202! ರಿಂದ 
ಪ್ರಗತಿಯಳ್ಲಿರತ್ತದೆ ಹಾಗಿ ಅಕ್ಷಳ್ಳಿ ಡಿ ೦೧: 14230 01೦9.2022 ರವರೆಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ. 


yy; | ದ 
/ ವ 
\ EC ST Fc . 
I ಧರ್ನ್‌ ವಾಪಾ'ಇದ 7 69.07 
ನಳ ಫಾಡರ್‌ ಘ್‌ 0.00 ಕಿಮಿ 7.46 
| ರಿಂದ 4534 8.ಮೀ ವರಿಗೆ ಸಾ | 
! | 
: | 
| 
j | 
|: | 
\ | 
1 | 
| | 
; | / 
j | 
} f 
ಕರ ರ p 11835 
ಸಂಕರದ 
| 
| | 
NT ರಿಯೂರು 
h ಧು A 4 
6 |” ಪತ್ರರರ್ಗ ಕಾಪಾ|ಕಾಲುನ ನ್ಯಾಗ 
ಚೈ:61230ಕ.ಮೀ ರಿರದ ಚೈೇ79.0008.ಮಿ 


ಪಗ 
ಡಕ ಕಾರಷಹಾ7 0 $.ಮೀ ಉಡ್ಡಕ್ಕ 


ಸದರಿ ಕಉಮಗಾರಿಯಡಿ. ಹಾಸಿ 76 x ಗಳು 
fe fer ಸ್ರ 


ಘಇವಸನಾನ 


WE ಹೊನ ನಾಣ್‌ 
ದಿನಾಂ೬0192 201 
ಶಿಂದ 310.2018 


ಗವಾಾಾವ್ಯ 


2 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಟಿ ಸಿಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


"Nd ಕಾವಗಾರಗಫ] K 'ಪಾಕಿನ ಪಂದರ ಪಾರ ೫” 

31102018 ರಂದು ಪೂರ್ಣ 

9 ಮೊಡಲನೆಯ ಕಾಲಾವಧಿ ಏಸ್ತರ್ಣೆ ದಿ,011 2018 
ರಿಂದ 30.06.2019 ರವರೆಗೆ ಸಕ್ಷಮ 

ಪ್ರಾಧಿಕಾರದವರಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ 

3) ವರಡನೆ ಕಾಲವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ; ೦೬೦7.2019 ರಿಂದ 


ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ. 


ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯದ ಒಟ್ಟು ಪ್‌ 59 $ರ್ಮಿನದ್ದ್‌ ಕಮ್ಮ “Sor ಮೂಲ ಗಾರಿ: ದಸಾರನೆ ಸಂದರ ಪಾರ 
ವರೆಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು '410 ೬ಓ.ಮೀ ವರಸೆ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ದಿನಾಂ8:22,05.209 | 21.1.2020 ರಂದು ತ್ತಃ 
3 ರಿಂಡ 21112029 1) ಒಂದನೇ ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ: 22 112020 ರಂದ 

31.08.2021 ರವರೆಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ. 


ನಾನಾನಾ 


31.03.2021 ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದವರಿಂದ 
ಅನುಮೋದನೆ 


ನೀದನೆ ದೊರೆತಿರುತ್ತದೆ. 
3) ಮೂರನೆ ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ವ: 
904.2021 ರಿಂದ 31.03.2022 ರವರೆಗೆ 


್ಲಿ 17.00 $.ಮೀ ಉದ್ದದ ನಾರಾದನ್ನ ತರನಾದ TT 4 3 
: ಷರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಮಣ್ಣು ಅಗೆತದ ಕಾಮಗಾರಿಯು 7857ವರೆಗೆ 


ದಿನಾಂಕ21೦2 2018 
ಹಾಗೂ 6777 ೬ಮೀ ವರೆಗೆ ಸಿಬಿ.ಎಲ್‌ ರಿಂದ 20.02.2020 ಅನುಮೋದನೆ 
$771 .೬ಮೀ ವರೆಗೆ ಭೈನಿಂಗ್‌ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 2) ಎರಡನೆ ಕಾಲಾವಧಿ ವಸ್ತರಣೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ದಿ: 
RE ಅಗೆತದ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಒಟ್ಟು 24922021 ರಿಂದ ದಿ28022022 ರವರೆಗೆ 
ಉದ್ದವು 7286 8ಮೀ ಗಳಷ್ಟು ಇದ್ದು ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ. 
9 ಸಂಖ್ಯೆ ಅಕ್ಟಾಡಳ್ಟ್‌ ಗಳು ಬರುತಿದ್ದು, ಒಂದು (01) ಸಂಖ್ಯೆ ಅಕ್ಟಾಡಕ 
h , ಒಂದು(01) 12a 
ಕಾಮಾಾರಿಗಳಲ್ಲಿ 19 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಒಂದು (01) ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ, 
ಎರಡು (02) 


na Fn VAN 377505. ಗಾಮ್‌ 
Constructions — 


main piped distribution network for | 20 Ded: 27.12.2049. 


canal under Upper hadra Project 
including Operation and 
Malntenanre for S years after 
successful completion of work 
(Indent No. 1347). 


Construction of Sanikere-Belagere 


Network for tank filfing from 
Chitradurga Branch Canal under 


ch: 135 00 km (27 km length) 
including aqueduct from ch 121.195 
Jon to ch 122.744 km - under Upper 


Km to Ch.140.352 Kn, Ch.143.650 
Km to Ch.144,7% Km & from 
Ch.137 343 Km toCh.138.123 Km 
and Tunnel fom Ch. 140.808 Km to 
Ch141 $22 Km Under Upper Bhadira 
Project, (Package No.IX TBCof 
UBP) (No. 1321) 
(Chikkansyakanahalli & Sira Taluk) 


l4LS22) evs ಬನ, ರ . 148650 


444.798, 187.543- 190.189) weg 3° Aqubdiiet worn 628 


ಪ್ರಸ್ತುಕ 0650 ಕಿ.ಮೀ ಉಜ್ಜ ಣಲಟಿ ಕಉಬೌಗರಿ ಬೆಗಕಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅದರಲ್ಲೆ 
05.00 ೬.೮ ಉಟ್ಟ 89ರಕ'ಆಗೆಕ ಉಮೆಗಾರಿ ಅಲ ನೆರೆಗೆ 
ಪೋಟಗ್ರೊಂಡರಿವ್ರಲ 
3 Aquaduen  2Aquadue ಗೆಳ ಅಡಿಾಯಲ ಅಗೆಕರ ಕೆಲಸ 


27.12 MI 
1026.062021| 


18 Months 
on 27.12.2019 
16 25.062021| 


ಒಂದನೇ ಕಾಲಾವಧಿ ಏಸ್ತರೆಣೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ದಿ: 
27.06.2021 ರಿಂದೆ 26.06.2022 ರವರೆಗೆ 


ದಿ:27.06.2021 ರಿಂದ 26.06.2022 ರವರೆಗೆ 


ಕಸ ರಾವರ ನನನ ಪಾವ ನ; 
97.07.2021 ರಿಂದ 06.07,2022ರವರೆಗೆ 
ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ. 


08.07.2021 ರಿಂದ 06.03 2022ರವರೆಗೆ 


ದ್‌ ಇರಾವನ ನನನ ಪಾವ 


'J 


w 


ian ಭಟ: providing ement’ 


2 


06082015 07-42-2016 


Providing drinking waler to 19 tanks 


Wie Slandard instock dk PH: 

Ld, 
1046:M1.62, 4h Bites | mec 
‘'KPHB Colony, Kukkatapall! >}: 

Hyderabad - 500072 


208.215 


Providing dfinking walerto. 83 tanks of 
Magacl Talk, Ramanagara Distict & i 


Hemavathy Canal } j 
Hytridurga Hobli, Tumkur % 
2 ಉದರ, foresee ye 4 2220 
Branch Cana unde; Hemavathy Project \ | 
(Sr Ranga Tank Filling Scheme) i 


Xs 
ಆ ಟಿ ಹ ಶೀಕ ಪ್ರಶಾಪಜಂಡ್ಲ ಚಚ (ಸ್ಥಳಂಯ ಸಂಬೆಗ ಕೇತು ಇವರ ಹುಕ್ಥೆ ಗಳುತಿದ ಪಕ್ಕಿ ಸಂಚ್ಯ 4470 


‘|* The work was awarsdiduring August 2012 and the Land acquisition was processed in 
accordance with the oid act (LA Act 1984) and subsequently the process got revised to the 
provisions of new Act 2013, Substantial delay has been occured in deciding whether to cay oul 


"Oud SO. 
remaining work is Wngering dus to land acquisition, 
* Out of 6 No. of CD Works, 5:No. of CD works ae completed. 


liens [ 
raitway tine which necessiates aqueduct construction regarding which approval from GAD is 


{Delay in according approval of ralway orossing at Ch412.872 Km. 

[2)Delay dus to. Land acquisition process, 

* For2 vilages 18 acre: 27 gunta LAQ is awarded 
|" For 10 vilagjgs 75 acre 29 gunta's 11(1) ls notified, R &R is dore for final award. 
* For 8 vilages $5 acres 11($) ls to ts notified. 


ಹರಿತದ ಪುಟಾಂಂಧರ ದೆ ಉತ ಉಗ, Mims 


WouaS8u d distributor canal, 12 no. of distribulory. 
we completed. 


Out 152 no. a COworks, 137 CD works are completed. 
dyOutof 2382 mir length of aqusduct. 2422 m is completed. 


:|- out cf 18m of gravity main laying is completed for Bm. Out of 18.9SKm of Gltrbution 
network ple laying ls complsind for a lots length of 14.87 Km. In toal the fayingls pending to 3 
Jength of 14.7 Km. 
nial tn the dry lank reaches the farmers co-operled by pacing wih their lands wih garden 
pour atalon the fermers sre nol coriseied to part wih theiflands demanding fr paying of swad 
w ne more issue inregard to this i the graviy main envisages taying of pipeline 
Outof 18.97Skrmn longi of datribuory pipe ine network 
underground which entals open excavation, laying and sefiling thereby doesn't entalls land 
14.75Km is compleled, bales 4.225Km ls pending due {9 [tn for the ents wiih of the land wherein is limtied to 7.5m width Iniiaily the farmers 


* Out of 18K Jengthof Gravity main, 8Km is comploted, 
lsalanos 10Km pips line work is pending due to land: 


ದಾ 


“Te project entails 80 Acres of pivate land initially atlempts were made to get the land through 

purchase wherein out of total axdent of 80 acres it may been possice to-acquire 23A 28 G 
See Tack Jen Po td RRS 
"08.0375 KW jerghtot Raising Main, SI6KM 


f bre ES PR A OS 
: !|slde which saved land o an srk of 80 aces but hasjled to an Increase of ¢ost lo ths unc.of 

|fRa.53.00 crores which necossisid the pooessing of revised eefimate La, gol sartioned for Rs 
Mees webu a (90 crores vide letter dnd 15.09.2000 . This procoes has lodto delay 
cpr crcqonoe) + COVD-18 pander & Imposition of lockdown hes hampared the overall progress and the 
Ler Tice work oul no! ್ಶ8 ೦೦೧ಧೇd he $pಟಂಲ ಗಂ. 


4 


Hemevathy Dam DiMision, 
Gorur 


"en slohkat of 2301 Hectares (5883 


Acres.) Hessen Taluk.(To lift water from 


YLBC Ch:33.13 KM} 


Hiteave-Shravanbelagola drinking 
No.1 Hemavathy Left Wer supply scheme to fil 22 tanks for! 
Bark Cansl DMialon, | DWSinC.R.Paina Shravaabelegols 


Chenrarayapaina 


Homavathy Canal 


AK RPeteTaduk (Janivarskere) In 2 
ಜೆಹ್ಬತ 


Drinking water supply to Hagalwadd. 


Tank in Gubbl taluk from ChEUMKmo}. 
Tumkur Branch Canal to provikdo drinking | 27.78 {8-DW3S) 


8 Ruviosh H.$, Clase-1 
Coriractor, £251, A Bock, © a, 
ca = 10.78% ove CSR) 


Mis Jain IrfigaSon Systems Lid & 
NCC Lad, (My p 


Mis. Jin inigation Systeme Lid. 
dein Plastic Park, 
P.O. Box 22, NHNo.$, 


 Aomi8l 


1962017-44 
hr 


l. 


07.08.2018 


“oid 628Nm main p 
“Du 0 38no. of CD works, tne. of CD wots a0 


* Work k nedtng completion 
|° Inilally the Work wes serarded to IVRCL, 
; was blacklisted during the year 2018. Later on the work was awarded to GROMA 
೫8. 
required 1$85 Acrss;and the acquisiton of the same 3 under progress. Owing to 


or meng Rf Bagot eh cane, 29 


IWock le nearing} completion, | J Forest sates; Online approval for 3.5 Ha. of Forest land is chained from DFO Hassan 

* COVID-19pa & imposition of lockdown hes hampered the overall progress and the 

ಅಗ ೦೦ರ ಗಂ be completed in the atpuiated Ome. 
+ Ther soheme compriises of § DS sebemes combined info & j 1 
singe package, out of whivh 4 DWS are oortpleted & i y y | 
or innkoned dang Cctshe 2017 éroopl fer Hegslved | delay hes been occured in deciding whether fo cany ou SIA & EIA studies as per 
(mS the new lang scquiettion 84-2013. 
Hagahwadl DWS me prooosel of detouring contoured canal which runs in private land has nov ben 


status: 

+ Jackewell cum pumphecsse ahd other: asd works, raising | [revised to an aqueduct crossing a nada which would minimise the length there by 
mein tre complied. ಿ | ducing thd extent of land and conseqientty the eocuislion coat 

* Out. of 18.80 hen {ert of strat; HBG Ko le corpteted. | ‘Now the ownefs on the revised allgtmient are obstructing the progmess stating nat work 
utc 00. woe, 40 08 ars ootnpieked: emading &¥ -<[ney be ser the issuance wf {5(4) notification which ls causing delay 

under pogtess, JOM 1 CMO pandemic &-imposition &f lockdown hés hampered the overall progress and the 
* In order-to avols:elvured send WHER runs i plveké and A work could ‘be completed In'the stipulated time. 

le decided to constndt an ಪ೧ಆಅdೆಟರ! ಗಲಗ, ಳಳೆಗದಗ 18 ಗರ? | 


1) Mentep,goputa & Footslep works sre completed. 


Sxalves carving work. an under progress. Protest from privite organisation about instilling statue 
- - - SNS ee we] 

D Sr Faris Corpided 
+ Donsttuctlon of Purphouse, Forsiny, Beciiic ‘The projett Cortemplales PIM which inturn necessiates formation of WUCS involving 

nd irisks channel cosnpleled. 3 boratvel IEC activities causing Jelay 
* ರಂಗಿ ಈ 2 ಟೀಡಗಂಕೆ ಅಣ ರ ಜಗ we fund sal onfor 13 A-11 G ls complstod and ls under proves for 22 A-22G 
\ ಸಿ", N PTC ls in procsss which too has hindered the progress. 

“ut ; work of prding ರಗೆ? ಗರ ಅಧಗಗಟೇ! Spo priya Lr truck veil 
[pystorn 0 400 thocksts completed 8 block werts brs |*Non avait y oftbour due to COVID-18 pandemic & lockdown has hampered the progres 
under progrest. \ 


T 
| 


on avaklbily of labour due to OOVID-13 pandemic & lockdown has hampered the progress 
nge ik designs <u6 to 10648 during Z018-19.& 2019-20. 

“Land Hon prcceas caused deiay wherein dreot puchase is in process for 1-20 Acres and 
LA 16 in prbooss for 21 gunites 


BAY Rr NCS 


SLOT ee Ls pe Be 6) REE SE SE NES: 


—— ಈ 
si ak k Stipulatad date of ie 
Namo of the work ಟ್ಟ" | ardent ಣಭಟ್ಟ R py Physical progress (with brief details) Reasons for delay 
a ತ ಪಡ 
1 ೩ _- $ Iz FT TF TT 
ವ್‌ Ks aR TSR aR Panphoise wos Forbolh 
ನಡದ ಬದನೇ ತೊ ಪಾ ಅಂಡಿ ಹಿಂಡ ಯ COND pda oon tus arpnd On propes. 
of water fom foreshore of and sesto mechanics works xe in progress. Land acquisiiion prooess caused delay where in 14(1) approval is in process for $20 Actes, 
Manchanabele Projet Mi Detar Po Ba SUITS | * outof 17.04 Kirrof MS sislg main, 9.50 KM ls completed.  Porniodon sented ops Font Deir cM tuck Pesuneilosl ren po 
10 CU SE CR: dt18.00.2016 ks sc Cut of 809 Km of Dl pipe: 2.50 KM 1s compleled. "Frequent Wid Elephant attack on labours on the ack water of Arkavathy dam {near Kodihall) 


Division, Ramangara 12 other tanks ef Kanakapurs Talk “tarmers hindered the work on laying of Raising Mein. 


+ Ansect of length 527.00 mn is divided into 20-over flow and 
0 nomoveifiow block. 

' “Non avalliblty of labour due to COVID-19 panderaic & lockdown has hampered the progress, 

[ee noes Hain pl ‘The work s delayed due to oonsistent and continous considerable flows inthe river a trough 

060.09 [ee eleeyrny le ಭನ nad lhe year due to wale relscoes {rom KRS for the purpose of inking ane irigalion neds which 

l ಕುಭೂಳಿಮುಲಗಿ resultnd in minima working period towards progsoss in ths work 

Bock 16 onwards: Bottom enoasing and Siling basin works 

are Complied 


 Foretey, intake channel, Delivery chamber and Pump house 
we compeled. 
Ou 1157 knight ng mak, 92k 


Scheme to Lift water from Cauvery river “Land acquisition and requisite approval from the KPTCL. for drawing 66 KV Transmission line 
near Muthinamulusoge vilage to fl! $33 "ou 49278 lenght rae. 790m 8 4 towers 4600 m UG cable) & terminal bay have hindered the progress. 
tarks and-17 Katles coming inder 79 “Rise In HFL caused Submergence of head worksrsite due to flood during 2018-19 and 201%-20 
In Periyapsitandi taluk of Mysore Becca sh sion work as bee slaried and ikl tobe Jwhich hindered the progress, 
[ON led by the end of Jan-2022- * Coid-19 pandemic ‘has hampered the progress. 
* 66 KN transmlaalondine (14 lowers +600 m IG cable) ls 
likely to be completed by the end of Fab-2022. 
Construction of Flyover cum bridge “Out of 36 no. of plers, erection of 34 No. of peirs are “The land roquired for the project falls in the Bhagamandala Vilage proper though award is | 
ecross Cauvery Rives’ connpcting at the passed the land owes have some issues inreagad to land records and dooumentation which is 


complelsd. 

ಜಳಕ “Erection of 194 Nes ol ctncrsts ples are cbirpietedl hampering progrees 
ut of 33 girders erection of 10 no. of gidecs are completed. :|* Flood inthe river during 2018-19 & 2019-20 alecindered the progress. 

Balance works. ase: under progress i Covid-19 pandemic has hampered the progress. 


“ Dus to heavy rains during 2018-19, slushy wate entered the canal, which resulted scouring of 
/ Lou a 2645 tC tg 730 Kn Coiled & hana the canal. Hence re-suryey work was canied oul. 

47407 ork is under progress. * Watoris being aliowed in the canal for both Khaiff and Rabl crops and as a result the working 
f “Ou X25 no.0( C2 Wodks; 2 no.cf CD works are coripieted & [period avaiable is very rinimal. 

al GS PY Pe SESE 


| 


* Since the Water ls being allowed in the canal for both Kharkf and Rabi crops, the working 


ಜಂ೫19 OU ELT KR ECC Bg dk, 2105 hm  cngied Sable ts very minimal. 


MS * COVID-19 pandamic & imposition of lockdown has hampered the overall progress. 
ಸ್‌ EA ಮಾ FSD paonic 4 irpcsilion of lcckdown hes hampered th overall progress and the 
Scheme to Lit water from Kabin) river to H O EN Sknheig nd 850 Kn le Work would nol be completed In the stipulated time. 
Kabini Cans Division, | fi Hufa and other 25 tinks ‘or dinking uit Ke Fite action was inilated to rescind the contsact and the agony preferred an appeal 
an pupa Narosd Tae (Hun ಹ [oud 4sekn erg Geiy nen 750K s equsstng for essanding for one more chance. As per the orders of he appeal, time exertion 


been ac00iರed to the agency. 
dons Wdg 3 under pros 


ನವಮ ಮಾನವನಾದ 


Reasons for delay p 


11 


4 impceiton ol lockdtwn has Parperedi the overall progress and the FT 


* High foods: 218-19 & 2016-2) caused submorgonos of motor ficor level and the 
es receteistod increasing of height of the molar floor level by 3mts which has led lo 


on ಲ ರಣಂ 
* Cunently th ; work on ergctlon 67 Mes towers in aiage2 ls siayed bythe District Court, 
- Johamaralenkg end emton vould be'tiknito esums the work when once ihe case is gol 


‘inthe Cauwvery ver during 2018-19 &, 2019-20 hindered the progress 
Kimpositon of {ockdown has hampered the overdl progyess and the 


x deck prohise of lands where inthe farmers ae demanding Higher 
DC Mandya Is inthe process-of finalaing the rales by holding meetings with the 
the matter le being pursuaded. 


wih Count vce 1 ordi dtd 241.2020 hs drcted inp al the ater 
further rit apgolt aittxpert oncy Ih NER to suggest measures for wverling 


loeittion of Ihe river. 
y oT AE 
ting the same. 


No.177, sth mila oad, KES, 
Bengskuni 


Pwo Naas Sg 201819 8 DNS ವಾ ವಸಂತ cranes] 


;.* COMID-H Renders & impostor foddown has hampered ihe oval progres and he 
0 net be completed Ii the stipulated time. 


Showa in cana for both Khar and robl cope the working period vale is 
pe 

ಬಬ reins during 2Di-19 201920 iushy vata eriered (re cana, which hampered 
GOVID- pandemic & imposition of lockdcwi has hampered the overal progress 


| CL NE. 
Toran. teolr works 816 \ 
pa: : 
™me gt Nndered es the tamepr- approached tha cout of LawME our h mga 


pera [ang under he grarty rl ong) de cee ro 082187020 WF HON 


| 
H 
ನಾದ್‌ ಾ 


Mysore 39 tanks tn Mysuru anid H D Kole teliks. 


Varuins Cenal gcheme to Ut water tom Kabinl for 
Construction Division, nea tbbajala vitage of H D Kole to fli 


: 


[2 


River rear Bevingbaly to fil 
DWS In H.N.Pura Taluk. 


Scheme to Ift water from Hemavathy 
River to-fil 160 tanks coming In the area 
of Dudda and‘Stantigrama Hobll of 


Modemisation of VC mai canal from 
Ch: 0:09 km to 48.252 km under KRS 


1. Open troughfor a length of 2.125 Kn of Hampura Channel 
ls completed. 


2: Open trough for alongiro(3.572 Km of G Channel Delay was caused dus to the encroachment of the sides of the channel running in the Kollegaia 
is completed. % 


own fimits by the residents, laler the encroachment is being cleared and curently the work is 


length of Gravity male, 22s is oomplated. 
* lastallation of pump and molor are under progress 


* While the foundation work was In progress the farmers sgtaled and stopped the work wih a 
mand that tha water be provided io tanks of K.R.Pet taluk also since the source jackwel, 
Ppumphouse and ralsing.main are falling in K.R Pettaluk The has hindered the progress 


* The raising main oufs ocroes tho ralway line a one focation for which, correspondence vith 
llway departmen ls in process and the approval is awaited. 

" COVID-19 pandemic & imposition of lockdown has hampered the overail progress and the 

[work could not be completed in the stipulated (ime. 


* Jack well cum Pump house work is completed! 
* Out af 225 km length of PSC Gravity main 20.06 km is 


*Outdf 14.889 kimiength cf Rising main 870 km ls 


19.03.2018 


* Ralway crossings: Total 3 railway crossings are encounterd, out of this 1 in the raising main 
Aignmont and 2in the Gravity main ({ in RM-1 & 2 in GM) approvals aro obtained from the 
Rallway department forall the 3 crossings, out of which 2 ary completcd & 4 work wil be 
[commenced shortly, 


೫೫ 


NV * Forest issues: Rising main of length 1.60 kr (600m in Rising main, & tin in Gravity main) is 

4 Taling main &-gravity main work under progess [passing throgh forest land (Extent = 0.78 Ha) proposal ls submited to forest department (DFO- 

98.11 KV sloctiical’sub station work under progress ” Hassan) for desrence, (PCE has sought report from ADLR Hassan regarding forest land 
ownership) 


In the 1st stage, proposal is gol cearod by PCF through oriine & under 2nd stage proposal {by 
y of hard copy) has been submitted to POCF tor approval which is awaited. 
" Non avallbly of labour du to COVID-19 pandemic & lockdown has hampered the progress. 


1) Aqueduct work completed. i 


k ಘಿ A K * Progress ks got delayed due to allowing of water in the canal both for Khart and Rab crops 
ಗು DOut of 15.28km length. of po mas '|eukingin xqueeztng of working period. 


( 19 pandemic & Imposition of lockdown has hampered the overall progress and the 
could nol be completed In the stipulated time. 


* The Progress got hindered mainly on account of continuous alowing of water in VC main canal 
perennial Crops, wherein the time available for the progress of works is minimal, despite 


ಗಾ | 
Bengaluru- 


Out of 46. Z5Kon, Kili work completnd. 
2) 0D woಗೇs ೫6 ಟಗರೋ ಗರಣ 


Division | Reasons for delay ನಿ 
2 
ರಾರ [is 
| 
le wy cf labour dus to COVID-19 pandemic & lockdown has hampered the progress 
Me jn of gates ls under progress. instailetion'of +403" level gates cen ony be dona 
the dah water level recedes +108" Jevel; 
k '*Erectioti ‘Combined Hoist platform and Trestles can be done only sfter asserting 
ಉನಾ ವರ್‌ ಆ ಸ ಧರಾ 
Kitshnarsjss egara works Phase il (15.9% below CSR) |. Dt2109.2049 inDRiP ‘which is yet to be finalized, 


All those can be done only when water level goes down below 100’ which is likely to 
R happen. by March 2022, which allows only 3 months 2s working period. Sinow these works 
‘Jae of nature, the expertise from consutiants is required. 


i Mls Koys and company \ : *Ksleing in (Pipeline) for a length 0.62 kon outs across forest area over an extent of 075 Ha 
Pricer Constncton LM | Mn arco: Asean | prised or olin fi! cesnwos 
Ve DMislon, Mandya |sording water from IEP tear Bannaheil ne i : poste Le ae ine ls wailed 
Hyderabec 500008 cxcrcp pS RE Yo bour cunt CONID-19 pander fkdown has hanpered he progss. 


| 
Mis Koya and company n 
Led, 


cf evel. 
Tbe 


Construction 
ls completed. * Delay duelto land acquisition 
KRSM & MIP DNislon, No. 12-2-831/38, 72, MIGH 5 3) Supply and erection of pumps snd motors, Constnotion 4 perennis 6rop) and double paddy orp in the aictkal hindered the progress of the 
Mdavaly (1215 % below CSR) ork on of pipeline which is planned all through the aichkat. 


electro cbststone,tranenrissn les ar to be completkd. 
7 | 


| 
i 


SS —— 


0 svslhy of iebour dos to COVID-59 pandemic & lockdown has hampored the progress 


Lifting trested Water from Kenge! and Rising Maln: ] on mvalibly of tabour due {o COVID-19 pendormle & lockdown has hampered the progress. 


Doddabele §TP's cf BWSSB to feed *Deley in vet of pump house ste trom BWSSB. 
Manchanabele Project various tanks of Bidadl Hobell of ಡುಗಿಗರಣರ. Te dove has necessieted granting of extension of time. 
Division, Remangara | Ramanagara Tuk anc Harohalli Hoball A The couldnt completed the work as per the revised scheduled date of completion 
ಲ [2] 


ence, acti js being ‘nilakted lo tesoend the work as per tender clauses. 


ಮ 


mai of iebor dus io COVID AS pendomic & lockdown has hampered the progress. 
11.85 Ha ‘forestland ‘3 required for construction of tunnel in Malwa talk and in regard lo 
the same © ine applcation had been processed fof gating tiearencs from he Forest 


gepartmerl and lssuancs of NOC for CAD land s awaited. 
" [in regard: p the gray malt in’the intial reaches (Le., Tum key work ) nesessiated some 


‘Gravity Main: peti 3 p 
$) Ondo $4.2KM, 2.8K of NS pipe fine “ts completed. 
(2) Ou of ttn. cf tunnel wodk; 356 KMels, sompleted 


Manchenabele Project Banaye chs in the design, 8b sleo the scope ofthe work and this has led to delay 
35 | ‘omsion, Ramangara | Riverln Cheniapaine Takk twough 8 for NH crossing at two locations ls in process wit NHAI & approval ls awaited 
5 | 
ES —— pd a 
souk of 24.28 KM ot Ling wock, 235 Kin ls completed : 
rsepect of REC. A { 
*& | Marchand Pej | Medanieaion of Kars Cand avs out £742 Kc ring s6A WSK ls ool fis nebtng conpiton 


B40. 
" \"oudtheTod 244 No of COM Wofia, $0 No df COs 


ty 


Scheme lo fil water from river Cauvery 
No 2 HRBC Division, near Hadya vilage to fil the tank for 
drinking water purpose in K R Nagar 
Taluk 


Scheme to lift waler from Cauvery rer 

near Saragur vilage to feed the suffering 

No.2 Kabini Canal achkat of Gundal reservoir and to ff! 

Division, Kolegaa | twotanks in Kolegala taluk for drinking 

waler purpose in Chamarajanagar 
District 


Augmentation by Itting waler from 
Hemavathy River to Aneksre 
Shambhudevanaksre i 


Scheme to (ift water from exit canal of 

Bagurs Navie tunnel to fil 19 tanks of 

Bagurv vilage for OWS in 
CR.PalnaTaluk 


Scheme to lif ‘water from Hemavathy 
river nea Goode hosshalll vilage to fil 
92 tanks in KR pel, Nagamangala and 


My ೦ಜೆ 
u , No £9, 4h floor, 


global corporation Lid. 
Cross, Banashankat ‘2nd 
Bangore- 560070: 

SP ML Infra hd. (HN) 


NolF 27/2, Oa Industrial Area 
New Delh¥-{16020 


Venkateshwar Rao 


೫.0೭೫19 


2.10.18 


18.07.2019 


07.11 19 


AYCovid-19 pandemic has hampered the progress. 

Requisite approval for Substallon & Terminal Bay from KPTCL 
sjsoaroty of oxygen supply for welding work and delay in getting approval for Blasting work from 
the District Adminisration. 


1)The delay due to flood In the river during 2018-19 & 201%20 
2) Covkd-19 pandemic has hampered the progress. 


ಕ ಮ 
premio wieiion ofland recyired fr laying of raising main of {30m the conosmed 
ave approscherd the JMF court , Kollegal vide 08 No 7712021 and the matter is 
pending before the court. 

: Delay in cbtsining permission from KPTCL for ereafion of towers, Further the tower erection In 
[achkat area is got hindered by the farmers 

+ COMID-19 pandemic & impositon of fockdown has hampered the overall progress and the 
work could not be completed in the stipulated ime. 
hindered time and again due to floods in 


* Inlake wel, Pump house, Sub station works, Rising main and 
[Gravity main works are completed. 
* Bectrca tower erectioh works are under progisss 


+ High foods during 2018-19 & 2018-20 had led to inundalon ofthe work se causing parla 
(Gemages to the works axecuted and henoe the progress got hindered 

* uring the course of exkual execution varltlons have been oncountered and the same is being 
proceased for the approval of competent authority. 

COVID-19 pandemic & lockdown has hampered the progress. 


+ pumphouse work ls completed + The total tend required is 16 Acres and the acquiiion of the same ls under progess. Owing lo 
KM requont transfers of SLAOS , the SLAO Hessen charge wes vith AC Hassan for 2 substantial 
Ok of 7.5 Km lengttt of Ralsing Main, 2.5 Km is complciod. | re d tich time the pry 

Fenaining wore le Under poyuss. + COVID-19 pander inpcelion of lockdown has harper the overall progres and the 
work could not be completed in the stipulated time. 


k inof the ame is under progress. Owing 
lo frequentransers of LAO, the SLAO Hassan chaye was wih AC Hassan or a substanis 


Ralsing main works, Distribution chamber, Laying of OPVC 


ute completed and remaining work Is under progress. [availabilty of smaller quanily and supply of PSC ppos. 
* COVID-19 pander & impcalion of lockdown has hempored the overall progress and ine 
could not be completed In the stipulaled time. 


pO 


Ri lan S39 dived rN + The total and fired is 36 Acres 20 guntas, and the ecquisiion of the same is under 
Seren house 00 rob ೨೯ರತ/ progiess. Owing to frequent transfers of SLAOS , tho SLAO Hassan charge was wih AG Hassan 
 Stage-8: Al designs are approved. Out $125 kn cf ರೊ ಸ ಅ ಗ ರಂ 1 ಗಗಾಟ ಹರ ತ 
Ralsing Main, 5.20 km of laying [work could net be completed in tho stipulated time 


(fcor Leval ls completad and Gravity Main yet to be tacked. 


| ಮ್ನ | 
Cc ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಕೆಪ್ರತಾಪಚಂದ್ರತೆಟ್ಟ (ಸೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರು ಇವರು ಕೇಳಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 476 ಕ್ಕ ಅನುಬಂಧ-3 
4 ಕರ್ನಾಟಕ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ : ತುಂಗಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನಾ ವಲಯ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ 


ಕಾಮಗಾರಿ; ನಿಗಧಿತ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 
ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಭೇಕಾದ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು 
ದಿನಾಂಕ (ಗುತಿಗೆ 


ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇರುವುದಕ್ಕೆ 


SS 


UTP Division Ranebennuru 


athwork Excavation, Formation of Embankment, | 
CC Lining including construction of CD Works of 
SM 4 & Lateral 1 / Sub Minot 4 of Minor 43'ofF | 


. |-80/2013-14 dt:- 17- 
 |02-2014.Contract 
Value Rs.154.74 
Lakhs 


Work Delayed Due to Land 
Aquisition Problem. 


Agreement No. 
-81/2013-14 de:- 17- 


Work Delayed Due to Land 
02-20 14.Contract 


Aquisition Problem. 


|Agreement No. 
.88/2013-14 dt:- 
19-02-14.Contract 
Value Rs,142.56 
Lakhs > 


Work Delayed Due to Land . 
Aquisition Problem. 


04/2015-16 dtd: 18- 
03-2016.Contract 


Work Delayed Due to Land 
Aquisition Problem. 


Agreement 
No.05/2015-16 dtd: 
23-03-2016.Contract 

Value P 


Mis Aditya 
Constructions, Belagavi. 


Work Delayed Due to Land 
Aquisition Problem. 


Earthwork excavati 
including CC 1 


Earthwork excavation, 
including CC lining an 
from ch.26.00 to 29.00 


Earthwork excavation, 


offtaking at ch.244.450 under UTP main canal (Indent 


Km of Distributory - § 


formation of embankment 
d construction of CD works 


Formation of embankment, C.C. 


Lining with paver including construction of CD Works 


inKMNo. 243, 244 & 
(Indent No.21526) 


245 of UTP‘Main Canal. 


08-02-2017. 


92-02-2017. 


08-03-2017, 


08-03-2017. 


31-03-2017. 


Agreement No. 
|-422016-47 


0407-307, 


01-07-2017. 


|4512016-17 


"07-08-2017, 


07-08-2017. ‘dtd: 4. 
:|2017.Conttact Value 
|Rs.413,8 Lakhs 


: Agreement No, 
A 
03-2017.Contrace  |SFinivas-Ammapur 


30-09-2017. 


: Work Delayed Due to Land 


| Work Delayed Due to Land 


Work Delayed Due to Land 
Aquisition Problem. 


Aquisition Problem, 


Work Delayed Due to Land 
Aquisition Problem. 


Work Delayed Due to Land 
Aquisition Problem. 


Work Delayed Due to Land 
Aquisition Problem. 


Aquisition Problem. 


Work Delayed Due to Land 
Aquisition Problem. 


ಸ 2 | CEE ELEN EE NL CN NE EN 


sarthwork excavation, formation of . | 
embankment,C.C.lining and contruction of CD Works 
in KM-19,20 & 21(including construction of Aqueduct 
from Ch:18.900 Km to 19.800 Km) of Dy-6 off taking 
at Ch.244.450 Km under UTP Main Canal. (Indent No. 
22880) | 


123/2017-18 dtd: 19- 
03-2018.Contract 


Work Delayed Due to Land: 
ಸಹ I, Aquisition Problem. 


| 


Earth work Excavation » Formation of Embankment, 
including CC lining and Construction of C D Wor 
for construction of Direct minor - 53 from ch. 0.00 to 
1.180 km offtaking at ch. 225.106 km of UTP Main 

Canal. (Indent No. 20389) | 


50/2017-18 
dtd: 31-08- 
2017.Contract Value 


Work Delayed Due to Land 
Aquisition Problem. 


31-08-2017. 31-12-2017. 


Earth work Excavation , Formation of Embankment, 
including CC lining and Construction of C D Works 
for construction of Direct minor - 55 from ch. 0,00 to 
1.480 km offtaking at ch. 231.586 km of UTP Main 

Canal. (Indent No. 20391) 


2018-19 | 


Excavation excavation Formation of embankment CC 
Lining including construction of Head sluices for | 
minors and outlets from Km 1 to 18 and Km 22 to 33 
of Dy 6 off taking at Ch:244.450 Km under UTP main 
canal. (Indent No. 25638) | 


Work Delayed Due to Land 


11-04-2018. Aquisition Problem. 


12-10-2017. 


Work Delayed Due to Land 
Aquisition Problem. 


27-09-2018. 26-01-2019. 09-2018.Contract 
Value Rs.144.13 


Lakhs 


M Ravindranath 


Earthwork Excavation, Formation of Embankment, | 
including CC lining and Construction of CD Works 

From Ch: 0.00 to 3.448 km of Minor-S off taking @ 
Ch: 27.58 Km of Distributory No-6, From ch: 0.00 to 
1.541 of sub minor -1 off taking at ch. 0.418 km of! 

Minor - 5, From ch, 0.00 to 0.676 km of Branch minor - 
1 off taking @ ch. 0.440 km of sub minor - 1 of Minor 


Agreement No. . 
76/2018-19 dtd: 02- 
11-2018.Contract 
Value Rs.519.38 
Lakhs 


Work Delayed Due to Land 
Aquisition Problem. 


01-04-2019. 


-.,-.|Earth Work Excavation, Formation Of Embankment 
Including Lining and Construction Of C.D Works from 
Ch:5.00 to 6.560 km of Direct Minor 50Al1 offtaking 
@Ch: 218.40 km of UTP Main canal and its | 
SubMinor 1 from Ch:0.00 to 2.08 km offtaking | 
@ch:2.740 km and Sub Minor 2 from Ch:0.00 to 21570 


km offtaking @ Ch. 3.560 km under UTP Main Canal. 
(Indent No. 27389) | 


Survey, Investigation, Design, Supply, Installation, 
Testing and Commissioning of Filling of Anuriand 
other surrounding 30 numbers MIZP Tanks in 
Byadagi taluk of Haveri District By Lifting water 
from Tunga Bhadra River Near Kotihal in 

Ranebennur Taluk (Head Works consisting! of 
Intake cum forebay, Jack well cum pump house, 
Power supply including terminal bays, substations, 
overhead transmission lines, Rising Main, Delivery 
chamber and Distribution System and structures) 
including Operation and Maintenance for a period 
of 5 years after commissioning of work on Tum- 


48/2019-20 dtd: 06- 
01-2020.Contract 
Value Rs.541.75 
Lakhs 


Work Delayed Due to Land 


05-04-2020. Aquisition Problem. 


06-01-2020. 


Agreement No. .. 
45/2019-20 
Dated: 23-12- 


Work Delayed Due to approval of 
Terminal Bay Estimate from 
KPTCL & Covid-19 Pandamic 


23-12-2019 22-06-2021 


Kev Ra ndent No. 28 
Survey, Investigation, Design, Supply, Installation, 
Testing and Commissioning of Filling lof 
Budapanahalli and other 17 numbers MI/ZP Tanks 
in Byadagi taluk of Haveri District By Lifting 
water from Tunga Bhadra River hs 


Transmission line ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ 
ರೈತರು ಬೆಳೆಗಳನ್ನು 
ಹಾಕಿರುವುದರಿಂದ, ಕಾಮಗಾರಿ 
'ವಿಳಂಬವಾಗಿ, ನಿಗಧಿತ ಗುತ್ತಿಗೆ 
ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು 
ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. 
& Covid-19 Pandamic 


Chowdayyadanapura in. Ranebennur Taluk (Head 
Works consisting of Intake cum forebay, Jack well 
cum pump house, Power supply including terminal 
bays, substations, overhead transmission lines, 
Rising Main, Delivery chamber and Distribution 
System and structures) including Operation and 
Maintenance for a period of 5 years ia 
commissioning of work on Tum-Key Basis. 
(Indent No. 28133) | 


18-12-2019 22-06-2021 


MVR Constructions, 
Davangere. 


| A. 


UTP Division, Shivamogga 


Modernisation of Tunga Anicut Canal Network 
system From Km 0.00 to Km 34.00 Km and 
distributaries from DyNo. 1 to 25 Including 


M/s. Ramalingam 


providing c.c Lining using paver and bo 42/2015-16 Work was taken up only 
26 [Improvements to Structures of TLBC and From 21.03.2016 nd Dt:21.03.2016 Construction Co. on Canal closure period, 
Km 0.00 to Km 26.00 Km and distributaries from Rs.13298.20 Lakhs hence delayed. 


Dy.No. 1 to 21 Including providing C.C Lining 
using paver and Improvements Structures of TRBC 


Survey, Investigation, design, Supply, Installation, 
Testing and Commissioning of Lift Irrigation 
system (Head Works consisting of Diversion weir, 
Intake canal, Jack well cum pump house, Sub- 
station, Power supply, Rising Main associated with 
protective devices and Delivery chamber etc) and 


| 
| 
| 
| Ltd.,Bangalore 


Construction of Gravity Distribution System Res | Work delayed due to 
j 0. ಗ 
11.09.2017 vias Dt:11.09.2017 GVPR.Litd, Hyderabad Land acquisition 
Rs.43124.14 Lakhs process 


coming under Shimogga, Davangere and 

Chidradurga District. including Operation and 
Maintenance for a period of 5 years after 
successful commissioning on Turn-Key basis for 
SASVEHALLI Lift Irrigation Scheme in Honnali 
Taluka, Davangere District, Karnataka.) 


Modernisation of Tunga Anicut Canal 
Network system From Km 35.00 to Km 
101.600 and distributaries from Dy.No. 26 to 


49/2017-18 


62(38 No,s) Including providing c.c Lining | 
using paver and Improvements Structures of | 16,02,2018 05.02.2019 Dt:16.02.2018 ಮ A 
TLBC and From Km 27.00 to Km 53.80 and | Rs.14127.06 ವ ಪರನಾರಿ 4 

talks ad period, hence delayed. 


distributaries from Dy.No. 22 to 38A(19 Nos) 
Including providing c.c Lining using paver and 
Improvements Structures of TRBC . (Package- 


onstructions of Dam 


tanks in Sorab taluk of S 
lifting water from var 


Jack well 
Power supply includin 


chamber etc) and Con 
Distribution System inc 


(Uttarakannada) District 


successful commissionin 
for BANAVAS| Lift Irrigat 
No. 24492). 


proposed for Dandavathi Reservoir Project 
near Marur village of Soraba Taluk. 


2017-18 | | 
Survey, design, supply, installation, testing and 


commissioning of Kachavi lis for filling! up 


Transmission lines, Rising Main and Delivery 


luding structure for AE N 01/2018-19 Hanumsiftenns under progress by KPTCL 
providing lifting of water from Varada River 5/21/2018 3/12/2020 Dated : KNNL. Cate ಸ 4 at Banavasi After its 
near Banavasi village to fil 32 tanks of 21-05-2018 ಈಗ ಸ completion power will be 


Banavasi Hobli of Sirsi taluk of Karwar 


and Maintenance for a period of 5 years after 


and Allied Wor 1/2009-10 
14/10/2009 


Rs, 2559400 lakhs 


Due to objections araised 
by local villagers for land 
acquisition 


91/2017-18 M/sKVR 
Dated:26-03-2018 Constructions Pvt 
Rs. 1532.00 lakhs Ltd, Davangere 


Contractor is Delaying the 
work 


hivamogga district by 
ada river inclu ing 


cum pump house, 
8 substations and 


struction of Gravity 110kV substation work 


Shri K. Dodda 


Rs. 4455.00 lakhs supplied 


including Operation 


8 on Turn-Key Basis 
ion Scheme.” (Indent 
| 


No.4 BRLBC division, Bhadravthi 
2014-15 


Construction of diversion weir from 
Hodirayanahalla to Jambadahalla and its 


appurtenant works like construction of 72/2014-15 MI/s Engineer ಕಾಮಗಾರಿಯು ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
diversion weir, diversion canal, CD works, ದಿ: 16.02.2015 Project Pvt Ltd., snc 
inlet & outlets, strengthening of existing ‘Chennai 


dam bund and Modernisation of 
Jambadahalla right and left bank canal. 


No.5 Bhadra Canal Division, Davanagere 


ಯೋಜನೆಯ ಜಾಕ್‌ವೆಲ್‌ ಕಂ ಪಂಪ್‌ 
ಹೌಸ್‌, ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸಂಪರ್ಕ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಮತ್ತು ವಿತರಕಾ ತೊಟ್ಟಿಗೆ 

ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ 
ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಪೈಪ್‌ 
ಲೈನ್‌ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಬೆಳೆಗಳು 
ಇರುವುದರಿಂದ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಕೋವಿಡ್‌-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ 


ಮೆ॥'ಲಾರ್ಸ್‌ನ್‌ ೩೬ 


ಕರಾರು ಪತ್ರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕ್‌ಡೌನ್‌ 
ಪ ಸುವ ಏ ತ Rs 
ii ore A ಹ 24.01.2018 24.10.2019 ಸಂಖ್ಯೆ47/2017-18 | ಟೋಬ್ರೋ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌,  [ವಿಿಸದ್ದರಿಂದ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಯಂತ್ರಗಳು 
ದಿನಾ೦ಕ:24.01.2018 ಚೆನ್ನೈ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳು ದೊರೆಯದೆ 


ಇದ್ದುದರಿಂದ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ 
ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 


ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಸದರಿ 
ಕಾಮಗಕರಿಯು ಭೂಸ್ಪಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ 
ರೈತರುಗಳು ಅಡ್ಲಿಪಡಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ 


I | 2 | 


fT 2011-12 
otis. | ಶೀ ಹಾ ಶವಕುದಾಲ್‌, 
14123/2011 5/22/2012 ದಿನಾಂಕ; 23/11/2011 | 1ನೇ ದರ್ಜೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, 
Rs. 153.06 Ikahs ದಾವಣಗೆರೆ. 


Construction of minor-2 of D-16 from CH: 0. 000 
to 2.465 KM including CD works of varahi lef 
11/2011-2012 
10/22/2011 2/21/2012 ದಿನಾಂಕ: 22/10/2011 


bank. 
Rs. 106.62 llakhs 


34 


Balance work of construction of Distributory 11 
from CH: 10.575 KM of VLBC. 


ಇಲಾಖೆಯವರು ಲ್ಯಾಟಿರಲ್‌ 


| 

| 
Construction Of lateral OR12, OL13, OL14, 

| 


| ಶಂ | ನನಾ ವಂಸರ್ಳ ನನನ್ನು ಮನಸು 
36 3/5/2014 1/4/2014 ದಿನಾಂಕ: 05/03/2014 | ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು, 


ORI5, of DY 16of VLBC ಅನುಮತಿ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದು; 


Rs. 50.94 Ikahs ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ. we 


SESS HN FERC RR EE UES SEES NEE 


| ರವಿಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌. 
01/2015-16 ಶೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕನ್ನ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್‌ 
5/5/2015 ದಿನಾಂಕ: 06/04/2015 | ನಂ.988/455, 1ನೇ ಮಹಡಿ, 


Cisstcbatlori of CTC © Ch.6.530km D-16 of 
VLBC 


41612015 


Rs. 21.58 Ikahs ತರಳಬಾಳು ಬಡಾವಣೆ, 
ದಾವಣಗೆರೆ. 


Package-1: Construction of DY-27 from Ch. 0.000 
KM. to 1.268 KM. including structures & 

Construction of minor-1 of Dy.29 from ch. 0.000 to 
1.645 k.m including cd works of VLBC. 


21/2016-17 
'ದಿನಾಂಕ: 
21/10/2016 
Rs. 221.63 lakhs || 


10/21/2016 10/20/2017 


9/29/2016 9/28/2017 
10/21/2016 10/20/2017 


10/17/2016 


[3 


718/2016 


17/2016-17 | 
ದಿನಾಂಕ: 29/09/2016 | 
Rs. 306.22 lakhs 


Package-3:Construction of Dy-31 (Earth work and 
lining) including structures of Varahi Left Bank 
Canal from Ch 0.000 to 1.000 km. 


ಶ್ರೀ ಜೆ. ಎನ್‌. ಬೆಟ್ಟಿ 
' ಕೆಟಗರಿ-1 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, 


Package- 5 Construction of Dy-32 from 0.000 to 
1.000 Km, from 1.000 to 2.000 Km & from 2.000 
to 3.000 Km (earthwork and lining) including 
structures of Varahi Left Bank Canal 


27/2016-17 
ದಿನಾಂಕ: 21/10/2016 
Rs. 460.18 lakhs 


| ಮೇ ದುರ್ಗಾ ಕನ್‌ಸ್ಕ್ಕನ್‌, 
ಶ್ರೀ ಸುಭಾಶಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ, 
ಕ್ಲಾಸ್‌-1 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, 
ಚರ್ಟ್‌ ರೋಡ್‌, ಕುಂದಾಮರ 


Package-6 : Construction of Dy-34 from Ch. 0.000 
Km to 1.000 Km from Ch. 1.000 Km to 2.000 Km 
from Ch. 2.000 Km to 3.000 Km and from Ch. 
3.000 to 3.640 Km including structures of VLBC 


} 19/2016-17 
'| ದಿನಾಂಕ: 17/10/2016 | 
Rs. 325.77 lakhs 


10/16/2017 


ಪಟ್ಟಾ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ 
ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿನ 
ಜಮೀನುದಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಧನವನ್ನು 
ಈಗಾಗಲೇ ಪಾವತಿಸಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಯು 
ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ 


| 42/2016-17 
ದಿನಾಂಕ: 08/07/2016 
Rs. 246.28 Ikahs 


Balance work Construction Of Dy No.24 Offtaking 


at Ch:20.750km of VLBC including CD Works 71712017 


Construction of cut and cover at Ch:19.260Km to | 
19.340 Km of 20 Km of Varahi left bank canal & 03/2020-21 
ದಿನಾಂಕ: 27/11/2020 


Rs. 493.82 lakhs 


1112712020 5/26/2021 
Ch:17.360Km to 17.420Km in 18th Km of Varahi 


left bank canal. 


05/2021-22 
ದಿನಾಂಕ:29/07/2021 
Rs. 8.44 Ikahs 


Construction of Trough at Ch: 0.020km ‘of DY-2 


7/29/2021 
of VLBC. 


10/28/2021 


11/2/2021 
26/2021 
Protection: work. of Embankment Portion of PE: 
12,Dy-13 of VLBC | 712912021 10/28/2021 


| 
Clearing of Slipped Earth and Construction of 
Open Trough from Ch: 4.875'to 5.000 Km and 
Construction Cut&Cover From Ch:5.040 to 5.195 
km of Dy-16 of VLBC. |. 


01/2021-22 
ದಿನಾಂಕ: ೦3/05/2021 


5/3/2021 


06/2021-22 
ದಿನಾಂಕ: 29/07/2021 
Rs. 8.63 lakhs 


Nala trimming work for Minor -3 of Dy.16 ‘of 


VLBC for existing nala @ tail end. 10/28/2021 


07/2021-22 
ದಿನಾಂಕ: 29/07/2021 
Rs. 12.67 lakhs 


Rs. 561.13 lakhs 


ಶ್ರೀ ಎಂ. ಸುರೇಶ ಶೆಟ್ಟಿ 
5-80, ಗಿರಿಜಾ ನಿಲಯ, 
ಬಾಸ್ಕರಬೆಟ್ಟು, ಮಣೂರು 
ಅಂಚೆ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ. 


ಅತೀಯಾದ ಮಳೆಯಿಂದ 
ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ 
ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಮಗಾರಿಯು 


ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 


ಸದ£E ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 
ಅತೀಯಾದ ಮಳೆಯಿಂದ 


ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ 


ಶ್ರೀ ಜೆ. ಎನ್‌. ಶೆಟ್ಟಿ 
ಕೆಟಿಗರಿ-1 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, 
ಘಟಿಪ್ರಭ, ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕು 


ಶ್ರೀ ಎಂ. ಸುರೇಶ ಶೆಟ್ಟಿ, 
5-80, ಗಿರಿಜಾ ನಿಲಯ, 
ಬಾಸ್ಕರಬೆಟ್ಟು ಮಣೂರು 
ಅಂಚೆ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ. 


ಶ್ರೀ ಎಂ. ಸುರೇಶ ಶೆಟ್ಟಿ 
5-80, ಗಿರಿಜಾ ನಿಲಯ, 
ಬಾಸ್ಕರಬೆಟ್ಟು ಮಣೂರು 
ಅಂಚೆ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ 
ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಮಗಾರಿಯು 
ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 


| 


ವಾರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣೆ, ವನ್ಯಾಸ್ಯ PN ಮೆ॥ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ 
ಪಂಪ್‌ಹೌಸ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ, ಡೆಲಿವರಿ ಚೇಂಬರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ, ಕನ್‌ಸ್ಪಕ್ಷನ್ನ್‌ ಪ್ರೈ.ಲಿ. ವಿಳಂಬ, ರಕ್ಷಿತಾರಣ್ಯ ಮತ್ತು 

ಹಾಲಿ ಇರುವ 33 ಕೆ.ವಿ. ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸಬ್‌ಸ್ಟೇಷನ್‌ ಸ್ಥಳಾಂತಥ 3/2018-19 ಎಸ್‌.ಎನ್‌.ಸಿ ಹೌಸ್‌,4ನೇ | ಡೀಮ್ಸ್‌ ಫಾರೆಸ್ಟ್‌ಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ, 
ಮತ್ತು ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುವ. | 08.06.2018 ಮಹಡಿ, ಕೋವಿಡ್‌-19 ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ 

51 ಪ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಸ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡುವುದು | 11/06/2018 10/12/2020 18ತಿಂಗಳು (ಮಳೆಗಾಲ |ನಂ-7, ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ರೋಡ್‌, ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 


i ಮುಖ್ಯ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ, |}: ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) (ಹಳೆ ನಂ.9, ರಾಜಾ |ಮಾನವ ಶಕ್ತಿ, ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ 

2723ಹೆ. ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ ದೇಶ ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ಮತ್ತು 5 ರೂ. 301.06 ಲಕ್ಷ ರಾಮ್‌ ಮೋಹನ್‌ ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ 
ವರ್ಷಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ವಾರಾಹಿ ಏತ ರಾಯ್‌ ರೋಡ್‌) ಸಾಮಾಗಿಗಳ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು 
iis ಕಾಮಗಾರಿ ' | : ಬೆಂಗಳೂರು-560025. ಅತಿಯಾಗಿ ಸುರಿದ ಮಳೆ 


ಕೋವಿಡ್‌-19 ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ 
ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 
ಮಾನವ ಶಕ್ತಿ, ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ 
ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ 
ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು 
ಅತಿಯಾಗಿ ಸುರಿದ ಮಳೆ 


19/2019-20 
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಸ್ತೂರು | ದಿ:27/2/2019 12 | ಮೆ॥ಫಿಲಿಫ್‌ ಡಿಕೋಸ್ತಾ, 
ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಹಟ್ಟಿಕುದ್ರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುವ ಸೇತುವೆ 27/2/2019 . 26/12/2020 | ತಿಂಗಳು (ಮಳೆಗಾಲ |[ಕೆಟಗರಿ-1 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ | ಸೇರಿ) ಉಪ್ಪಿನಕುದ್ರು, ಉಡುಪಿ 
ರೂ. 19.49 ಲಕ್ಷ 


| 16/2019-20 ಶ್ರೀ ಜಿ. ಶಂಕರ್‌ ಕೋವಿಡ್‌-19 ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ 
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 18/1/2019 ಕನೀನಿನಿ, ಕೆಟಗರಿ-1 ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 
ಬರುವ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸುಮಾರು 1350ಹೆ. ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ 18/11/2019 17/05/2021 18 ತಿಂಗಳು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಗಣೇಶ್‌ |ಮಾನವ ಶಕ್ತಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಸೌಕೂರು ಏತ ನೀರಾವರಿ (ಮ ಳಿಗಾಲ ಸೇರಿ) ನಗರ, ಸ್ಟೇಷನ್‌ ರೋಡ್‌ |ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ 
ಯೋಜನಾ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಜಯಪುರ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು 


ಅತಿಯಾಗಿ ಸುರಿದ ಮಳ 


ರೂ. 80.75 ಲಕ್ಷ 
) 


SBS 


": ಕರ್ನಾಟಕ ನೀರಾವರಿ 'ನಿದಮ ನಿಯಮಿಹ : ನೀರಾವರಿ ಕೇಂದ್ರ ವಲಯ, ಮುನಿರಾಬಾದ್‌ 


Design, Supply, Installation, Testing and Commissioning 
of VT Pumping Machineries, Transformer, Electrical Sub- 
Station Works and Other connected Electrical Works 
design & Construction of intake canal, transisation, jack 
well & pump house, M.S Raising man, Delivery Chamber, 
including operation and maintenance of the system for 5 
years from the date of commissioning of Alwandi Betegeri 
Lift Irrigation Scheme in Koppal Taluk | 


NO.1, TR DIVISION, 
MUNIRABAD 


SLIS NO.1, 
DIVISION, Alur Bannikoppa Lift 
MUNDARAGI \ 


Construction of L B M Canal Reach-III (Gadag Branch III) 
Excavation, C.C. lining, Embankment with CD works from 
Km 0 to 10 oh Left Bank of SLIS. Balance Work) 
(Package-IV) 


SLIS NO.1, 
, DIVISION, 
MUNDARAGI 


Modification in the.Construction of Left Bank Main Canal 
Reach-II (Gadag Branch) Comprising Excavation, CC 
Lining, Embankment with CD works from Km 11.00 to 
Km. 13.49 and Km 17.82 to 26.00 (Tail end) by 
[Constructing Cut & Cover from Ch: 12.1 10 to 13.490 Km 
& 17.820 to 18.430 Km instead of open a: (CDP Limits of 
Gadag - Betageri) 


SLIS NO.2,DIVISION, 
HUVINAHADAGALI 


| 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಸಿದ | ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಸಲೇಕಾದ 


21/09/2016" 


ಹ 


G. Shankar, Category-I 
62.3 Contractor, Ganeshnagar 
T.P- + 9 % above Station Road, 
| : . Viyayapura. 


21.04.2018 


Mis Amrutha 
Constructions Pvt Ltd, 
Bengalore 


112.45(TP 7%) 


06.03:2017 Time 06.03.2017 Time 
extension proposal extension proposal 
approved upto approved upto 
30.04.2020 vide CE off | 30.04.2020 vide CE off 


ltr No Itr No 


M/s Vishwas Enterprises 


9/7/2016 Hubli 


M/s Venkanagouda S. 
Patil, Vishwas Enterprises, 
Hubli 


07.09.2016 06.03.2018 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ನಿಗಧಿತ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲ ಮೂರ್ಣಗೊಳಆಸಲು 


ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್‌ ಸವಾ ಶ್ರೀ.ಕೆ. ಪ್ರತಾಪಚಂದ್ರ ಶೆಣ್ಲ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ್ಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 476 ಕ್ಲೆ ಅನುಬಂಧ-3 


(Rs in Crores) 


ಬೇಟಗೇರಿ ಗ್ರಾಮಕೆ ನೀರನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಸಲುವಾಗಿ 

ರೈತರು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸುಮಾರು ಒಂದುವರೆ 
ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ 

ಸದರಿಯವರಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಮತ್ತೊಂದು 

ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು 
ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ 

ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪುನರ್‌ ಪ್ರಾರಂಭಸಿ 
ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 


1.Due to Covid-19 and Land acquisition. 
2.Further delayed due to KEB 
approvals 


Due to Covid-19 and Land aqusition. 


Court case due to Land aqusition. 


"Design, Supply, Installation, Testing and Commissioning 
of Lift Irrigation System including Operation and 


Maintenance of the system for 5 years after successful ; | ಸ ಸದರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಭೂಮಿಯ ಸ್ಥಾಧೀನವಾಗದೆ 
commissioning on Turn-Key basis under SCP/TSP ' 46.98 (T.P. -21.66% Ri ಣ ಇದ್ದುದರಿಂದ, ಜಲಾಶಯದ ಹಿಸ್ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಪರಿಗಣಿಸಿ 
programme of Chilavarabandi LIS (Adavi 16-1207 15.04.2019 below) | Shivashankara Ndays, ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದನಿಗದಿತ 
Anandevanahalli Stage - Il in Hagaribommanahalli Taluk, Armen IE ಸಮಯದೊಳಗೆ ಮೂರ್ಣಗೊಳಸಲು ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


NO.1, TR DIVISION, 
MUNIRABAD 


SLIS NO.1, 
. DIVISION, 


Micro Irrigation for an Area of 10080 Hectre (LBMC 2nd 


46260  (TP5% | Mis MEIL- Netafim Pvt 
reach of left side of SLIS) (Package-I) 


. above) LtdOV) 


Due to Covid-19 and Land acquisition and 
Due to standing crops. 


24.03.2018 23.09.2019 


Survey, Design, Supply, Installation, Testing And 
Commissioning of Lift Irrigation ({Head Works consisting 
of Intake canal, Jack Well cum pump house, Power supply 
including substation and transmission lines, Rising Main 


137.06 


| 
| 
and Delivery chamber etc., } and Construction ‘of Gravity | Forest Clcarance Proposal approved fom 
SLIS NO.1, Distribution System including structure for providing | M/s. Ocean Construtions Aranya Bhavan and Hard copies are 
DIVISION, ER R 12.01.2018 11.01.2020 j p ಸ submitted to DFO Gadag, and RFO & DFO 
Drinking water and recharging ground water to fill 20 tanks 5.00% Above U ಸ India Pvt Ltd inspection are completed, Waiting for CCF 
coming under Shirhatti taluk Gadag District. including Wa ಭೆ P | pe s ಇಡ ನ 


Operation and Maintenance for a period of 5 years after 
successful commissioning on Turn-Key Basis for 
SHIRAHATTI Lift Irrigation Scheme in Shirhatti Taluk, 
Gadag District, Kamataka (Indent No. 22315) 


Design, Supply, Installation, Testing and Commissioning 
of Lift Irrigation System for lifting water from 


| 


150.8134 (TP 7% Ne | | 
SLIS NO.2,DIVISION, | | Amrutha Construction Pvt | Pipeline work is delayed at certain reaches 
HUVINAHADAGALI 24.03.2018 33.09.2019 ಹಂಗಳ ಸ tendet Lid Bengaluru due to delay in Land Acquisition Process 


KPTCL Sub-Station, including all connected works, 
Operation and Maintenance of the system for S years after 
successful commissioning on Turr-Key basis, 


SLIS NO.1, 
DIVISION, 


NO.1, TR DIVISION, 


MUNIRABAD 


NO.1, TR DIVISION, 


MUNIRABAD 


NO.3, CANAL 
DIVISION, 
SINDHANUR 


Development of Saint Nijasharana Ambbigara 
Choudayya Ikkya Mantapa Similar to Shri Basavanna ) 
Ikkya Mantapa (Kudala Sangam) which is Submerged in 
Back waters of Singatalur Barrage across Tungabhadra 
River Near Choudayyadanapura:of Ranibénnur Taluka, 
Haveri District under R &R of SLIS | 


[Modernization of Vijayanagara Channels (Package-l) 
Kamataka, India 


Design, Supply, Installation, Testing.and Commissioning of 
Lift Irrigation System including Operation and 
Maintenance of the system for S years after successful 
commissioning on Tum-Key basis under Bahaddoor 
Bandi Lift Irrigation Scheme in for providing Irrigation 
facilities by lifting water from Tungabhadra reservoir 


Koppal taluk and District” 


Thimmapura LIS 


3/26/2018 


8.3.2019 


10.12.2018 


08.03.2019 


26.3.2018 to 25.9.2020 
(18 months) 


2018-19 


30 Months from the date of 
work order issued 
(07.09.2021) 


18!Months 
(11.06.2020) 


09.09.2020 


31.46( 8.00% Above 
Updated Cost) 


M/s Ocean Constructions 


Pvt Ltd, Mangalore Archeological Survey of India permission 


Work has to be carrieed only during the 
closurd period of canals ( ie; from may to 
June for left bank canals and from Dec to 

Jan for Right bank canals ). work was 

hamperd due to covid-19 Pandamic 
outbreak during closurd period available 
for work 


RNS Infrastructure 
Ltd,Naveen Complex, 
7th floor, 14,Construction 


371.1 
T.P- +5% above 


ಬಹದ್ದೂರ್‌ ಬಂಡಿ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಅನ ರೈತರು ಹಾಗೂ 
G. Shankar, Category- ಜನಪ್ರತಿನಿಥಿಗಳ ಒತ್ತಾಯದ ಮೇರೆಗೆ ರೈಸಿಂಗ್‌ ಮೇನ್‌ 
55 1 Contractor, | ಪ್ರಂ್ರಕರಣವನ್ನು ಬದಲಾಯುಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 
T.P- +9 % above | Ganeshnagar Station CHRIS ನಿಗದಿತ ಸಮಯದೊಳಗೆ 
Road, Viyayapura. ಪೂರ್ಣಗೊಳಸಲು ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


MIs Ocean Constructions 
India PVt.Ltd. #203, 
second floor,in'land 
ornate, Navabharat 
circle,Mangaluru. 


Lock down due to Covid-19 
ರೈತರು ಅಡ್ಡಿಹೊಡ್ಡಿದ್ದರಿಂದ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ. 
ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


97.69/Agr prem-35% 
above 


) 


| ಡುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ನಿಗಧಿತ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ: 
” "ವಿಳಾಸ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು py 


PACKAGE Il: PROVIDING AUTOMATED DRIP 


Ms jain irrigation 
Systems --M/s RNS 
Inftrastructures Ltd., (JV) 


SLIS NO.l, 
DIVISION, 


31.12.2018 30.06.2020 


Due to Covid-19 and Land acquisition. 


9.00% Above APT | 


1.Due to Covid-19.and Land acquisition. 
2.Further delayed due to KEB 
approvals 


SLIS NO.1, 
DIVISION, 


M/s MEIL-Nctafim 
Hyderabad 


02-06-202 . 9.00% 


12/3/2018 6/2/2020 Above Updated Cost0| 


MUNDARAGI/ GADAG TALUK. OF GADAG 
DISTRICT, KARNATAKA STATE" (Block 1-5)-25063 


D-31 farmers obstructed the work demanded 
additional rising main pipeline of 1.6Km and 
Due to Covid Phase-1 and Phase-Il there is 
lack of men and materials. 


2019-20 
Sri.Doddahanumantappa, 


Filling of Devalapur and other tanks 08.03.2019 08.9.2021 115.15 (TP 9% Abové)|” Hosapete 


Consultancy Services for "Preparation of Command Area 
Maps, Reconnaissance survey, Topographical Survey of 
Main Canal and Distributary Network, Detailed 
Engineering including preparation of Designs,Drawings 
and Estimates for Critical and Non critical Sructures 
coming under TLBC and Balance Distributries, Preparation 
of Detailed Project Report inconsultation with 
ADB/ACIWRM for Modernization of Tungabhara Left 
Bank Canal under Tranche -3. 


NO.2, CANAL 
DIVISION, 


preparation of DPR and also preparation of 
bid document clearance from directors of 
CWC New Delhi. Which takes 
considerable period 


Sri. Santosh Joseph (EI 
: Technologies pvt Ltd) 


17.07.2020 


No.1, TR DIVISION, 
MUNIRAB 18.10.2019 


AD 9.98(T.P. 0.00%) | 


ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನ ವಿವರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ನಿಗಧಿತ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲ ಪೂರ್ಣಗೊಳಸಲು 


FN EN NS ESR SE SE NE EEE RES 7 ORE EGE TOE TCN SENE eEeS NRSCS Ta 


Consultancy Services for Survey, es Designs, 
Preparation of Estimates, Drawings , DTPs and LAQ 


E. 1 Technologies ಸರ್ವೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೃಗೊಳ್ಳಲು ಸುತ್ತಮುತ್ತಅನ 


NO.2, CANAL proposal for Construction of Balancing Reservoir on ತ Pvt.Ltd, Bangalore and | ‘®ನಪ್ರತಿನಿಥಿಗಳ ಜಳ್ಷಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕೋವಿಡ್‌-19 ' 
DIVISION, Downstream of Tungabhadra Dam through Augmentation 18.03.2021 17.11.2021 Root Design Engineer & ರಿಂದ Lಂk dಂwಗ ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯು 
ODDERAHATTI [cum Flood Flow Gravity Canal as an altemative to Technoctates Pvt.Ltd, ನಿಗದಿತ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಸಲು 
compensate the short fall in utilization due to Reduction in Mysore. ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


storage capacity in the Tungabhadra Reservoir. 


ಹಟ 


Providing Grade-Il & Garde INI Metalling work to SR Main 
Canal From KM 150 to 167 &lts Distributary from Km 
0.00 to 11.00 of D-82, from Km 0.00 to 2.00of D-84 ,from 


Anim apur Infrastructure 


Km 0.00 t05.00 of D-85,from Km 3.00 to 6.00 of D-85/6, p po 9. | PvtLtd, HNo2-8- ಎಕ 
4, from Km 0.00 to 1.50 of D-85/8 fr | ವ 0 iri i ಎ] 
WHEN, AS 0-87 from Km 0.0010 20.00 of 2-89, ಗ Eno ಸ L ಸ is; 18.1.2020 to 17.7.2020 20 ಗ ನ ಸೂಸಿ eis Kenic: Phese-T ad - TST, thei? | 
of D-89/1 ,from Km 0.00 to 6.00 of D-90 \from Km 0.00 to (months) Dld:18/1/2020 | ony Gudadenals road ರ: ತುಡ ಅಹ 
4.00of D-91 from Km 0.00 to 4.00 &Km $.00 to 11.00 of Ubgsgr ನ 


D-92 & from KM 0.00 to 6.00 of D-92/1 of TLBC( 
Package-2) (Indent No:26392) 


Removal of silt, Jungle, Special repairs to 
head work, Repairs to Approach road to Lift 
Irrigation Schemes in Bennihalla, Retaining 
wall to Asuti Lift Irrigation on: Scheme, 
Repairs to Gates, Repairs to service road and 
other works in Nargund. branch canal, 
Kolachi Right bank canal and its 

distributaries under KNNL MRBCC 

Division No.1 Nargund. (Indent No. 28723) 


Construction of Diversion: weir across 
Tupparihalla near Gobbargumpi village of 
Navalgund Taluk Dharwad District. 

(indent No.29376) 


Construction of Diversion’ weir across 
Bennihalla near Amargola village of 
Navalgund Taluk Dharwad. District 
(1.No.29377) 


Construction of Retaining wall for 

Bennihalla for flood Protection near 

Nagalinga temple, Amargol village | K ಶ್ರೀ ಆನಲಿದ ಎಸ್‌ ಕಿರಗಿ. 
Navalgund Taluk, Dharwad 

District.(I.No.31193) 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಡಕೋಡ, 
ಬೋಕ್ಕಾಪೂರ, ಗರಗ,' ಹಳೇತೇಗೂರ; ಬೋಗೂರ ಮತ್ತು rude: wikis 
ನೀರಲಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ 222700 |~ ವ 
ರಾವ್‌ 
್ಪಿ|ತುಪ್ಪಃ ; 
ಧಾರವಾಡ ಜಿಲೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ 'ಪಶ್ಚಿಮ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ 
ಮಬದಕಾನಿ, [ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಾರ್ಡ ನಂ.37 ರ ರಾಮ 
ಮನೋಹರ ಲೋಹಿಯಾ ನಗರ, ಮುರಾರ್ಜಿ ನಗರ, |: 400.00 
ನಂ.3, ಬ್ಯಾಹಟ್ಟಿ|ಗಿರಿನಗರ, ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ 
ಹಾಗೂ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು. 


ಮಬದಕಾನ, [Construction of Retaining wall to Karkihalla 

ವಿಭಾಗ at SC colony of Heggeri, Jagadish Nagar, 

ನಂ.3, ಬಾಹಟಿ Devaraj Nagar & JP Nagar (Ward No.4) of 
© “Hubli City. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 2ನೇ ಹಾಗೂ 
ನಂ.01, ಭಾಗಶಃ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ರೂ.109.28 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ 
061052020 | 552 [ನ್ರಾವತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಬಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ 


ರೂ 70.29 ಲಕ್ಷಗಳ ಹಣ ಪಾಷತಿಸಲಾಗಿದೆ 


ನಂ.10, ತುಪ್ಪರಿಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ನೀರಿರುವದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ 
020 ಅ 
19/08/2020 SEO ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. 
ನಂ.1, ಬೆಣ್ಣಿಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ನೀರಿರುವದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ 
24/08/2020 RI ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. 


ನಂ.7 ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಬೆಣ್ಣಿಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ 
02/08/2021 01/08/2922 |ನೀರಿರುವದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. 
ನಂ.28, 
28/02/2018 27/02/2019 |Dueto Agency and COVID-19 
01/04-2021 
571 19/04/2021 | $16-2021 [Due to Agency and COVID-19 


02/04-2021 | 
s8/ 19/04/2021 | #62021 |Due to Agency and COVID-19 


NS AUD 


ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಸವದಿ, 


ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಯರಿಸೆಗೆಮ್ಮ ದೇವಿ ಸಮುದಾಯ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಶಿಗ್ಗಾಂವ ಎತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ 
ಡೈವರ್ಷನ್‌ ವಿಯರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕ್ಯಾಲಕೊಂಡ 
ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕೆಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗೆ, ಅತ್ತಿಗೇರಿ 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವಿ 
ಗ್ರಾಮದಿಂದ  ಮುಗೂ 


ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬನ್ನಿಕೊಪ್ಪಾ 


ಮುಗಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗೆ, ಬಂಕಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ 
ತೇವರಮೇಳ್ಳಿಹಳ್ಳಿ ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಮಾಕಾಮರ 
ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಯತ್ತಿನಹಳ್ಳಿ ವರೆಗೆ 3 ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ.(ಇಂಡೆಂಟ ನಂ.28231) 


'ಮುದ್ಧಿನಕೊಪ್ಪದ ವರೆಗೆ, ಕಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ 
ಎನ್‌,ಎಮ್‌.ತಡಸಗ್ರಾಮಡ ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಎನ್‌,ಎಟ್‌-4 


4450.00 


ದಿನೇಶ ಆರ್‌, 
ಇ (ಡಿ.ಆರ್‌.ಎನ್‌. 
ಇನ್ನಾರ) 


ನಂ.60, 
29/01/2014 


ನಂ.25, 
08/09/2020. 


ನಂ.24, 
08/09/2020 


ನಂ,23, 
08/09/2020 | 06/07/2021 


28/07/2015 


ನಂ.26, 
08/09/2020 97407/2021 


Dueto Agency and COVID-20 
~l to Agency and COVID-21 


(ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನವಾಗದೆ ಇರುವುದಕ್ಕೆ 
ಕಾರಣ) 


3).Proposal is pending at DFO for 
verifying compliance of conditions 


Dueto Agency and COVID-19 


Due to Agency and COVID-22 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಡಸ-ಗೊಂದಿ 
ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹನಕನಹಳ್ಳಿಗ್ರಾಮದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ.28232) 


Improvements to Roads from Shiggaon to 
Donnegudda (Quarry) road and: Artal to 
Jondalgatti in Shiggaon taluka of Haveri 
District. Indent No.30697 


Improvements to Roads from 1) Attigeri to 
Sounshi 2)Shiggaon-Hirebendigeri to 


Belagli in Shiggaon Taluk of Haveri District. 


(Indent No.30690) 


Improvement to Road from (iyChandapur to 
Kittur Rani Chennamma Vasati Shale 


(2.00km) (ii) Baad-Tbrahimpur to Bankapur | 


(3.00km) and (iii) Shiggaon ‘to 
Dymavvangudda (2.00km) in Shiggaon 
Taluk of Haveri District. (Indent No.30682) 


BUY DAW 


ಶ್ರೀ ಮಾಲತೇಶ 
ಬಾಳಣ್ಣಿವರ, ಹಾವೇರಿ 


Sri. V.P.Bijjam 


Sri. Arjun 
G.Hanchinamani 


04/09/2020 


ನಂ.15, 
23/07/2021 


ನಂ.12, 
25/06/2021 


ನಂ.10, 
25/06/2021 


03/12/2020 


22/04/2022 
24/03/2022 


24/03/2022 


ಲಂ 
(ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನವಾಗದೆ ಇರುವುದಕ್ಕೆ 
ಕಾರಣ) 


Due to Agency and COVID-23 


Due to Agency and COVID-24 


Due to Agency and COVID-25 


Due to Agency and COVID-26 


SSE inane: 


Improvements to roads from (i) Timmapur 
to Adavisomapur (4.00Km) (ii) 


ಸವಣೂರು ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 48 ಸಣ್ಣ 
ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸುವು ಕಾಮಗಾರಿ 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುರುಬರ 
ಮಲ್ಲುರು ಗ್ರಾಮ ದಿಂದ ಎನ್‌.ಎಚ್‌-4 ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ 


9700.00 
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬರದುರು 
ಗ್ರಾಮ ದಿಂದ ನರೆಗಲ್‌ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗೆ, ಸವೂರು ಗ್ರಾಮ 
ದಿಂದ ತೇವರಮೇಳ್ಳಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗೆ, ಸವಣೂರು 
ಗ್ರಾಮ ದಿಂದ ಸವೂರು ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ತ 
ಗ್ರಾಮ ದಿಂದ ಸವಣೂರು ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗೆ 4 ರಸ್ತೆಗಳ 


ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಇಂಡೆಂಟ ನಂ.28261) 

ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಸವಣೂರು]ಜಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ದಿಂದ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 
ವರೆಗೆ, ಹೊಸನಿರಲಗಿ ಗ್ರಾಮ ದಿಂದ ಮಂತ್ರೋಡಿ 
ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಜೆಕಿನಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ ದಿಂದ 
ಹುಲಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗೆ 3 ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ.28263) 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾರಡಗಿ 
ಗ್ರಾಮ ದಿಂದ ಮಂತ್ರೋಡಿ ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗೆ, ತೋಂಡುರು 
ಗ್ರಾಮ ಬಿಂದ ಗಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗೆ, ಚಳ್ಳಾಳ ಗ್ರಾಮ 
ದಿಂದ ಹುರಳಿಕುಪ್ಪಿ ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಮಂತ್ರೋಡಿ 
ಗ್ರಾಮ ದಿಂದ ಸವಣೂರು(ಒಳದಾರಿ) ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗೆ 4 
ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ.28266) 


ಷರಾ 
(ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನವಾಗದೆ ಇರುವುದಕ್ಕೆ 
ಕಾರಣ) 


ನಂ.1, 
25/06/2021 | 232022 [Due to Agency and COVID-27 


ನಂ.07, 
15750.37 03/05/17 
04/05/2015 ve 
ನಂ.06, 
10/07 
ರ 
ನಂ.22, 
08/09/2020 | 5/07/2021 


06/08/2021 
ನಂ.21, 

08/09/2020 R20 
ಸಂ.20, 

08/09/2020 - to Agency and COVID-20 


Due to Land Acquisition & COVID-19 


.ಏಿ.ಟಿ. ಎಲ್‌.ಟಿ.ಡಿ, 
ಮಂಗಳೂರು 


ಮೆ: ಒಸಿಐಪಿಎಲ್‌, 
ಮಂಗಳೂರು, 


| 
ed 
| | | 
| | | ಸ - 


Due to Land Acquisition & CovID- 
19 


Due to Agency and COVID-20 


ನಂ.27, 
09/09/2020 


Due to Agency and COVID-20 


Due to Agency and COVID-20 


WSNHoLL A 


ಮೆ: ಒಸಿಐಪಿಎಲ್‌ 
' 390.00 Sri. B.K. Matagar 


ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಬೇಡ್ತಿ ನದಿಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ಎತ್ತಿ ತುಂಬಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ (ಟರ್ನ್‌ ಕೀ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ). 
(ಇಂಡೆಂಟ ನಂ.25168) 


Construction of Barrage across Malaprabha 
Naviluteert river near Bevinakoppa Village in Bailhongal 
ha taluka. 


EEE” TSS HN NNN SR RE 


Construction of Inter Connecting Canal 
From Kalasa to Malaprabha River Phase-Il 
(Balance Work) Ch(-)145 to 5005 Mtr - 
Construction of 2 Vent Box from Ch.1920 to 
Khanapur |2070m by Box pushing Technique. 


M/s. Multi designs 
Infraworks Pvt. 
Ltd., Bangalore. 


D.RN. 
Infrastructure 
Category I 
Contractor Hubli 


Construction of Inter Connecting Canal from 
Kalasa to Malaprabha ‘River from Ch (-) 145 
to 5005 Mtr - (Phase-Il, Stage Il Balance 
Work -Earthwork and Construction of R/S 
Single Vent Cut and Cover RCC Box. 

30 | Khanapur 


Construction of Inter Connecting Canal from 
Kalasa reservoir to Malaprabha River from | 
Ch. (-)145 to S005Sm - Balance work of 
construction of L/S single vent cut and cover 
RCC Box including Inlets ‘at Ch. 180M, 
31 | Khanapur |630M & Trough at Ch.2070M Phase I, 


Stage II. Category 1 


Contractor Hubli 


ಷರಾ 
(ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನವಾಗದೆ ಇರುವುದಕ್ಕೆ 
ಕಾರಣ) 


sn ಬತ್ತಿ 


MME EN A EE Ci wa; 


28613.79 
3p 02/ 06-04-2017 5.12.17 


ES SCS i 


6568.00 + 
Rs. 426.16 (EFI 
unt) 
94.16 


ನಂ.15, 


5, 021 
26/02/2019 ಪಲ್ಯ 


Due to Land Acquisition & COVID-19 


Physically work completed and Gate 
Erection is balance due to back water of 
Malaprabha reservoir 


Work Completed, final bill to be 
submitted. Gate Erection is balance due to 
back water of Malaprabha reservoir 


The work is closed on "as is where 
is "basis. Compliances to the 
observations of 170th TSC meeting 
Time has been submitted to SE MLBCC 
Extension [Circle office Naviluthirtha vide this 
approved up |office letter No 2039 dated 


18.07.2010 


No. 04 Dt 
19.03.2010 


of agency Dtd:01.02.2020, MD 
KNNL has directed to submit. 

The work is closed on "as is where 
is “basis. proposal was placed in 
169th TSC of KNNL, Compliance 
to Observations Raised by TSC was 
submitted to MD KNNL, by CE, 
MPZ, Dharwad. Vide Ltr No. 35 
Dated: 03.04.2019. The present 
status of Kalasa ICC as sought by 


24.05.2012 
Time 
Extension 
approved up 


No. 04 Dt 
25.02.2011 


:30.08.2020. 


The work is closed on "as is where 
is "basis.proposal was placed in 
169th TSC of KNNL, Compliance 
to Observations Raised by TSC was 
3rd Time submitted to MD KNNL, by CE, 
Extension |MPZ, Dharwad. Vide Ltr No. 34 
approved up |Dated: 03.04.2019. The present 


30.03.2015 


No. 01 Dt 
30.12.2013 


MD, KNNL, was submitted by CE 
MPZ, Dharwad vide Ltr Date 
30.08.2020. 


Restoration and Reconstruction of Mahuli 
Devi Temple at Kanakumbi Khanapur Taluk 
Belgaum District. 


Khanapur 


Drilling Additional trial bores on Diversion 
Canal from Bandhura Riservior to 
Malaprabha. 


Survey, Investigation, design, Supply, 
Installation, Testing and Commissioning of 
Lift Irrigation system (Head Works 
consisting of Construction of weir, Intake 
canal, Jack well cum pump house, Power 
supply including terminal bays, substations, 
laying of 33 KV underground and overhead 
transmission lines, Extension and upgrading 
of substations, Rising Main, Delivery 
chamber and Gravity main, renovation of 
tanks etc) and Construction of Distribution 
System including structure for providing 
Drinking water and recharging ground water 
to fill 46 tanks and 19 Bhandaras coming 
under Haliyal taluk, Uttara Kannada District 
by lifting water from Kali River including 
Operation and Maintenance for a period of 5 
years after successful commissioning of 
work on Turn-Key Basis” 


‘Sri. L.B. 


Class-I Contractor 


Bailhongal 


Shri. G.A Prakash 
FP Contractor 
Shivamoga 


s. Laxmi Civil 
Engineering 
Services Pvt. Ltd., - 


| 
| 


pes pe 


175.60 +EFI 
41.75 =217.35 


22035.02 


No. 01 Dt 
29.02.2016 


No. 06 Dt 
06.02.2018 


Extension 
approved up 


05.08.2019 
Time 
- extension 
submitted 
upto 
05.08.2020 


28.05.2017Ti |The Temple Committee and 


(ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನವಾಗದೆ' ಇರುವುದಕ್ಕೆ 
ಕಾರಣ) 


Work to be closed on "As is where 
is basis” 

The work is consists of 3 
Components. 

1. Mantap Building - Completed. 
2. Teerthkund - Completed (Minor 
Finishing work balance) 

3. Teerthghat - partially completed. 


Architect are of the opinion that the 
tender plan of Teerthghat as to be 
modified as per the present 


construction of Kalasa ICC which 
were not anticipeted prior to in the 
tender drawings. Hence the 
committee and Architect is request 
to close the contract on " Asis 
where is basis" 


Work Stopped due to Protest from 
Farmers of Nerse village and agency 
has approched court for settlement 
of his bills. The matter pending 
before court. 


1. HESCOM - 33 KV Transmission 
line estimates are submitted to CE, 
HESCOM Hubli for Approval. 
Approval is awaited. 


2. User-end Substation design 
drawings submitted to higher office 
for approval and approval is awaited. 


3. Due to delay in land acquisition 


ಪ 


ಷರಾ 
(ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಪ್ಠಾನವಾಗದೆ ಇರುವುದಕ್ಕೆ 


Improvements to road from Belvatgi village 

to Guledkoppa Belvatgi road through 

Belvatgi tank and Improvements to road Sri. Chandrashekar 

from Belvatgi Shivapur Road to Hansihal Shetty (Unique Agr Nes y SN 
Khanapur [Hanuman Temple In Belvatgi. Mugadkoppa - Date: 04.04.2021 |Due to agency VID- 


Constructions) 
Dusagi & Mundawad villages in Haliyal Kundapur 29.09.2020 


Taluk of Uttar Kannada District. 


35 
Construction of CC roads at Belvatagi, 
Bidrolli, Yedoga, Navanagar, N.S.Koppa, ಹ 
Arlawad, Mugadkoppa, Javalli,. Pradhanatti, ಸ ರ್‌ Agr No.02 
36 | Khanapur | Mundawad, Murkawad,. Mangalwad, ನ iid ಬ: 04. Date: 04.04.2021 [Due to agency & COVID-20 
Sambrani, K.K.Halli, Teregaon, & Jataga K. d 29.09.2020 
Gouliwada Villages in Haliyal Taluk of MIAPT 
Uttar Kannada District 


Survey, Investigation, Design, Supply, 
Installation, Testing and Commissioning of 
Lift System (Head Works’ consisting of 
construction of Intake canal, Jack well cum 
pump house, Power supply including 
terminal bays, substation, 33 KV 
transmission lines), Rising Main with 
Pressure distribution system, Construction 
of Gravity Distribution System, 2. Design and Drawings of 
Construction of Impounding Reservoir’s RU Impounding Reservoir-1,2,3 are 
near Mallayyanagudda (Hirebagewadi), ps submitted. 
Badekollamath (Tarihal) and Shindolli aT - 2 : Following Design and Drawings are 
Khanapur | i12g¢s for Bulk drinking water Supply | 4300.00 Pa 08.03.201/ 07 03.2021 [yet to be bint " 
facility, Strengthening of existing Meng 1) Jackwell cum pump house. 
Hirehattiholi barrage, Filling up and ( 2) QAP of Raising Main. 
Improvements to existing 62 MUZP tanks W) 3)Tank improvement works. 
for drinking and recharging jground water of 4)Electrical works. 
47 villages under HireBagewadi and Sambra 
hoblis, Belagavi district by lifting water 
from Malaprabha river near Hirehattiholi 
village including Operation 
Maintenance for a period of S years after 
successful completion of work on Turn-Key 
Basis. 


1. Due to COVID-19 


Construction of Mangayi Temple, 
Basaveshwar Temple and Two 
Community Hall in Valmiki Nagar at Shirguppi, 03.11.2020 , _ 4 
Santibastawad. village in Belagavi Taluk £ : Classique | Due to change in architectural design 
of Belagavi District. (Package Work) Traders, Belgavi 


Khanapur 


ನಂ.3, ಬ್ಯಾಹಟ್ಟಿ|No's of MU/ZP Tanks by lifting water from 


ವಿಭಾಗ 


to Nagu Lohars field, Mandolli grave 
yard to Murari Desai school, 
Hirebagewadi-Modaga road to 
Bailbasavehwar temple and 
Hirebagewadi petrol bunk to Janata plot 
of Basapur village in Belagavi Taluka 


Imrovements to road from Basarikatti to 


Chandan Hosur main road in Belagavi ಸ್‌ Balaji 
taluka. lonstructions, 
Belgaum 


ಮೂಗನೂರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 
ಭರವಸೆ ಹಾಗೂ ಗುಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು 
ಕೆ.ಎನ್‌.ಎನ್‌.ಎಲ್‌ ನಿಗಮದ ಪರವಾಗಿ ಮೂರನೇ 

ಪಾರ್ಟಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. (ಇಂಡೆಂಟ್‌ 
ನಂ. 26957). 


Consultancy Services For Preparation of 
Detailed Project Report For The Work of 
ನಂ.3. ಬ್ಯಾಹಟ್ಟಿ Flood Control and Flood Management for 
Bennihalla as per Central Water 
Commission Guidelines including 
Environmental Impact Assessment Studies 
as per Ministry Of Environment and Forest 
Guidelines. (1.No:22541) 


ಮಬದಕಾನಿ, [ತುಪ್ಪರಿಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ನೀರನ್ನು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಧ್ಯ 


ನಂ.3, ಬ್ಯಾಹಟ್ಟಿ ಉಪಯೋಗವಾಗುವಂತೆ ವಿವರವಾದ ಯೋಜನಾ 


ಕಾಮಗಾರಲ ಹಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


Consultancy services for survey, 
investigation, preparation of designs, 

drawings, estimates, detailed project report, 
package estimate and DTP for filling of 18 


‘a ಐ ಟೆಕ್ಕಾಲಜಿ 


Dodda Halla of Bennihalla in Kundagol 
Taluk, Dharwad District. (1.No.27493) 
ಬೆಣ್ಣಿಹಳ್ಳದ ಉಪನದಿಯಾದ ತುಪ್ಪರಿಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ 
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು. ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ 


ಕಲ್ಲಿಸಲು ಹಾಗೂ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು 


ವರದಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಕನ್ನಲ್ಪನ್ನಿ ಸೇವೆ. (ಇಂಡೆಂಟ 
ನಂ.29629) 


ನಂ.15, 
3, 
jkr ಲ 


11.07.2020 
(T. E. 


Prevailing GST 
12% 
Total Rs. 526.62 


upto 
08.11.2020) 


326 + Prevailing 
GsT 12% 
Total Rs. 365.12 


ನಂ.05, - 
11/42/2017 


ನಂ.04, 
43, 
ie py 


we 


(ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನವಾಗದೆ ಇರುವುದಕ್ಕೆ 
ಕಾರಣ) 


| ಯೋಜನಾ ವರದಿಯನ್ನು 
ರೂ.1538.00 ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ವಿಭಾಗ ಕಚೇರಿ 
ಪತ್ರ ಸಂ:248, ದಿ:26/05/2020 ರಂದು 
MD ಯವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. (ಕನ್ನಲ್ಲನ್ನಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಈೂ.46.74 ಲಕ್ಷಗಳ ಬಿಲ್ಲು 
ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ. ದಿ:04/09/2020 ರಂದು 
ಜರುಗಿದ ನಿಗಮದ 71ನೇ ಇ.ಆರ್‌.ಸಿ 
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿದಂತೆ ನಿಗಮದ ವಿನ್ಯಾಸ 
ಶಾಖೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೊಳಗೊಂಡು 
ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ ಮರು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ. (ವ್ಯನಿ 
ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: 2834, ದಿ:18.09.2020) 


ರೂ.139.00 ಕೋಟಿಗಳ ಡಿಪಿಆರ್‌ಗೆ ಇ ಆರ್‌ 
ಸಿ ಸಭೆಯ ಅಕ್ಷೇಪಣೆಗಳಂತೆ ಯೋಜನಾ 
ವರದಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲು ಸಮಾಲೋಚಕರಿಗೆ 
ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ರೂ 31200 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್‌ 
ತಯಾರಿಸಿ ನಿಗಮದ' ಅಂದಾಜು ಪರಿಶೀಲನಾ 
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಢಿಸಲು ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ 
ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ 


ತ್ತು ಡಿಸಟಿ.ಪಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಕನ್ನಲ್ಲಿ 


ನೇಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಇ.ನಂ.19472) 


ಸವಣೂರು ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 15500 


ವಿಧಾಗ, [ಮತ್ತು ಡಿಟಿಪಿಯನ್ನು ತಯಪರಿಸಲು ತಜ್ದ 
ಧಾರವಾಡ. |ಸಮಾಲೋಚಕರನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇಂಡೆಂಟ 


ಸವಣೂರು ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹೆಡ್‌ವರ್ಕ್‌ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ: ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು 3ನೇ 
ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ.17859) 


ಮೆ: ಇಖ. 


ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಸ್‌, ಪಿ.ವಿ.ಟಿ. 


ವಲ್‌.ಟಿ.ಡಿ. 


ಮೆ: 3%. ಕನ್ನಲ್ಲೆಂಟ್ಸ್‌, 


27/08/2021 


20/02/2017 


Consultants prepared the DPR and 
Estimates and submitted for 
Approval. Now preparation of DPR 
with Madya Pradesh State DRIP 
Irrigation System is under progress. 


Consultants prepared the 
feasibility report and Estimate 
based on Madya Pradesh State 
Inigation System submitted for 
Approval.vide this office letter 
No:788 Dated:16.09.2021 


Work Rescinded and Final bill 
submittedon June2019. Tender 
recalled for balance work. 


Survey Completed and LAQ 
proposals’ are submitted for 11(1) 
notification. 


Rs 355 Cr. DPR Prepared & submited 
for approval 


Rs.50.00 Cr. DPR submitted for 
approval 


Ulavi DPR, Estimate and DTP are 
approved. 
ಿ Khanapur Tank filling scheme DPR 
No. 17 Dt | submitted to MD office. 
13.03.2018 ್ಣ Administrative approval awaited. 
upto 
31.12.2018 


1. SWAT model analysis completed. 
2. Ct Pt method yield analysis under 
f progress. 
14.08.2019 3. R-R Regression method yield 
studies under progress. 


Work is under 
progress. 
1. KML Files - To be provided. 
2. Submergance area - To be Provided 


16.03.2021 


Work is under progress. 
1. Kalasa C Plan Completed. 


liaisoning with various 
Directorates of CWC for obtaining CWC f MSs. Environmental Health & Safety 
approval y Consultant (HSC) from M/s. E. 1. 
Technologies. 


ಘಾ ಟು 


TOI GAA FE uses ಬಂತ fp MSW ed gr ಬುತತ್ತಾ ಹಿವ್ರಲಟು ಸುಲ್ಯ್ಯೂ « TE] ಇರಾ 
ಹ ಕೆಲಸದ ಆದೇಶ |ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೆ (ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನವಾಗದೆ ಇರುವುದಕ್ಕೆ 
3 | ವಿಧಾನ ಪತ್ತ ದಿನಾಠ | ೇಕಾಗಿರುವ ಕಾರಣ) 
ಸಂ. ಹೆಸರು ದನಾಹ 


Survey work is under progress. 
Design and Drawing are under 
preparation. 

{Work is under progress 
{2nd Time Extension from 
01.01.2021 to 31.12.2021. Proposal 
ls submittedfor approval to higher 
office 


30.05.2020 


31.03.2020 


ಕಿ.ಮೀ. 79.00 ರಿಂದ 14.00 ವರೆಗೆ ಆಧುನೀಕರಣ 

ನಂ.4 [ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವ ಹಂಚು. ಕಾಲುವೆ, ಉಪ ಹಂಚು 

ನವಲಗುಂದ [ಕಾಲುವೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ | ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ 
ವಿವರವಾದ ಯೋಜನೆ (ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್‌) ತಯಾರಿಸಲು 
ಸಲಹೆಗಾರರ (ಕನ್ನಲ್ಪಂಟ್ಟ) ಸೆವೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವದು. 
(ಇಂಡೆಂಟ ಸಂ.20175). 
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ವಿತರಣಾ ಕಾಲುವೆಗಳ ಸಹತ ಸಮೀಕ್ಷೆ 


ತನಿಖೆಗಾಗಿ ಕನ್ನಲ್ಲೆಸಿ ಸೇವೆಗಳು ಎನ್ಯಾಸದ ಲೇಖಾ ಚಿತ್ರದ 
ತಯಾರಿಕೆ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ಡಿ.ಟಿ.ಪಿ 


Distributaries and Sub Distributaries of 


Nargund . . (Package-1}) 


2ನೇ ಹಂತದ ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮೊದಲನೇ 
ಹಂತ. 
(ಇಂಡೆಂಟ ನಂ.28163) 


” [ರೋಣ ನಗರದ ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಲು ಪೀಡರ್‌ 
ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣಿದ ಕಾಮಗಾರಿ 


Malaprabha Canal System. Navalgund & | 


"ey 
; T0200 


43/MAR 2021 


16-09-2021 Due to agency, COVID-19 


lo 


11/2017-18 
W.0:1627/31- 


28R272018( [Due to change in design 


srdTime | CovIn-19 
ಮಂಗನ 


12/2017-18 ( 
W.0.1626/31- 
08-2017) 


0:26/03/8 2508/18 ಸ್ಥಳೀಯರ ತಕರಾರಿನಿಂದ 


*ಗನೂರ ing 2019 flood (I) change in 
ADAH) Covid -19  : 


[2500.00 


ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ : 470 ವಶೇಷ ಅಧವೃದ್ಧ ಹೋಎನಯ ನಗ 


A 9 


BNT Project Division No.4, Hebbal 


irrigation system (Head works construction of ritake'canal [08-03-2019 
Jackwell/Pump house, Control Room, Power supply 
including terminal bays substation, over head transreission 
line, raising main, gravity main; distribution main, delivery 
chamber, break pressure tank, thrust block, surge tank, 

ce road approach road, rallway crossing; cross drainage 
works, road bridges office building, staff quarters, chain link 
fencing'around pump house, buildings etc... } for filling of 

tankis 4 ur and:Akind Talika 3nd 


Kalaburagi. (indent No. 28563) 


Consultancy services far Preparation ‘of Estimate and DTP 
for the work of fifting'of water fram Sénnithora reservoir for 
filling of Malaya M tank of Kamaknoor Village Kalagi 
Taluka Gulbarga District. {tndent No. 29835) 


Hyderabad 


” Wyjayapur-586103. 


Land Acquisition and railway crossing 
issue 


[M/S RMN infrastructure Ltd, 8-2, 684/1/13/A, 
infrastructure Ltd, JRMN House, 3rd Flcor, Bhavani Nagar, R. No, | WOK under progress. (Due to Covid- 


12, Banjara Hills, Hyderabad-33 ಸ) 


Work under progress. (Due to Covid- 
19) 


Work under progress. (Due to.Covid- 
19) 


Work under progress. (Due to Covid- 


Near BLDE Engineering College, 19) 


Sri santhosh Joseph E.| Technologies 
private limited "RAJATAHAGIRI" No 1149, | Work under progress, (Due to Covid- 
24th main road, 4th "T 19) 
block Jayanagar,Bangalore-560011 


Reason of the delay. Br 
(a ds J 


Division Name of the work 


works 


7 ¥ 
Due to cotractor own reason, | 
Ne ‘echnical Consultant No 49/1G 
K Near Kurmatt ‘Shiraguppa ಧಸ ೯೦೩ರ Due to cotractor own reason. 
including distributories of LMP 
Construction of C.C Drain at GRC No.1, GRC No.2, GRC No.3 : 
ರವಾ 


Improvements of all Govt buildings providing raising main 
pipe line and distribution pipeline, construction of toilet 
rooms at GRC-1,GRC-2,YRC-1,& Channur RC, construction of 
Veterinary Hospital and Post office at GRC-1,Amblgara 

choudayya temple at YRC -1 and Sangameshwar Temple at 
Gadilingadahalli of LMP 


Construction of C.C Drain at YRC No.2 & Channur RC of | No.11/ 
Lower Mullamari Project 05.11.2018 


Executive Engineer KNNL IPC Div No 

1 Kalaburagl 

Revansiddappa ¥. Kumbar Class-1 

' > Jeontractor, Posk: Kembliavi,-Taq: Shorapur, Dist: 
Yadagiri-585224. 


No.13/ 
16.11.2018 


Due to cotractor own reason. 


igur ‘class’ ¥-contractorPlot No 18 | Due to Cotractor own reason. 
Bagalkot road Vishweshwarayya 


586101. 
pl Plot no 54, NGOs Layout | Due to cotractor Own reason. 
colony Kalaburagi 585103 Tq and Dist 


Due to cotractor own reason. 


Sub-Minor-2 of Dy-33 and Minor-2 of Dy-24 of L.B.C. under 
[Amarja Project, (indent No,23054) | 


Balance Work for Rectification of Existing Distry-20, 21 & 23 Due to cotractor own reason. 


including Minors of LBC under Amarja 


Due to cotractor own reason. 


Minor-3, 4 & 5 and Sub-Minor-1 of Minor-2 of LB.C. under 
Amarja Project, (indent No,23056/Call-2) 


Executive Engineer KNNL IPC Div No 
1 Kalaburagi 


Balance Work for Rectification of Existing Distry-33 induding || Due to cotractor own reason. 
Minors & Sub-Minors of LB.C. under Amarja Project, (indent 


No,23057) 


16 


Construction of FIC of Distry -20 to Distry-24 and DPO-8 to || $8.1. Billaragt Due to cotractor own reason. 


DPO-13 of L8C Under Amarja Project, (indent No,23203) 


Reason of the delay of the 
Works 


ಣ “ Category-{ contactor at 
R karnataka bank sindagi- 

FandiG rine C2 IPE Ts ವಾ 
| di hg CD works Coming under [Kp 


post almel near 
586202 Dist Vijypur 
category-! contactor 2 post almel near 
arnataka bank sindsg 586202 Dist Viypur 


ಸ್ಸ 


Division 


K.P.C. DIVISION NO. 2 BHALKI 


Reason of the delay of ಸೀ 


Name of the work works A 
K ಇ 


Modernization of Gandorinala project RBC Ket. 0.00 te 7.00 Km 
land LBC Km. 0.00 to 60.00 Km and its distribuitaries and Upper 
Mullamari Project LBC Kn.0,00 to 28.00 Kn znd RBC Km.0.00 to 


42.00 Km and its distributarles.{ Indent No 23069} 
; Due to Covid Pandamic 


Construction of Balancing Reservoir at Belur Village and 
Restoration, Beautification of 15 No's (MI & PRE) tanks of 
Basavaklayn Taluka under Kongali Lift Scheme.(Indent Mo- 


Due to Covid Pandamic 


Due to Covid Pandamic 


ನಾ of Community Hall in Belura village, 
Basavakalyana Taluka, Bidar District (indent No.27737) catl-2 


Due to Covid Pandamic 


Construction of Community Hall in Dhanaurk} village, 
Basavakalyana Taluka, Bidar District(indent No.27738) cal-2 |; 


Development of B.T ,C.C Road and Drain at Belura Village 
Under Chulakinala Project{indent No.29 

CONSTRUCTION OF COMMUNITY HALL NEAR 
Wich TEMPEL AT BELURA VILLAGE IN 


Gravity Distribution system Including structure for providing | 
Drinking water and recharging ground water to fill 15 tanks 
& Chulkinala reservoir coming under Basavakalya Taluk and 
lifting of water from Manikeshwara and Halahalli barrage 

constructed on Manjra River near Km. 60 and Km. 90 of RBC | 


commissioning on Turn Key Basis. (indentNo-23635). 


*% 


‘Name of the work 


Belura Village and B. 7 Road from Togalur schoet to 
Shesharao Dadarao field and Provifdig Irrigation facilities 
to Sy No 87/1 & 87/2 pertains to Smt Renuka D/0 
Shankararao and Mahagevi D/0 Hussensab R/o Halli village 
in Basavakalyan Taluka Bidra district. (indent No. 29316) 


Construction of Comunity Hall under SCP Scheme at 
Belura Vilage, Basavakalyana Taluka, Bidar District (indent 
No.29346). . j 


Agency Address 


Contractor Plot No -4S V Nagar Aland 
road kalburgi-585101 


plot no 19 near PNT colney sadashiva nagar 
kalaburgi-585102 ಹ 


Reason of the delay of the 
works 


Due to Covid Pandamic 


Due to Covid Pandamic 


pi 


{Pradeep Patil) M/s 
Strategic Outsourcing 
A services put itd, # 

70/25, 80 Feet 


{, 

Vi 
ಸತತ 2 ವರ್ಷಗಳ ಕರೋನಾ ರೋಗದಿಂದ ಕಟ್ಟಜ್‌ . 
ಸಾಮದ್ರಿಣಳ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಹಾಗೂ ಸದರಿ 


1) Restoration of Main Canal @ Selected 


Reaches of Km No.37,38,39 & 44 of GRBC. 9/21/2021 ' 70/ 25, 80 ಸ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಆಳುಗಳ ಲಬ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದ 
(Package-1) (indent No. 30154} (No of works-4) Circular 3 Circular Ring ಗಂಣರೆ, sg ಕಾರಣ,. ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ 
$ Road, 4 th Block, Mi es y ವಿಳಂಬವಾಗಿವೆ. 
K ೨ ಜ್ರ 
clung, Bangalore - 34. 


Bangalore - 34, 
Ishwar Matagar, 


ಸತತ 2 ವರ್ಷಗಳ ಕರೋನಾ ರೋಗದಿಂದ ಕಟ್ಟಿಡ 


2) Restoration of Main Canal @ Selected ts J ಸ! nrc ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ" ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಹಾಗೂ ಸದರಿ 
Reaches of Km No.45 & 46 of GRBC. (PACKAGE: 10/11/2021 ’ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಆಳುಗಳ ಲಬ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದ 
2) (indent No. 30155) (No of works-3) f ‘Ghataprabha, Tq: | :Ghataprabha, Tq: |5%, ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷ್ಟಾನದಲ್ಲಿ 

Gokak, Dst: | | Gokak, Dst: Belagavi: [2¢0ಬವಾಗಿವೆ. 


Belagavi.. 
- D.M.Rajekhen, 


3) Providing CC lining, Chute, Box Culvert, Pipe Class «1 D.M.Rajekhan, Class -1 ನಳ 2 ವರ್ಷಗಳ ಕರೋನಾ ರೋಗದಿಂದ ಕಟ್ಟಡ 
Aquaduct, Steps and SR in Km. 1 to 8 in selected ( Contractor Post Cc draco Past ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಹಾಗೂ ಸದರಿ 
reaches of Ajjankatti Dy and Makkalageri Minor of 11/27/2020 5/26/2021 . & J A ಇನಭಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಆಳುಗಳ ಲಬ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದ 
Aljanakatti Dy of GREC. (Package -3) (indent No. | | ‘Mamadhapur, yd “3Mamadhapur, Tq: |, 

30219) (No of works-13) i: pst: '| Gokak, Dst : Belagavi. 


Restoration of Main canal at Km 17,34, 35,36, 
head works to Hulikattl dy and Gokak Dy, 
Providing CC lining and SR in selected reaches 
from Ch:2+000 to 24500, 10+500 to 114000 of 
Maldinni Minor, Ch:0+000 to 4+000 of Maidinni 


ಸಠತ 2 ವರ್ಷಗಳ ಕರೋನಾ ರೋಗದಿಂದ ಕಟ್ಟಿಡ 
ಸಕಮದ್ರಿಗಳ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಹಾಗೂ ಸದರಿ 


J.LNannur., Class 


Contractor, Post JANannur., Class “| 


Sub minor-2 of Gokak Dy, Restoration of 11/272020 | 5/26/00 | Khanagaon, Ta: ರ ೦st: ವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಆಳುಗಳ ಲಬ್ಯತೆ. ಇಲ್ಲದ 
Hulikatti Minor-1, Providing CC lininig and | Gokak.bst: ||...“ nagson, Tq: [ಥಾರಂ, ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ 
construction of Chute & restoration of SR in Belagavi. 1 Gokak, Dst : Belagavi. |p¢0ಬವಾಗಿವೆ. 


selected reaches of Hulikatti, Kolavi Minor of 
Hulikatti Dy under GRBC(Package-4) {indent No. 
30180) {No of works-13) 


Mr. Sameer P 
Shiraguppi, 
;:: Prop. Classique 
4 Traders, 
" {No. 803, Scheme No. 
z ki $4 "40, 
. Buda Layout, 
Kuvempu Nagar, 
ಣಿ ''ಔಂಡva1- 590001. 


'[ಸಈತ 2 ವರ್ಷಗಳ ಕರೋನಾ ರೋಗದಿಂದ ಕಟ್ಟಿಡ 
'ಸಾಮನ್ರಿಗಳ ಪೂರ್ಯೆಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಹಾಗೂ ಸದರಿ 
ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಅಳುಗಳ ಲಬ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದ 
ಕಾರಣ, ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷ್ಟಾ ್ಸಿಪದಲ್ಲಿ 
ವಿಳಂಬವಾಗಿವೆ. 


i ಸತತ 2 ವರ್ಷಗಳ ಕರೋನಾ ರೋಗದಿಂದ ಕಟ್ಟಿಡ 

AN. UgariClass - Sontraisos: ಸಾಮರ್ರಿಗಳ ಪೂರ ೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಹಾಗೂ ಸದರಿ 
Dt: Khanadel TG: ಸಂರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ Bp, ಅಳುಗಳ ಲಬ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದ 

; ಯ: Belagavi ಕಾರಣ, ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷಾ ನದಲ್ಲಿ 


“me; Rayabag ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಅಳುಗಳ ಲಬ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದ 
ಕಾರಣ, ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷಾ ್ಟಿನದಲ್ಲಿ 


= S.LPatroot Class -t' 
ರ: ontractoe Post‘ ‘&Tg: 

i 4 ಕಾರಣ, ಚನೇಣರಿನಳ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ 
ವಿಳಂಬವಾಗಿವೆ. 


Renovation of Type 6 TRB(Mangalore Tiles } Buiidin 
no-15 in GRBC colony Gokak {RESERVED FOR'SC) 


(Indent No. 30189) 


Renovation of Type 7 TRB {Mangalore - 


no-21 in GRBC colony Gokak {RESERVED FOR $0) 
(indent No. 30190) 


Renovation of Type 6 PRB(RCC) Bullding no-11in : 


30191) 


PR 


GRBC colony Gokak. (RESERVED ps (indent No” 4 +: A 


po 
\ 


ನೀನಾ ಹಜೆಗಂದ ಕಟ್ಟಿಡ 


ರ) ಲ್ಲಿ ವಿಳಂಕು ಹಾಗೂ ಸದರಿ 


ಣ್ಯ 


Mr 


pe 


4 
ಸತತ 3 ವರ್ಷಗಳ Wigan ಕೊಳದಿಂದ ಕಟ್ಟಿಡ 
Wi ii ಹಾಗೂ ಸದರಿ 


Providing CC lining and restoration of embankame 


Mpeg ade ecient v2 
KM 1, 2of Dy 6, Protection wall in Dy 1 in Deep Cut 
reaches, Construction of CTC in KM 6d Dy 18." pe 
Restoration of head works of Dy #'to & in selected teaches: 
under MREC (PACKAGE-6} (indent No. hse) (Moot of 

Works - 17) } ವ ” 


2 


2) Providing CC: RAST works (ch: F 
144000 to 144500, KM 16, 19,23,XM 2,3,6 of Dy 13, 

IKM1 to 3, 4to 5 and M-1 of Dy 13) in selected ; 
reache, CC lining (Ch. 201000 ‘to 214000) in selected 
reaches, Providing crc, Protection works & Murrum | 
topping on SR& IP side in KFA &5:of Dy 13, ¥ 
Providing Protection Wall & protection works in KM 
1to2 of BM-2 of M-1 of Dy 13, Providing CTC & J 
Chute on OL-1 in KM No 1of Dy 13 & Restoration of J 
Head works of Dy 11 to 13 under; MREC (Package 4 
No.7)(indent No. 30160} {No ot Works:15) 


“WSIW: jose 
ಸ 4 Contractor Post: 
; |Sunadk p 


Providing CC lining & Protection works Km.No.12n + 
Selected reaches under MRBC ‘Main Canat. (RESERVED 
FOR SC) (indent No. 30046) $ 


Providing CC lining & Protection works Km.No.i8 ಗ್ಯ 
Selected reaches under MRBC ‘Main Candl. RESERVED. 
FOR ST) (indent No. 30050) 


f 
{ 
f 
| 
| 
l 
H 
4 
| 


ಸತತ 2 ವರ್ಷಗಳ ಕರೋನಾ ರೋಗದಿಂದ ಕಟ್ಟಿಡ 


.B.Police Goudar Class - |ಸ್‌ಮದ್ತಿಗಳ': ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಹಾಗೂ ಸದರಿ 


Contractor Post : :Gujanal Tq ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಆಳುಗಳ ಲಬೃತೆ ಇಲ್ಲದ 


Gofak pst: Belagavi ಕಾರಣ, ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷ್ಟಾ ನದಲ್ಲಿ 


\ . S.LManoddar, Class - 
: Contractor Post : & Tg: 
, Gokak Dst:’ Bélagavi 


i 5 4. ತ Class: Contractor | 


anak Goutarcoss: |; 
Par n ಅನಧಿಯಲ್ಲಿ, ಕೂಲಿ ಆಳುಗಳ. ಅಬ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದ 


|ಕಾರಣ, ಕಾಮಗಾರಿಗಳ: ಅನುಷ್ಯಾನದಲ್ಲಿ 


ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಹಾಗೂ ಸದರಿ 
RE Mv "ಕೂಲಿ nikal 4d) ಇಲ್ಲದ 


- ಮಗಾರಿಗಳ' ' ಅನುಷ ನದಲ್ಲಿ 


~ 


Roa 5 


ಯಲ್ಲಿ''ಕೂ ಆಳುಗಳ ಅಬ ಇಲ್ಲದ 
, ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ 


ನ $4 


IWork and Hog kde structuretjof Witgcd 
LIS (INDENT NO. 27560) 


West main canal minor -1 {Total-1.879 Kms}: 1} 
Construction of west canal Distributaty-1from KM 
0.00 to 1.00(Earth Work and f4ifiing indluding : ' ್ಯ 
structures)of Murgod LIS: {RESERVED FOR ol 
(INDENT NO. 27561) : 


West main canal minor - 1 1 Construction of west ಹ 
canal Distributary-1from KM 1.00 to: 1,879(Farth 4, 

Work and lining including structures)of Murgod 
LIS (INDENT NO. 27562) ; 


West main canal minor - 2 {Total - -1.185. Kms). KS 


0.00 tol. 185(Earth Work and g 
structures)of Murgod LIS (INDENT NO. 27563) 


For DC 2- Feeder Canal - {Total #561 Kms) 4 AEE +S ' N.LTolinavar Class- 1 } N.L.Tolinavar Class- 1 
ion of Fedde ‘canal from, MASONS Fi # ago. | ContractorPost: | met ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಅಳುಗಳ ಲಬ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದ 
4 Ls. ಸ a Hanamapur & Ty: [snamaper q: Gokak Dst|. 
; ids ik (Be: [ i: ಈ sBelagvi ಕಾಠಣ,: ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷ್ಟಾನದಲ್ಲಿ 


K ek : ಸತತ 2 ವರ್ಷಗಳ ಕರೋನಾ ರೋಗದಿಂದ ಕಟ್ಟಡ 
LMVannur Class-1 -- IM¥annur Class: 1  [Nಾಮದ್ರಿಗಳ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಹಾಗೂ ಸದರಿ 
Contractor Post : Contractor Post : Khanagaon [ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಆಳುಗಳ ಲಬ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದ 


eh 374: GokakDst: Belagaut [ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷ್ಟಾನದಲ್ಲಿ 


ಭಧ ನಸ ಶತ 2 ವರ್ಷಗಳ ಕರೋನಾ ರೋಗದಿಂದ ಕಟ್ಟಡ 
|h.M.Pycandard Class- 1 -: HM.Purandare Class- 1 ' [ಸ್‌ಮದ್ರಿಗಳ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಹಾಗೂ ಸದರಿ 
Contractor Post : & Tq: :, Contractor Post:& Tq: . |ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ: ಆಳುಗಳ ಲಬ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದ 
¥ Seo: Belagovi; |: Gokak Dst: Belagai [59ರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾ ನದಲ್ಲಿ 


5 2 ವರ್ಷಗಳ ಕರೋನಾ ರೋಗದಿಂದ ಕಟ್ಟಿಡ 


| ‘NLTolnavar Cass 3 :: -N.L.Tolinavar Class- 1 ಸಾಮುದ್ರಿಗಳ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಹಾಗೂ ಸದರಿ 


kee ದೋ ರೇ: | * (ಅರ cs be ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಆಳುಗಳ ಲಬ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದ 
anamapur; q: lanamapur q: Go « 
* Soke Ost: ಕನ p pi : Belagavi ಕಾರಣ,. ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾ ಶ್ವಿಪದಲ್ಲಿ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿವೆ. 


ಸ 3 A: ಸತತ: 2 ವರ್ಷಗಳ ಕರೋನಾ ರೋಗದಿಂದ ಕಟ್ಟಡ 
D.C.Guggaticlass-1 |. oc Guggali Class- 1 ಸಾಮದ್ತಿಗಳ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಹಾಗೂ ಸದರಿ 


Contractor Post : ‘&Tq: | Contractor Post :&Tq: ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಆಳುಗಳ ಲಬ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದ 
'ofPgce: Regw:-| iy: Gokak Dst : Belagavi 


ಲ 
/ 


ೋೀಸಾ Fly ei ಕಟ್ಟಡ $. 


- eon 
4 ( 
¢ 


Construction of East A main canal from KM 5,00. 3. sb 
to 6. 00 (Earth Work arid lining including - ಮ 
structures)of Murgod LS {indent No: '27570) 


Construction of East A rhain’¢anal from KM $00: 
to 7.00 (Earth Work and lining tricliding > 1 
structures)of Murgod L1S (indent No: 27571) 


೨] ಥೋನಾ ರೊಗದಿಂದ ಕಟ್ಟಡ 
Constriction of East A main canal fron; M700} : RIE BE LA Ale spi ವಿಳಂಚ ಹಾಗೂ ಸದರಿ 
to 8:00 (Earth Work and iiningincluding- “202020 “} 2350830 : ಹರಾ : 
structures)of Murgod LIS {indenit No ; 27897) \ 


Construction of East A main carial from XM 8.00 iN 
to 9.00{Earth Work and liningincludirig ಹ 
structures)of Murgod LiS{indent No : 27573) 


Construction of East A main canal from KM 9 00} 
to 10.00 (Earth Work and liding including” 
structures) of Murgod US {indent No : 27574) 


ವಂ ವಿಳಂಬ ಹಾಗೂ ಸದರಿ 
3g ಹೊಲಿ ಆಳುಗಳ Ke. ಇಲ್ಲದ 


Construction of East A main canal from: KM 1000 T- bes 
to 10.955:00 (Earth Work and Hhing incliding {> 18 
structures)of Murgod LiS{INDENT NO. 27575) 


Wd p Jakkannavar Class- 1 
ego Post: 4ನೇ 


ಸ Rt ಕತಾ 


SV. Pljeri Class- 1 1 
Cop! Fost: 


ಸತತ 2 ವರ್ಷಗಳ ಕೆರೋನಾ ರೋಗದಿಂದ ಕಟ್ಟಿಡ 
ಸಾಮಡ್ರಿಗಳ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಹಾಗೂ ಸದರಿ 
ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಲಿ ಆಳುಗಳ: ಲಬ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದ 

ರಣ; 'ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ 


x 


ಸತತ 2' ವರ್ಷಗಳ ಕರೋನಾ ರೋಗದಿರದ' ಕಟ್ಟಿಡ 


ಸಾಮದ್ದಿಗಳ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಹಾಗೂ. ಸದರಿ 


[ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಆಳುಗಳ ಲಬ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದ 


sed, ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷ್ಕಾನದಲ್ಲಿ 


'ವಿಳಂಬವಾಗಿವೆ. 


ಸತತ 2 ವರ್ಷಗಳ ಕರೋನಾ ರೋಗದಿಂದ ಕಟ್ಟಡ 
ಸಾಮ್ವಿಗಳ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಹಾಗೂ ಸದರಿ 
ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ: ಕೂಲಿ: ಆಳುಗಳ ಲಬ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದ 


Jodo, ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ . , 


wf. ರಾ ಫಿ 


C4 ‘Gokak (Ost; ; Belagavi 


Reo 


; 0. C.Guggali Class- 1 
: - Contractor Post: &Tq: 
-+Gokak pet; Belagavi 


ಸತತ 2 ವರ್ಷಗಳ ಕರೋನಾ ರೋಗದಿಂದ: ಕಟ್ಟಿಡ' 
ಸಾಮದ್ವಿಗಳ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಹಾಗೂ ಸದರಿ 
ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ: ಆಳುಗಳ ಲಬ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದ 
ಕಾರಣ, ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷ್ಯಾ ನದಲ್ಲಿ 


ಸತತ 2 ವರ್ಷಗಳ ಕರೋನಾ ರೋಗದಿಂದ 'ಕಟ್ಟಿಡ 
: ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ' ಹಾಗೂ ಸದರಿ 
ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ' ಅಳುಗಳ ಲಬ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದ 
ಕಾರಣ, ' ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷ್ನಾ ್ಸಿನದಲ್ಲಿ 
 [ಪಿಳಂಬವಾಗಿವೆ. 


Construction of East main canal from M500 to: 


Murgod LIS (INDENT NO. 27582] 


Construction of East main canal fom KM6 00 to y 
7.00 (Earth Work and fining inc ding . 
structures)of Murgod LIS (RESERVED FOR sh). 
(INDENT. NO. 27898) 


Construction of East main canaifrom KM 7.000 “1 
7.835(Earth Work and lining including: seroetures) ; 
of Murgod LIS (INDENT NO. 27584) | 


East main canal minor -1 {Total 1.178 Kms)” 
Construction of East canal Distribuitary-1 fromm 
0.00 to 1.178 (Earth Work adiining including: 
structures)of‘Murgod LIS: {INDENT NO. 27585) 


“Survey, investigation, Design: Supply, 
Installation, Testing and Commissioning of Lif. 
Irrigation System (Head Works consisting of: 


construction of weir, Intake canal, Jack well cum " 
pump house with pumping Systems, power 
supply including terminal bays, Substations, Jaying ೫ 
7 of 33 KV transformation lines, Extension and 


upgrading of substations," ‘Rising Main, Delivery: ಣ್ಣ 
chamber and Gravity malin, €tefand constructién: 
of Distribution System’ including:structurefor Wy: 
Stage-| and Stage-ll of project to;fill water to 64 

tanks of Kittur & Bailahongal constituency 0} of: 
Belagavi District from Malaprabha river including y 
Operation and Maintenance for a perlod of 5 
years after successful completion of work on 
Turn-Key Basis” [indent No. 24481) Call-2 


“Consultancy $evices sfor Son 


N, L tra’ 


sd it 


| 
f 
+ 
4 
} 
[ 


pe 


% Shri.S.N-Subrahamniam, 
k Managing Director, Bangalore | 


nsultants (BHEC) Put Ltd” 
ri is sa Cres eis 


s|  (Pradeep-Patily M/s 
j Strategic Outsourcing 


ಸತತ 2 ವರ್ಷಗಳ ಕರೋನಾ ರೋಗದಿಂದ ಕಟ್ಟಿಡ 


ಸಾಮದ್ರಿಗಳ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಹಾಗೂ ಸದರಿ 
ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ. ಕೂಲಿ ಆಳುಗಳ ಲಬ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದ 
[ತಾರೇ : ಪ್ರವಾಹದ ಕಾರಣ ' ಕಾಮಗಾರಿಗಳ, 


ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿವೆ. 


ಭೂ- ಸ್ಯಾಧೀನ, ಸತತ 2 ವರ್ಷಗಳ ಕರೋನಾ 
ರೋಗದಿಂದ ಕಟ್ಫಿಡ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ 


ವಿಳಂಬ 'ಹಾಗೂ' "ದರಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ 


i lens ಲಬ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಕಾಮಗಾರಿಗಳ 


N.L.Tolinavar 


“ (pradeep  Patily M/s: 


{X iSbratepic Outsourcing 
services pvt Id, 


btn 


ಅನುಷ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿವೆ. 


ಭೂ- ಸ್ಕಾ ಸ್ಕಾಧೀನ, ಸತತ 2 ವರ್ಷಗಳ ಕರೋನಾ 
'ಶೋಗದಿಂದ ಕಟ್ಟಡ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ 
ವಿಳಂಬ ಹಾಗೂ, ಸದರಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ 
ಆಳುಗಳ ಲಬ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಕಾಮಗಾಗಿಗಳ 
ಅನುಷ್ಟಾನದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿವೆ. 


ಭೂ. ಸ್ವಾಧೀನ, ಸತತ 2 ವರ್ಷಗಳ ಕರೋನಾ 
ರೋಗದಿಂದ ಕಟ್ಟಡ ಸಾಮದ್ರಿಗಳ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ 
ವಿಳಂಬ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ 


ಆಳುಗಳ ಲಬ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಸಾಮಗಾರಿಗಳ 
್ಯ ಅನುಪ್ಕಾನಡಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿವೆ. 


|ಥೂ- ಸ್ಕಾಧೀನ, ಸತತ 2 ವರ್ಷಗಳ ಕರೋನಾ 
'[ಕೋಗದಿಂದ ಕಟ್ಟಡ ಸಾಮನ್ರಿಗಳ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ 


ವಿಳಂಬ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ 
ಅಳುಗಳ' ಲಬ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಕಾಮಗಾರಿಗಳ 
ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿವೆ. 


(Package No-6) (lndent No. 3003) (No of works- 
P) 


Extension of ಗಗ main -1 From pre atRL: 
702.70m to DC-1 proposed at 733. 789 for a 
length of 1.96km under stage-2 of 

IGodachinamalki LIS {indent No:30395) 


14 12-02-2021 11404-2021 | 


consultancy services for Survey; Investigation, 
Preparation of Design'drawings:estimates; i 
Package estimate & DTP for project tofill water - SE 


ಗಳೆ. ಸೆಥೋಸಾ : ರೋಗದಿಂದ 
ರಹಲ್ಲಿಹಿಳಂಬವಾಗಿವೆ. 
ye? 


| Consultancy services for survey, ‘vestigation, 
‘Preparation of Design drawings: ‘estimates, 
package estimate & DTP forptoject to. fil water 


ಗಳ, ಗ ಸರೀನಾ ರೋಗದಿಂದ 


ಜಾ services re Fr | ನ್‌ 
Preparation of Design drawings estimates, 
Package estimate & DTP for project to fll water 
to 32 tanks in Gokak Constituenicy of ‘Belagavi 
District from Ghataprabha river. ‘lindent No- 
28551)”, 


ಘೆ 2 ವರ್ಷಗಳ 4ರೋನಾ ರೋಗದಿಂದ 
 ¥ |ovou ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿವೆ. 


ಸತತ 2-ವರ್ಷಗಳ ಕರೋನಾ: ರೋಗದಿಂದ 
ರ ಪಗಾರಗಂೂದ್ಕೇಆ ಅಗ ಬ: ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿವೆ. 


} ನರಗ ಸತತ 2, ವರ್ಷಗಳ ಕರೋನಾ ರೋಗದಿಂದ 
Bangslore. , ವಿಳಂಬ. ಅನುಷಸ್ಸಾ ನದಲ್ಲಿ 'ವಿಳಂಬವಾಗಿವೆ. 


| ಸತಅ: 2: ವರ್ಷಗಳ' ಕರೋನಾ ರೋಗದಿಂದ ಕಟ್ಟಿಡ 
ಗ [ನಾಮರ್ರಿಗಳ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಹಾಗೂ ಸದರಿ 
EHSC Bangalore ಕಟಧಿಟುಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಆಳುಗಳ ಲಬ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದ 


5 Sc halons. [eaiposd. ad. wore. ಲಬ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದ 
8 ಕಾರಣ್ಯ' ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಪ್ಟಾನಬಲ್ಲಿ 


ನ [ಾಮಗ್ರಿಗೆಳ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಹಾಗೂ ಸದರಿ 
' EHSC Bangalore ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ: ಆಳುಗಳ ಲಬ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದ 
SN ಕಾರಣ, "ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾ ನದಲ್ಲಿ 
ವಿಳಂಬವಾಗಿವೆ. 


Copsuimocy services for ಹ Survey, 


Protection works for protettion. ofMilages K ಹ 
along the course of Markandeya River from 4 
the downstream of Markandeya Dam upto. 
the Bridge on upstream of Godachinamalki 4 
Falls in Gokak Taluk, Belagavi' mistictiindent 4 
No : 29966) ; 


ಸತ tbe 


‘Consultancy services for Detsiled suniey, ” 
investigation, Preparation of Feasibility” 
report, Detailed'Project Report, Flood 
Analysis, Detailed Designs, Drawings, 
Estimates and Bid Documents for Flood ‘. 
| Management and Flood’ Protection works tor 
protection of Villages aleng the course of 
[Bellary Nala from the Downstream of Bellary 
Nala Dam upto the confluence of Bellary Nala 
with Markandeya river in‘Gokak Taluk; p 
|Belagavi District ik 


Consultancy services ೯3ರ Pye Survey; 
Investigation, Preparation of feasibility 
report, Detailed Project Report, Flood. 

‘JAnalysis, Detailed Designs, Drawings, - 

|Estimates and Bid Doumentsfor 
Construction of Bridge Cui T ¥iewing deck ¢ on. ¥ 
|Gokak Falls in Gokak Taluk, Belagavi 
District.(Indent No :29968) 


ದಂಗ iis ಹಿಹೀಗದಿಂದ ಕಟ್ಕಡ 
ೊಲ್ಯಕಟುಲ್ಲಿ ವಿಳಂಜಿ ಹಾಗೂ ಸದರಿ 


Kf: ne q 


[8-55 Sri L M Doli 
4 Sis Koli 


ಸ್ಯ “contractor of. 
*§ Sprods 


:|ಸತತ2: ವರ್ಷಗಳ ಕರೋನಾ ರೋಗದಿಂದ 
: ]ವಿಳಂಬ:` ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿವೆ. 


.tardae-19 ವೈರಸ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಲಾಕ್‌ ಡೌನ್‌ ಇದ್ದ 


:. ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದೆ 


ಕೋವಿಡ್‌-19 ವೈರಸ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಲಾಕ್‌ ಡೌನ್‌ ಇದ್ದ 


|: ಕಾರಣ: ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿಸಾಗದೆ' 


| | ಕೋವಿಡ್‌-19 ವೈರಸ್‌ನಿಂವಾಗಿ ಲಾಕ್‌ ಡೌನ್‌ ಇದ್ದ 


" ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದೆ 


4 'ೋವಿಡ್‌-19 'ವೈರಸ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಲಾಕ್‌' ಡೌನ್‌ ಇದ್ದ 


"ಕಾರಣ: ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ; ಸಾಗಿದೆ 


ಹೋವಿಡ್‌-19: ವೈರಸ್‌ನಿಂದಾಗಿ: ಲಾಕ್‌ ಡೌನ್‌ ಇದ್ದ 
: :ಸಾರಣ: ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿಸಾಗಿದೆ 


sf: ೋವಿಡ್‌-15. 'ವೈರಸ್‌ನಿಂದಾಗಿ. ಲಾಕ್‌: ಡೌನ್‌ ಇದ್ಭ 
] p ಕಾರಣ: ಸಾಮಗಾರಿ: ಪ್ರಗತಿ: ಸಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದೆ 


\, COM ವೈರಸ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಲಾಕ್‌ ಡೌನ್‌ ಇದ್ದ 
: ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದೆ 


Special repairs to Mirii SRST | 
of under GRBC Main Canal 128893) 


Restoration of ಗಾ Minor wi | 
its laterals No-2- including Structures } 
comimg under yadwad:Dy-3- ‘of ‘under 1% 

GRBC Main Canal (28864) 


Construction Of CTC arfms of | EE 
Kulgod Dy under GRBC Main Canal 
(28865) 


Construction of CTC in pr Roz ಫ್‌ 
Avaradi Dy under GRBC: Main ‘Canal 
(28866) 


Restoration & Improvement to i AE 
Lateral No-10 of kulgod dy Under’ kre a]: 0 
GRBC Main Canal (28867). is | 
Restoration of head. Regulator AE 


Mirji Dy-1 of GRBC Main’ Canal. 
(28868) 


ಒಮೈಪನ್‌ನಂದಾಗಿ ಕ್‌ ಡೌನ್‌ ಇದ್ದ 
ರಿ: ಪ್ರತಿ ನಿಧಾಫೆಗತಿಯಲ್ಲಿಸಾಗಿದೆ 


Repair to Canal lining in imetable ನ್ಯ W SAE Mf SS 
reaches of Kulgod Dy under GRBC Main : aR: ನ ky ಲ ದ್ಧ 


Canal (28879) 


Repairs to The Kouajalagi Dy.0.00 Ry Me : ತ 
12.00 KM Sub Block Number 1, 2,3,4 | 02- 
and 5 of GRBC Main Canal (28880 4 


Repairs to the Kouajalag! Dy {2.00 ೬ k 
17.00 KM Sub Block Nuinber 6,7. and 8. 
of GRBC Main Canal ದ 


off taking at chainage ! 924700: of ಸ ನಿಧಾಫೆ ಪ ಸಾಗಿದೆ 


Main Canal (28882) 


"ಹೋವಿಡ್‌-19 RA ಲಾಕ್‌ ಡೌನ್‌ ಇದ್ಭ 
: ಕಾರಣ, ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿಸಾಗಿದೆ 


| ಕೋವಿಡ್‌-19 ವ್ಯೈರಸ್‌ನಿಂದಾನ ಲಾಕ್‌ ಡೌನ್‌ ಇದ್ದ 
y ei ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿಸಾಗಿದೆ 


| ಕೋವಿಡ್‌-19 ್ಯ.ವೈಢಸ್‌ನರಯಾಗಿ ಲಾಕ್‌ ಡೌನ್‌ ಇದ್ಬ 
i "ಕಾರಣ. 'ಹಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದೆ 


ಕೋವಿಡ್‌-19 ವೈರಸ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಲಾಕ್‌ ಡೌನ್‌ ಇದ್ದ 
; ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿಸಾಗಿದೆ 


ಕೋದಿಡೆ-19 ವೈರಸ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಲಾಕ್‌ ಡೌನ್‌ ಇದ್ದೆ 
: `ಕನರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ; ಸಾಗಿದೆ 


'ಕೋವಿಡ್‌-19 ವೈರಸ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಲಾಕ್‌ ಡೌನ್‌ ಇದ್ದ 
ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ; ನಾಗಿದೆ 


Reaches and repairs to gate r Later 
lin YD-3 under SRBC 


| ಕೋವಿಡ್‌-19 ವೈರಸ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಲಾಕ್‌ ಡೌನ್‌ ಇದ್ದ | 
|. ಕಾರಣ ಕಾಪುಗಾರಿ: ಪ್ರಗತಿ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿಸಾಗಿಡೆ' | 


{ ‘G BPatiliClass-! 
hd Piss Kalburgi 


|} ಕೋವಿಡ್‌-19 ವೈರಸ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಲಾಕ್‌ ಡೌನ್‌ ಇದ್ದ | 
. ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ 'ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ; ಸಾಗಿದೆ ) 4 


( sf : 'ಕೋವಿಡ್‌-19 ವೈರಸ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಲಾಕ್‌ ಡೌನ್‌ ಇದ್ದ. | 
Construction: }Class-1 | ಕಾರಣ. ಕಾಮಗಾರಿ: ಪ್ರಗತಿ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿಸಾಗಿದೆ 


ತೂ ವೈರಸ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಲಾಕ್‌ ಡೌನ್‌ ಇದ್ದ 
: ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದೆ 


Kk SE: of Trough for ough. For. AE 
Nala Training from box culvert of Miijy ; k 
|Dy No:1 under. GRBC main sR 
{canal.(in.30952) FR | 
Improvements of. er mer vy 
(9)@ 0+000 to 2+000km'coming under 
|Yadwad Distributary No. 3 GRBC ತ 
|(In.30967-Recally” RY PL 
Improvements meet ME [el AY 
@0+000 to 2+000km coming under 
Yadwad Disb No.3 HGRBC i 


PR MRNA ಲಾಕ್‌ 'ಡೌನ್‌ ಇದ್ದ 
' ಕಾರಣ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ ನಿಧಾನೆಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದೆ 1 


Improvements shifting of Wr No. 
Ch.0+000 to 1+000 km and. kk 
construction of Additional CD {YD 
Ch:4+300) coming under. yadwad 
\Distributary No. 3 GRBC ‘Ch. 30989) 


[Environmental Monitoriig Seite 3 iW qs 
las per Environment Clearance ~ °°} ©} sp BS ns: AoE 
conditions and submission of six i ee SESS: ENS 
monthly compliance report to. 
Regional Office of Ministry of .. 
Environment, Forest and Climate 
Change 
 (MoEF&CC), Bengaloet, (SRLS, 
indent No.- 28810) 

Construction of Service ರಡ. PR 


the rasing main from km 12400 
to16+00 km under SRUS & 


pe 


ದಾಗಿ de ಡೌನ್‌ ಇದ್ದ 
ಅ "ಕಾಮಗಾರಿ; 8 ಪ್ರತಿ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದೆ 


Construction of Sériiée road ‘alo i | 


the rasing main from km 16+00 -' 
to17+500 km under SRLIS 


| 
44 
3 
Al 
| 4 
+ 
{ 
H 
| 


bokbectk 


ಮಸಿ ತ A 


| ಕೋವಿಡ್‌-19 ವೈರಸ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಲಾಕ್‌ ಡೌನ್‌ ಇದ್ದ 


if by ದ i ul (Corto of | ಧಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿಸಾಗಿದೆ 


of Ramdu > ME: 


ಕೋವಿಡ್‌-19 ವೈರಸ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಲಾಕ್‌ ಡೌನ್‌ ಇದ್ದ 
"contractor of | ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿಸಾಗಿದೆ 
Kanas ತಗ j 


"$6 Chowdari A Chowd ri Class t ಕೋವಿಡ್‌-19: ವೈರಸ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಲಾಕ್‌ ಡೌನ್‌ ಇದ್ದ 


Contractor b ‘Mudnur} ಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿಸಾಗಿದೆ 


[Class i Contractor or} 


Sri BR Chi llcar K 'ಕೋವಿಡ್‌-19 ವೈರಸ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಲಾಕ್‌ ಡೌನ್‌ ಇದ್ದ 
assiSi ndhoi | ಕರಣ Cake ಪ್ರಗತಿ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿಸಾಗಿದೆ 


ar Class! | ಕೋವಿಡ್‌-19 ವೈರಸ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಲಾಕ್‌ ಡೌನ್‌ ಇದ್ದ 


:; dicoptractor ofc: ASO actor of "'ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ; ಸಾಗಿದೆ | 
psi ; ಗಗ 


| : ಹೋವಿಡ್‌-19 ವೈರಸ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಲಾಕ್‌ ಡೌನ್‌ ಇದ್ದ 
pA ಸಹ oF Jokanattil ':ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ; ಸಾಗಿದೆ 


6 R Jogaticlass-ll 


3 RIಂgatiಲತs5-_ | ವಡರ-19. ವೈರಸ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಲಾಕ್‌ ಡೌನ್‌. ಇದ್ದ 
izaicontrattor of’ 


: ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ. ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ, ಸಾಗಿದೆ 


| ಕೋವಿಡ್‌-19 ವೈರಸ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಲಾಕ್‌ ಡೌನ್‌ ಇದ್ದ 
| ಕಾರಣ: ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ, ಸಾಗಿದೆ 


ಥ gr REE 


'ಹೋವಿಡ್‌-19 ವೆ ನಿಂದಾಗಿ ಲಾಕ್‌ ಡೌನ್‌ ಇದ 
- Conpradbeof ದಸ್‌ u 


|. ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿಸಾಗಿದೆ 


Construction of Feeder Channel Se 


, ರ್‌ of Feeder Pe ಈ po 


Mugalihal Gujjagola-Holada kere ; 
from Mugalihal branch canal under 
SRLIS (28782 


Under SRLIS (28897) 


| Menprovement of Approch Roadito.. (Spy 
Delivery camber-1,2 &3 under SRLIS: + 18 


(28807) 


Improvement of Road‘from: itilye Sp 
to Hosalli Halla under SRLIS Waid WR 


Improvement of Road [ «in 


| Improvement of Road from 


Venkatapura to Yaraguri Village. 2 4 


under SRLIS (26808) , 


Improvement of Road from Kouij Jala 4 


to lined Under SRLIS (99 


Yc hei of Road fom Hulkund.. 
to Mannikeri Under SRLIS (28786) 


7 ಕಾರಣ ಕಾಮನಾಕ 'ಪ್ರಗತಿ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದೆ 


srl PS Talwar’ | sriP S Talwar Class-| / 
Pp Contractor of 
| BVagupp baie 


ಕೋವಿಡ್‌-19. ವೈರಸ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಲಾಕ್‌ ಡೌನ್‌ ಇದ್ದ 
ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿಸಾಗಿದೆ 


ಕೊಲ ವೈರಸ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಲಾಕ್‌ ಡೌನ್‌ ಇದ್ದ 
"} ಕಾರಣ: ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿಸಾಗಿದೆ 


4] 'ಕೋವಿಡ್‌-19 ವೈರಸ್‌ನಿಂಬಾಗಿ ಲಾಕ್‌ ಡೌನ್‌ ಇದ್ದ 
| contractor of Katkol | ಕಾರಣ 'ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದೆ 


SriN S Chinchali 


“seatgony-ibc oles ST INS Chinchall | ಕೋವಿಡ್‌-19 ವೈರಸ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಲಾಕ್‌ ಡಾನ್‌ ಇದ್ದ 
contractor of eet ll ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿಸಾಗಿದೆ - 
uiku 


-Hulkund 


High: | ಯಃ ‘NS 'ಕೋವಿಡ್‌-19 ವೈರಸ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಲಾಕ್‌ ಡೌನ್‌ ಇದ್ದ 


Contractor of Hulkund | ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ೧ ಸಾಗಿದೆ 
Rubund 


; ಕೋವಿಡ್‌- 19 ವೈರಸ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಲಾಕ್‌ ಡೌನ್‌ ಇದ್ದ 
i ಕಾರಣ: ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದೆ 


| ಕೋವಿಡ್‌-19 ವೈರಸ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಲಾಕ್‌ ಡೌನ್‌ ಇದ್ದ 
ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ ನಿಧಾನಗತಿಯಲಿ 2 ಸಾಗಿದೆ 


® Hs caigatada Class | ಕೋವಿಡ್‌-19 ವೈರಸ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಲಾಕ್‌ ಡೌನ್‌ ಇದ್ದ 
| Contracor ch Gokak ಕಾರಣ: ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ: ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ 2 ಸಾಗಿದೆ 


BY Pr Class 1 
- Contractor of 
Nallanatti 


Pepsi ಮೈಂಸ್‌ನಿಂಬಾನಿ ಲಾಕ್‌ ಡೌನ್‌ ಇದ್ದ 
ಕಾರಣ ' ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ ನಿಧಾನಗತಿಯಲಿ ಸಾಗಿದೆ 


chor ok 
 Nallanatt 


| Improvement of Road from MA: 
Murkatnal village to ital Under iid p 
SRLIS (28816) | Fe 


Improvement to road: from Km No. 4 
of Kalliguddi Main: canalto Hulkund 
Village under SRLIS (28840) 


Construction of Pipe Aquaduct at ou 
No. 5 of under distributory-4 of. 
Radderahatti main Canal under. ; 
SRLIS (28893 
Construction Of CD Ws snd 
Additional head work on Dy-24: of PE SE 
Bagojikoppa Main Canal Under SRuIS a ENE 
2884 MT, 


ಸ ಸೆರದಾಗಿ' ಆಕ್‌ ಡೌನ್‌ ಇದ್ದ | 


Construction of CD works-at KM No2 SR RS | Se 4 SC Hanamagpudta; Cpa 4b ik 
of radderahatti Main Canal Under" 1 10992020. | 12 P2020 {cis SMS sil Claes) coniractoret 4 se: ಭ್‌ el ಲಾಗ 
SRLIS (28892) A ee EE NES pate mad WE UN BES 


Construction of CD works at KM Nap A 
to 5 of Dy No-14 opf Bagojikoppa: 
Main canal Under SRLS (28839). 


ೀವಿಡ -19 ಹೈರತ್‌ವಿಂದಾಗಿ ಲಾಕ್‌ ಡೌನ್‌ ಇದ್ದ 
ರಣ ಕಾಮಗಾರಿ, ಪ್ರಗತಿ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದೆ 


ನ್‌ವಿಂದಾಗಿ; ಲಾಕ ಡೌನ್‌ ಇದ್ದ 
ಸಾರಿ ಪ್ರಗತಿ 'ನಿಧಾನಗೆತಿಯಲ್ಲಿಸಾಗಿದೆ 


lCorecraction of CD at Ol EST LR 
under Dy-4 of Radderahatti main 
Canal Under SRLIS 


Providing Protection Works by N ವ mee 
2 and 3 of Hulkund Branch Canal 3 
Under SRLIS (28853) ಸ 


- ಹೋಡಿಡ್‌-19-ಮೈರಸೆನಂದಾಗಿ on ಡೌನ್‌ ಇದ್ದ 
ರಿ. ಪೆಗತಿ ನಿಧಾನಹೆಕಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದೆ 


ಬಟಿಎವೈರಿತಫಿರವಾಗಿ ಲಾಳಿ: ಡಾನ್‌ ಇದ್ದ 
ಫಗ: ಪ್ರಣತ ನಿಢಜನಔಿತಿಯಲ್ಲಿಸಾಗಿದೆ 


Sri's R Bhovi 


Category Hf ; "SR Bhovi Category ಕೋವಿಡ್‌-19 ವೈರಸ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಲಾಕ್‌ ಡೌನ್‌ ಇದ್ದ 


contractor ot | |'Sontractorof_ | pg ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿಸಾಗಿದೆ 


; ನೀತಾ kis i 


Y MEMO €lass-| | ಕೋವಿಡ್‌-19 ವೈರಸ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಲಾಕ್‌ ಡೌನ್‌ ಇದ್ಭ 
; Contractor of Gokak | ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ ನಿಧಾಸಗತಿಯಲ್ಲಿಸಾಗಿದೆ 


NE: 
ಫ್‌ 


'ಹೋವಿಡ್‌-19 ವೈರಸ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಲಾಕ್‌ ಡೌನ್‌ ಇದ್ದ 


il ೫20 ne. | “et Corltracior of : ಕಾರಣ: ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿಸಾಗಿದೆ 


. 9 ‘amdurg, Jk 1 ನಾಟ 


Improvement t to service road From. Me h : WE: | fi _ de $ Wemidie class-l 
Hulkund branch canal lead. to }/09/2828' i contractor of 
LES {7 MY A “hk 4 Kanasagerl 


ಕೋವಿಡ್‌-19 ಫೈರಸ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಲಾಕ್‌ ಡೌನ್‌ ಇದ್ದ 
| ಕಾರಣ: ಕಾಮಗಾರಿ: ಪ್ರಗತಿ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿಸಾಗಿದೆ 


Cruse of ee Reali” pe A ks yl SR SH Sagaar class-l 
Delivery cambér-1,2 & Kido : 18/09/2020 2/20 i | ont | | contractor of 
"st NS NS SP pe Nallanatti 


| ಕೋವಿಡ್‌-19 ವೈರಸ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಲಾಕ್‌ ಡೌನ್‌ ಇದ್ದ 
ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ: ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿಸಾಗಿದೆ' | 


a ; 1 [SrTS Bijannavar | Sri TS Bijjannavar 
193 acca | Class FContractor fbi of 
Pp "Af of Ghippalakattl |, si; Chippalakatti 


'ಕೋವಿಡ್‌-19 ವೈರಸ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಲಾಕ್‌ ಡೌನ್‌ 
: ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿ: ಪ್ರಗತಿ ನಿಧಾಸಗತಿಯಲ್ಲಿಸಾಗಿದೆ: 


|} VB Patil Class! T , VBPatil Classi 
did oF: , Cosa ‘of 
; ; Hosayareudri 


ಕೋವಿಡ್‌-19 ವೈರಸ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಲಾಕ್‌ ಡೌನ್‌ ಇದ್ದ | 
: ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ; ಸಾಗಿದೆ 
VK patil dass 
contractor of 

und i 


| ... Vk patil Class! | ಕೋವಿಡ್‌-19 ವೈರಸ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಲಾಕ್‌ ಡೌನ್‌ ಇದ್ದ 
| ner ie Hulkund k ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ; ಸಾಗಿದೆ 

“SV ನಾ Class F 
kis; Contractor of: 
_‘Benchininaradi 


H Gouda Class 
WF contr. Yor. of 
M: ni keri 


'ಹೋವಿಡ್‌-19 ವೈರಸ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಲಾಕ್‌ ಡೌನ್‌ ಇದ್ದ | 
: ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿಸಾಗಿದೆ 


:ಹೋವಿಡ್‌-19: ವೈರಸ್‌ನಿಂದಾಗಿ: ಲಾಕ್‌ ಡೌನ್‌ ಇದ್ದ 
: ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿಸಾಗಿದೆ | 


Improvement of Road from Konjalagi : 
to Bagojikoppa Under SRLIS (28781) 


Improvement of Road from Dasnalto | 4; 


Mannikeri Under SRLIS (28894) 


|Improvement of Road from 
Gudagoppa Cross to Hosur Under 
SRLIS (28798) 


Corstrictich of Road to | 
Ichikoppalkatti village to Dy-14 of |. 


Construction of Road: From 
iHirekoppa Village to Chippalkatti 
Nala (Km 0.00 to 2.5) under SRIS 


Improvement of Road from Rs 
to Hosalli Under SRLIS {28800} 


Improvement of Road from Halk a y 


Village to Kunnal Under SRLIS 
(28831) 


Improvement of Road from 
|IMurkatnal village to Itnal Under 
SRLIS 


Improvement to road from Km Nol4 oy 
of Kalliguddi Main canal to Hulkund ” | 020; 


bien under SRLIS (28840) 


|: 18/09/2020: }47102/2021 
Bagojikoppa Under SRLIS (28815) | ©} 


ವೈರಸ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಲಾಕ್‌ ಡೌನ್‌ ಇುದ್ಧ 


ಸೌ | ಫ್ಯೋವಿಡ್‌-೬9- ವೈರಸ್‌ನಿಂದಾಗಿ do ಡೌನ್‌ ಇದ್ದ 


ಕಾರಣ ' ಕಾನುಗಾರಿ, ಪ್ರ ಪ್ರಗತಿ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದೆ 


eted).RA 1st submited. DBR No 644 
‘F pe in ¢e Issued to contractor 


:..: Work under progress (Ashpalt work 
“completed). ‘RA 1st paid. DBR No-669 for 
; 31/3/2020 


iWork Under Progress. ( Subgrade work 
under progress): 


"4 RA Under progress. 50 % pever block 
k ahi pleted: RAist iin for 32.65. 


‘work EE progress, RA 1st 
submitted.DBR No 131 did: 26-8-2021 


Kallol road at Chikodi. tala of 5 2 
District | 


Vapur 
cross to Panandf of Benadi village in meal 
taluka 


ಹುಕ್ಕೇರಿ: ತಾಲೂಕಿನ ಹುಕ್ಕೇರಿ: ಘಟಪುಧಾ ರಸ್ತೆಯಿಂದೆ.": ಸ್‌ ie 
(ರುಂಗಟಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮ):ಸುಜಿಸಿ ಕೆಲಾನವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


Rey eon, testing &: comiiissioning ್ಸ್‌ ಪ 
pumping machinery, including raising ಉಣ ; 
house (4 Kabbur LIS 


Virupakshi Balappa Itt, Danappa Kotabag 
and Other people sof Naghtyancill village 


Sucagnorads Chichi Dh) vilgs in. ಭಿ 


i iWork Under Progress. 80% work 
icompleted( Excavation of pipe laying 
$!೩ಗೇಲ). RA 3rd submitted. 


| NS SS 
‘Manjari Yaduz, Kiirali, Seis si HA iG { 
yehikodi Taluka. § 


Work [es Progress. (Electrical work 
ಈ under progress). RA 1st paid. DBR No 28 
for 30/4/2020 


: Work Under Bogmes. {Sumo work under 
Progress).RA 2nd Submitted: 


ರತ್‌ - ;. Work completed,FB Paid. 


ey ತಾಲೂಕಿನ ಹಾ ಮಾ ನಾಥ" | 
ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳ ನೀರಾ 
p> ಭ್ಯಕಲ್ಲಿಸುವುದು: | " 
ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಢನಳಿ:: ಭಾ ಘಾ SER Ls 
ಧೀರಾವರ 'ಮೂಲಕ ಸನ್ಮಹಪ ಅಮೀನುಗಳಗೆ ನೀರಾವರಿ "ಕ್ಷ 


Work Under ‘Progress. (Pipe laying under 
Progress). RA 1st Re. DBR No 32 for 
0715/2020 


Work under progress. (km Raising main 
completed, Sump work completed).RA 2nd. 
be Part re iecavdcd RS. 44.08 ( 


ky ಕ Dist: 


ayapuc 


§ ೪ x KS, ASN $. ಎೀದಭದ್ರ.ಏ pe ಸ 5 ¥ CAKE po ಗಾಲ್‌ | 
ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ ಸರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ pF oars ( § RR 
ಗಾಲಧ್ಯೇಲಿಸುವುದು.. in ; 3 pause | ; IF 


| work under progress. (Electrical work under 
tunesag ನ ¥ ಇರಲ prvarees) RA 1st submitted. DBR No 56 for | 
ಹ ay? 03/6/2020 | 


[ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜ್‌ ಸ s ಕ 
ಬ eens ಏತ ನೀರಾವರಿ; ;ಹೂಲಕ: | 


work under progress. (Pipe laying work . 
“funder pugs ). RA 2nd submitted. 


Work under progress. RA-2nd 
Submitted. Time extension from 24-419 to 
[23-3-2020 without penalty approved. & 
Time Extension: from 24-3-20 to 03-03-2021 
without ¢ penalty ತಿಣಕಿದ: 


( ity: i 30-04-2021 to be 
- ತಚರಗಗಆರ DPR fies 


"Werk ಯ to be 


} 14122000 i 


th : 


CONS services for survey, ign” k : TN 

preparation of design, drawings, ¢ 1 i ¥ ‘WeeranaB’, | |}. Work Under Progress. Time Extension 
Detailed Project Report (DPR), package estimate 190628೧ (44 0: ANESURA ~ A Davanege without-penalty upto 28-02-2021 to be 
& DTP lift components and Canal network |} Me Sg PE We 7 subinitted. DPR Subinitted. 
under Bendawad LIS in Chikodi ಲ, i A ಸ e ಸಷ: 


; MondENll Pies. Time Extension 
' “without perialty upto 17-02-2021 


d.DPR Submitted. 
ಚಿಕ್ಕೋಡಿ' ತುಲೂಕಿನ ಯಾದ್ಧಾನವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ : NRE AME SS Physically Compiet . Awaited for RR 
ಬಸವೇಶ್ವರ ವಿತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ 4. ROS pa RE We d'peid: DBR No; Ar 26/3/2020 
{3 ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇನ ಈ ಹಾಗ ಹ kN MATE Fis Re 


ಬುಜಾರ ಹಾಗೂ ಇತರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಶಿರಗಾಂವ. ಗ್ರಾಮದ ಶೀ ' UN 
[ಭೀಮಾ ಉದಗಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಇತರರಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ": 27-42-2018 
ಯೋಜನೆ 


Providing Lift Irrigation Scheme to fields ‘of 


Lakhanapur Village in Chikodi taluka (Scheme-l) [ie pe 


pA . |work under progress.( Laying of pipe under 
ಭಾ - Iprogress) RA 1st Paid: DBR No 26 for 


Wo Kander progress.( Laying of pipe under 
progress) RA1st paid. DBR No 15:for 


work under progress.( Laying of pipe under 
progress) RA 1st paid. DBR No 18 for 
| 3074/2020 
” Wwork‘uinder progress. Laying of pipe under | 
progress) RA 1st paid. DBR No 24 for 
‘13044/2020 
workunder progress.( Laying of pipe under 
progress) RA 1st paid. DBR No 27 for 


distri 3014/2020 
Providing. Brasher GR Wie qh am Ai FR k | 
Dudhaganga river to, Karadga WM ¢ in d tp 3 022 ಹ 33-07-2 Ks D.P.K k Bela bia 2 Wunder woes {Layee pipe under | 

3 oe ee Nedagnta | EAN ARAN WA FY Work under progress.( Laying of pipe under 
Fiver f age Anéhi ka-of ki 02 052020: - ‘kB: Maltakag BN a ನಳನ ಗನಿ ಬಂಕದ, DBR No 18 for 


Work ಗ progress. (Laying of pipe under 
Tprog (rees) RA 1st paid.DBR No 16 for 


work under progress. (Raising main 
completed, KEB work under progress).RA 
2nd & Part Submitted for RS.55.11lakhs. 
DBR No 423 dtd 26-3-2021 


ork under progress.(Pipe laying yet to be 
started). RA 1st Paid. DBR No-20 for 
30/4/2020 h 
work under progress. Pipe laying yet tobe 
started). RA tst submitted. DBR No-17 for 
, 13014/2020 
 |work.under progress.(Pipe laying. yetiobe 
started) RA 1st submitted. DBR No 22 for 
30/4/2020 


Wp¥adur. Adonis: work-nearing completion, FB'to be 
Belagavi' :.- « [subrnitted. ‘Awaitted'For RR No. 


: Work Under Progress. DPR Submitted. 
N: Time Extension without penalty upto: 30-06- 
§ 2021 approved. RA 1st Paid. 


tank-01, rails wes pat 
tank-03, bhatnanagnur ; & ‘hadnal tanks: ‘py 8 


lifting water from vedganga river near 
yamagarni village in Nipant taluka of Beggs 


district. 


[Consultancy services for fe Pando of’ 5 | ; 
Ifor construction ‘of three series: barrage across : 


estimate, DTP & Land Acquisition proposdls for 


the work of filling up: of Kasansl ank by-ifting 


ss. DPR Submitted. 


ut pendity upto 30-06- 
A tet Paid. 


Work si brooks. DPR: RiSubnitted. 
without pendity upto 30-06- 
!. “RAG ‘st ed. 


pgress. DPR Submitted. 
Withic ut penalty upto 30-06- 
ried. RA 1st Paid. 


sr Progress: ine Extension 
sity pte 15201-2021 submitted. 


ಕ es ReiTe 


Gadhinglaz, Dist: 


“At/Post Fides Dam 
Tq: Hakkeri Dist 


qe 
ay 


des 


other basic amenities at Bhagya Nagar and other: 
places of Anagol Belagavi South Constituency 
(indent No. 30900) A | 
Repairs and improvements 10 electrical land ° 

mechanical work of Rustumpur LIS 1st and 


rr 


and pump house indent No.28316 y:, 


Construction of earth work and lining of 
main canal from @-Ch: 6+000 to 74 10: 1 
including CD works of Deddi-Naganur Lift 
Irrigation Scheme for 2nd lift (Balance work) 


Construction of Protection Wall and ‘1 
Improvements of Nala bund to the fields f | 
Nandyalkar Sy No 289/B & 288. Gurav Sy 
No 286 & Patil Sy No 287 of Desur Village of 


he 


BA F y 


‘} The work iS completed, final bill submitted. 


The work is completed, final bill submitted. 


The work is completed, finaibill submitted | 


ಜಲ್ಸಾ one, eT submitted. 


Construction of ಕಸ No.14 

No.3 . | y 
Construction: of Hed ನಾ Rm | 
Estimate No. 284 


ಗಾನಾ (pa submited. 


Lf: [i tp ಸಗ ಕೆ: 


Drilling ದಾ. wu ‘curtain 
grouting for foundation of Markandeya Dam | 


Drilling & Grouting to fe say Fhe ಷ್‌ 
in selected blocks of Markandeya Dam.{ 
Indent No. 19790 Bs ಭತ 
Upstream surface treatment F Markandeya : 
Dam in selected blocks ( indent no. 19801 ) 


J ERIN ನ ಮ ಣಾ (Which is 
2 idk ಹ) is 


Conducting under water ing and 
plugging of suction holes ‘on upstream face 
of Markandeya Wag Indent MND 


Demarcation silos pels: the: periphery. of 
the Markandeya Dam reservoir.,, 


temple and Construction of ‘Compound. wall: 
24 |to grave yard garden of Saritibastwad. RC. 
centre and Construction of Anganwadi in 
Santibastwad RC centre (Ifidént No.. 4. 


—Trprovements to.road ಇ re ! 


| Wage Srp. (nde Mo fy 


rs i i 


'.°Shivanand: ‘Pujari 
-.-|.-.-At Gokaka District 


Belaum 


Water flowing over weir. 


Covid lock down and excessive rain 


Covid lock down and excessive rain 


. Covid lock‘ down and excessive rain 


ಸ Covid lock down and excessive rain 


“Covid lock down and excessive rain 


NRE. 


his eae TE 


Foran Fencing to [ Tonk [Ee ಸಾ. £ 


29578 ಘಃ 
Consturction oF Samudaya Fen in Fe 


Banashankri Devi temple in Rabakavi village of K 


Construction of Shri Jedar Dasimayye ಸಾರಕ 4 
Bhavan in Banahatti town of Rabakavi Bang hathi. | 
Construction of Shri Nilakantheshwar Saniuday: | 


Bhavan in Hosur of Re akavi: 


Construction of Shii Nilakantheshwar Saniodaya | 
Bhavan i in Banahatti Town of: Rabakavi Benbbsit 4 


eptalting of ved fem KdhipsiDy eT 
Yayanmaddi Hanya temple i in Rent 4 


Construction road from Banahatti town TEE Perr pt 
to Shantinagar plot (4.00 Km) of Terdal (ndeni “4 
. 30796). 


Improvements to road’ connecting Farge” 
Mugalkhod and Sings & Dharmatti pe 


ies Link ಗ from ARG ರ್‌ 


to Hidakal - Terdal road {2.50 Km) (Indent No. ; 


31035 E 
Construction of ನ aCh 1900 ry ೫ Pa 
Kunchanoor Dy of Jamakharidi Ta. (indent No. 
30706). 


Te 


RK 


Excessive rain 


Coad laws and Excessive rain 


| . @: Dashyal Sarwad Tq: Bableshwar | Covid lockdown and Excessive rain 


 Covid lockdown and Excessive rain 
'. -Class-I Contractor, 
: Plot No.7, Basava Nagar, 


At Post‘Gokak 
Tq: Gokak 


> Sri, Anand Kirag, {™ Covid lockdown and Excessive rain 
Class-F Contractor, £ Cn: 
Post Vannit-591 121 
Tq: Bailhongal 
Dist: Belagavi 


Covid lockdown and Excessive rain 


Covid lockdown and Excessive rain 


|. At Post:Bilagi-587116 
Ta: Bilagi Dist: Bagalkot 


PACKAGE-3 Providing ra 3 


gC ‘: Covid lockdown and Excessive Tain 
Km No 10.5 (indent N: § U 


" WijayaNagars Colony, 
- Kudachi Road, 
At Post:Janakhandi 
- Ta: Jamakhandi Dist: 
.. Bagalkot 


Ks 


j 


{ 309 PACKAGE Providing Ce rs Ral 
Middle Dy Km Nolto 2 and Mugalkhod East Dy 
Km Nol to 3 (indent No. ES 


< 


pr Excessive rain»; 


PACKAGES Providing CCG to Mudhol By | |S 

No.2 (Block No. 26) in KmNoT t03 and: 0110 +k $ 
on Mudhol Dy No.2 in KmNo, 2 Code 

No.29553) 2 


own arid Excessive rain 


] Pudi CC Lining to [7 ಸಾ; Am onB | 
No,28 on GLBC Main Canal for 650m Gnd " 
No.29612) 


Providing CC Lining to South Branch Canal; S620 4 


Km No.17 (Indent No.3 1055) 


pa 


313 Package No.9 : Providing CC [rors to sa J “Excessive fain 
branch canal in km No.18 and Ny (Indent 


No.31056) 


Providing ಕನ Lining to South Branch Gmalin mn 


ರ್‌ 
Km No.20 (indent No.31057) ನ 


314 


7 RT | 


, KmNo. 2೩ Coe 


| Package No.10- Prioviding CE ft inint 
Distributory inkm No.3, 4, 5 and 
No.31060) 


Alcdmeredl Minor km No.1 
East Dy (Indent No: 41965) 


Package No.13: Providing CC fing 
‘West Moncey Ni.& gad Sond News 


| $ Timmaring V Pawar 


: Class-I Contractor, 
Gandhi Nagar 
AtPost:Nallanatti 
 Tq:Gokak 
Dist:Belagavi 


Veh War 
್ಯ # Category-H Contractor, | 


At Post:Sundholi 


Ta: Gokak Dist: Belagavi 


Class-1 'ಗಡನಾನೆ 
Ward No. 17, K.H.B. 


Cow lockdown and Excessive rain 


Excessive rain 


Excessive rain 


Excessive rain 


Excessive rain 


Construction or Road Bridge ಕ ನಾ] ್‌ 


Canali in km No.81 (Gndent No. 34: ಕ್ರ; 


[a of Road Bride Fv, ಹ Fr ; 
Branch Canal in km No.19 (Tndent No.31126): ಸ 


Construction of Road ಸ on: oui ನಾ . ರ } 


Canal in km No.2 (Indent No.31: 122} . 


ಗಾನಾ of Road Bridge:on South Branch 4 
. Canal in km No.22 (Indent No.31122) ಸ್ಯ 


Package No.14 : A) Consiriction ofa Bridge’ g 


on South Branch Canal inkm No.9 .B) “3 
Construction of Road Bridge on South Branch 
Canal in km No.15 (Indent No. 31123) 


Package No.15 : A) Construction of syphon 
structure on GLBC main canal in km No. 954200. | 
B) Construction of Road Bridge on Mudhol 
Branch Canal in km No.2 . C) Construction of 
Road bridge across the GLBC main canal at km | 
No. 98.50 for Budni P M village of Mudhol 
Taluk Bagalkote district. ರ No.31 ed 


Excessive rain 


Covid Tookdown and Excessive ran 


“Cod lockdown and Exessive rain 


1: Excessive rain 


Excessive rain 


| Providing CC lining to Negara Wed Nila 
2 05 ಸಂಜಿ ನಭ yen No.31068) {.- 


Providing €C lining to OL eT ಸ 28 


on Km No.2 from 600m eng (Sloot ponin) 4 


No. 1Goody Heneatati ನ 
No. 27307) ' 


Because of farmers problem 


Because of farmers problem 
Because of Rarer problem 


Because of farmers problem 


At Post Bilagi-587116 
1-24: Bilagi Dist: Bagalkot | 


' Covid lockdown and Excessive rain 
Class-1 Contractor, 


i Pigt No 61 Sector No.61, 


Excessive rain 


Package No-3: (A): Smariction of [ee 
Arakeri to Kalagani road(Thotada School): ” : 
(B):Construction of Road from Arakeri to 
Siddapur road, (C): Construction of Roadfr 
Chikkalgundi to Gangayyappana Gadduga rodd. 
(dent No.28580) 


Package No. 4: (7 reeeececere to ಮ 

Mareguddi to Naragatti Road,(B)Construction’of - 
road from Basava Hanchinal to Basava temple 

road (Indent No.28578) wR 


Package No.5: (Mimaprovemenite ಸಾರ್‌ 
Mareguddi to Shirol,(B)Constructic f1 
from Badagi to Giragoan (Balance portiid 
(C): Construction of:road from:Badagi-Gii 
road.to Girgon “Harichnal road (ndent No: 28582) 


d¢kdown and Excessive rain 


| Improvement of road from Belagaii ವ main 
road to Akkimaradi road (Via. Korammarr dane: 

to Nagaral Bana residential: school) Gudent 
No.30996) 


Improvement of road from Dasatti Toad Wa n and Exgessive rain 
phone chowki) to Shirol Mareguddi toad ‘coing A 
under Budni P M village of Mudhol taluk 20k 


length (Indent No. 30997) 


EE 


338 


Improvement FART Koppe | 0695201 1} CHa and Erosive rain 
road to Halegali chikkalagundi service road 2: Es 


km length (Indént No.30998) 


Improvement of road from Kadappa mal 's Farm 


to Mudhol- Kulali main road coming under 
village of Mudhol taluk 2.0 kin length | I 
No:30999): 


Improvement of road from Mudhol- An 


RT 
main road:to: Manis tain road 3.0ikiilekg 


(Indent No.31900) 


Improvement of Toad from Mudhot - Jamaké 


| mainroadto old Mareguddi road vik GEBC 4 
| main’ canal) 3:50kni Tengtli F(lnd ent No.31038) 


[) 

ey | 

ಭಾ from Kagwad mds 

Km. 0.00 to 2.00 in Kagwad constituency. 


lnprovemenis of Toad from Aindpur ‘to She 
including CD work in Kagwad constituency 


Sri.Y.M.Nalawade Covid lockdown and Excessive rain 


&E Class-F Contractor, 


Mallamma Nagar 
Mudhol 
Dist:Bagalkot 


Si BC Teli Covid lockdown and ERR 


Class-1 Contractor, 


Ganesh Nagar, 
Mudalgi 
Taq:Gokak 
Dist:Belagavi 


Fk ~8ri.C.K.Ontagodi and) Covid lockdown and Excessive Tain 


Company 


sik. Class- Contractor, 


H.No.39, 8th Cross 
Vidyagiri 
Bagalkot-587102 


DPR submitted to govt approval awaited 


Tender under process, 
Covid lock down and excessive rain 
Covid lock down and excessive rain 
Covid lock down and excessive rain 


Covid lock down and excessive rain 


Construction of water treatment lari, pT y ನಾ 


overhead tank at RC center ಗಂ. 1 for Janwad, 


washing patform & public voilet in Fira 
Center No-1 at Janwad village’ Under Hippagi 


2632018 3 28 
ಕ p 


[4 


i 


"26-4-2048 


ps pe 


26-3-2018 


Barage Project of Athani Taluka, Dist Belgaum | :. 


Construction of civic amenities like panchayat | 
building, library & chawadi, ANM ‘center, 
Veternary hospital, Samudayabhavan, bus shelter, 
washing p;atform & public toilet in Rehabilitation 
Center No-1 at Mahishwadgi’ village Under 
Hippagi Barage Pepys of Athani Taluka , Dist fp 


Belgaum 


Construction of civic amenities like panchayai ; 
building, library & chawadi, ANM center, 


Veternary hospital, Samudayabhavan, bus shelter, 


washing platform & public toilet in Rehabilitation | 
Center No-1 at Nandeshwar village Under: | 


Hippagi Barage Project of Athani’ Taluka , Dist 
Belge 


Construction of civic amenities like ool p 
Building, Teacher's Quarters, Angawadi, étc in 4: 
Rehabilitation Center No-1 at Janwad village: 

Under Hippagi Barage Project of ‘Athani Taluka ,: 


Dist Belge 


16 


'9-2019 


ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರವಾಹ ಗೂ ಕೋವಿಡ್‌-19 ಜಾರಿ. ಈಗ 
ಭೆತಿಳಬಾಗಿ ಪ್ರತಿಶತ 


ಕೃಷ. ವಿನ ಗಾ ಕೆಹವಿಡ್‌--19 ಜಾರಿ. ಈಗ 


ಭೌತೀವಾಗಿ ಪ್ರತಿಶತ 
9೫ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 


'ಫಮಾಹ'ರನಗೂ ಕೋಪಿಡ್‌-19 ಜಾರಿ. ಈಗ 


ಲಿನೆ ಘಟಕ ಹಾಗೂ ಕೋಡಿಡ್‌-19 ಜಾರಿ. ಈಗ 


ಭೆತಿಕವಾಗಿ 


ಮ 


| HNo. 37 Vankatagir colony 4 


ಗಾಗ Opp. Gout. il College 
5+ [5 Hollapur eer 


. | H.No.37 Vankatagiri colony |” 


Ru ‘Opp. Govt. IT College 
pe 5 Sollapur§ Road isi 


Tekjadhd Taq. 
Muddebihal. 
Dist: Wiaypur 


BE 
Muddebihat. 
Dist: Wijaypur 


af DisteYadagi’ 


; - Aurangabad Ta: Surapur 
Dist: ೫ ಗಗ .: Dist: Yadagirl’ 


4 i | | 


gy } | Surapu 


| } p -. Gokak Dist: Belagavi 


ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರವಾಹ ಗೂ ಕೋವಿಡ್‌-19 ಜಾರಿ. ಈಗ 
ಭೌತೀವಾಗಿ ಪ್ರತಿಶತ 
೫% ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 


ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರವಾಹ ಹಾಗೂ ಕೋವಿಡ್‌-19 ಜಾರಿ. ಈಗ 
೫೫ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 


ಭಾ ನದಿಯಲ್ಳಿನ ಪ್ರವಾಹ ಹಾಗೂ ಕೋವಿಡ್‌-19 ಜಾರಿ. ಈಗ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಶತ 


ಕೃಷ್ಣಾ: ನದಿಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರವಾಹ ಹಾಗೂ ಕೋವಿಡ್‌-19 ಜಾರಿ: ಈಗ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಶತ 


WE J ಫ್ಯಾ ನದಿಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರವಾಹ ಹಾಗೂ ಕೋವಿಡ್‌-19 ಜಾರಿ. ಈಗ 
Aurangabad Tq: Surapur: ‘}. ಸಾ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಶತ 
9೪% ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 


“KF PME NN Fl Fa. 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಶತ 
9%: ಕಾಮಗಾರಿ ಫೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 


K ಕೃಷ್ಣಾ: ನದಿಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರವಾಹ ಹಾಗೂ-ಕೋವಿಡ್‌-19 ಜಾರಿ. ಈಗ 


ಭೌತಿೀವಾಗಿ ಪ್ರತಿಶತ 
9೦% ಕಾಮಗಾರಿ ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದುತ್ತದೆ. 


k ಧಾ ನ ಮವ 


-  ಭೌತಿೀವಾಗಿ' ಪ್ರತಿಶತ 
೫ನ ಕಾಮನಾ ಹೂರಗೆಬರಿದುತ್ತವೆ 


| MSE: a gs OE ER 
rg. +. Ramadurg. Dist: Belagavi . | 


ಭೌತಿಸಿವಾಗಿ ಪ್ರತಿಶತ - 


-* ಕೃಷ್ಣಾ ನದಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರವಾಹ ಹಾಗೂ ಕೋವಿಡ್‌-.19 ಜಾರಿ. ಈಗ 


ಭೌತಿಸಿವಾಗಿ ಪ್ರತಿಶತ 


Mahishwadagi village under “ ‘Hipparagi Barge 
Project. Of Athani Taluka DistB p 


Extension No.3 at Saiti Vigs ಸ ln : ;: 
Barrage Project. of Athani Talika Dist Belgaum. 


Shelter and Public Toilet to RC-1 ‘of. ಗಲೋತೊಕ: ‘| 
village Taluk Athani Dist Belagavi .. KO 4 
Electrification work for public ರಾ 
Panchayat Office Building, Library & Chawsdi,‘ANM 
centre, Veterinary ‘Hospital, Samnidaya Bhavan,“ Bus : 
Shelter and Public Toilet: 10 RC-1 of Sandeskwar ) 


providing Electrification to FETE ; 
Centre Nal at Zero Point: for the Janawad | 


NNL, R&R Division Athan undef ‘self 
execution ‘scheme j 


ಗ Work completed, CC & final bill awaited from 
} House, No-7, Keil. sub-divn. 
Road, (Ola No-9 , Raja Ram 
8 Mohan Roy road), 
. Bengaluru-560 025 


ನ Phen Work completed, CC observations:is to be 
pe Branch ; submitted by sub-Dn. 
| office Plot No. 2553 Sector 
HOO Nel 


Work completed CC approved, final bill awaited 
; from sub-dn. 


..|-office Plot No. 2553 Sector 


3 No-12, . Work is under progress. 
: | Malmaruthi pe Belagavi- 


Work is under prorgress. 


Work is completed, final bilf submitted. 


1 Constructions Pi Lid. SNC [ Work complcicd, CC ¥ Freloi awaited fora 
. House, No-7, Residency ; sub-divn. 
Road, (O14 No-9, Raja Ram 

{#55 MohanRoy road), 


Engineers & Contrac :  Workcompleted, CC observations is to be 
structures (CTC, SP, CTCISP, Head i MEK EN | ‘fp. | offcePlotNo. 2553 Sector 
CC Gough aqueducts including. drops ‘etc) re ಸ್‌ A ನ Ap 
£ |; ಭನ _ ಸ್‌ -N vi- 
2 $v i 16 


-f: office Plot No. 2553 Sector 


Nez Work is under progress. 


Work is under prorgress. 


Work is completed, final bilf submitted. 


ಸಭಾ of 0೨06 Kn including Lining & 
Structures under DC-2 of Tubchi Babsleshwar us, 


pv 


Construction of sub-distributary-1 from km 5.00 kn 
7.90. Offtaking at 0.020 ‘km of combined ciindl 
Including lining & structures under DC-2 of Tubchi j 
Babaleshwar LIS (1.No. 26356) 


Construction of lateral-1 from km: 0:00 to ‘km 4:00 
offlaking atl.640 km of sub-distributary-1 ‘of 
combined Canal including lining & structures 
structures under DC-2 of Tubchi Sables US, 4 
(.No. 26357) 


Construction of lateral] Fem Kn 300 w km EH” 
offtaking at 1640 km of ‘sub-distributary“1 of. 
combined Canal including lifting & structures 
structures under ‘DC-2 of Tubchi Babaleshwar LIS, | 
(1.No. 26388) 


2 Shkiag 


SRR TT Ree 
offtaking at 2.138 Km of Distributary-1 of Combined: 

Canal including Lining & Structurés under DC-2 of; 
Tubchi Babaleshwar LIS (No. 26359) 


a FE ಜ| 


Distributary # 
7,8,9, 10, 1412, 13544 #150 


6 Minr-1. ‘of: Dy-1, Dy-9 
, Lateral-} of Dy-9, Dy-16 


en. heap 
of TBLIS @.No. Wud Hs, i 


ಜಾ of ಗಾ ಮಥ 
4 of Dy-3, Dy4; Minot-1 Kot Dys 3 


3 - ಹ 094 


Work completed final bill submitted. 


Work i under progress. 


Work is under progress, 


Work is under progress. 


Workis under progress. 


Work is under progress. 


Work is under progress. 


J... HNo, 478/1 Mahantesh * 


Construction of Distributaries Dy-4, Minor41 of Dy4, & 
Dy-5, Minor-1 of Dy-S, Minor-2'of Dy-5, 3 of | 
Dy-5, Dy-6, Dy-7, Minor-1 of Dy-7, Dy-8, Dy-9, Dy} 
10 & Minors 4, 5, 6,7, 8,9 #10 of South Canal f 


p; Engineois & Contractors 
Distributaries network of Dy-7 from 4:00 Km to 7.77: Pe i : office Plot No. 2553 Sector 
Km, Minor-1:of Dy:7, Dy-9 fram. 4.00: ine A: \ “No-12, 


Km, Lateral-1 of Dy-9, Dy-16 from 4.00 K PE : | | Malmaruthi Exin. Belagavi- |. 


16 


Lining & Structiires under DC-2 oF TBLIS ¥.No. MO ET office Plot No: 2553 Sector 
27657) i "1 * ; No-12, 
16 


IDy-2, Minor-}” DELS | £2, ಸ 
North Canal including Lining & Structures 'und® 
of TBLIS (No: 27852) f 


ಷಾ ಗಾಗಾ ‘} 
KHB Colony, MIG-80, 15th 
Cross, 


Work completed final bill submitted. 


Work is under progress. 


Work is under progress. 


Work is under progress. 


Work is under progress. 


Work is under progress. 


Work is under progress. 


Work G under progress, 


ನ್‌್‌ 
“15072020 


FT 
, 15472020 


3% 
- 


' 


canal Ch.0.00 to 8.00 Km and Kajibilgi West: canal 
Ch.0.00 to 20.00 Km under DC-1A of Tubachi- 
Babaleshwar LIS including Excavation Embankmené 
Lining and Structures f 


Package Estimate for Construction of Kelsbilgi East 


) 1 Work completed, dinates ae submitted for 


Tr 


(4 


Work compl eed, ‘estimates are submitted for 


‘approval. 


RNS ‘approval. 


‘compl pleted, cotimai | Himates are submitied for 
"8: approval. 


Work under 
progress, 


ಶೇಕಡ 90 ೫ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


1 
wg 


Work is under progress. 
(Totak 8642.06 lakhs P.v. bill No.1 to 9) 


Environmonil Impact Assessment proposals 
submitted to MoEF. Propsal returned back to 
upload online, 


ಕಾಮಗಾರಿ ಶೇ. 95% ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯಲ್ಲಿನ 
Be es 
ಪರಿಹಾರ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಶೇ, 95% ಮರ್ನಾಗನಿದ್ದ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯಲ್ಲಿನ 
ಘಾಡ ಹಾಗೂ ಕೋಿಡ್‌-19 ಜಾರಿ ದಾಗೂ ಭೂಾಧೀನನ 
ಪರಿಹಾರ 


{ 
{ 
4 tonnes? “dofiya ie sg pg: SL 
pee: ; ೪ Fb A, [ 4 f 
} \ 
f ” a & + ಸ 
#24 A Ai A ; 
pF Fav $ HENS p> 
pd ; | 4 


ed RTE | 


i. a 


